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Suministros 



CABLES ELEC. Y EQ. P/GENERAR 
Y DISTRIBUIR ELECTRICIDAD 



PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 085/2012 

SEGUNDO LLAMADO 

Expediente N° CUDAP-2198/12 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE SE- 
LECCIÓN: Provisión e instalación eléctrica, 
cables de conductores eléctricos, la ins- 
talación y montaje de tableros eléctricos y 
todo lo que lo compone, etc., el retiro de los 
cableados eléctricos antiguos existentes, 
en los espacios comunes y peines de circu- 
lación de cada uno de los pisos a determinar 
por el Área Técnica, del Edificio Guardacos- 
tas. 

Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Llave en Mano 
Costo del pliego: Pesos diez ($ 10,00). 
Retiro de pliegos en el Organismo contra- 
tante: Lugar/Dirección: Edificio Guardacostas 

- sito en la Av. E. Madero 235 - Dirección de 
Administración Financiera - Departamento 
Adquisiciones - División Contrataciones - 7 o 
Piso - Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Te/Fax: 4318-7578. Plazo y horario: En 
días hábiles administrativos, en el horario de 
08.00 a 12.00 horas y hasta las 12.00 horas 
del día hábil administrativo anterior al fijado 
para el acto de apertura. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Edificio Guardacostas - sito en la Av. E. 
Madero 235 - Dirección de Administración 
Financiera - Departamento Adquisiciones - 
División Contrataciones - 7° Piso - Of. 7.51 

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo 
y horario: En días hábiles administrativos en 
el horario de 08.00 a 14.00 horas y hasta el 
día y horario fijado para el acto de apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Edifi- 
cio Guardacostas - sito en la Av. E. Madero 



235 - Dirección de Administración Financie- 
ra - Departamento Adquisiciones - División 
Contrataciones - 7° Piso - Of. 7.51 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 15 de 
enero de 2013 a las 09.00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res también podrá obtenerse del sitio de Inter- 
net de la Oficina Nacional de Contrataciones: 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al 
Acceso Directo "Acceso para Organismos y 
Proveedores". 

e. 20/12/2012 N° 125988/12 v. 21/12/2012 



EDENORS.A. 

LICITACIÓN N° 5000000888 
CONCURSO PRIVADO N° 00888 
DE ETAPA MÚLTIPLE NACIONAL 
(CON DOBLE SOBRE) 
LLAMADO NACIONAL 



OBJETO: A 126 
tensión. 



Descargador de Sobre- 



Contratación sujeta al Régimen de Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la 
Ley N° 25.551, su Decreto Reglamentario 
N° 1600/02 y demás normas complementa- 
rias y aclaratorias. 

Monto total estimado de la contratación: 
$890.400,00 + IVA. 

Remitirse al sitio web: www.argentinacom- 
pra.gov.ar 

e. 20/12/2012 N° 125314/12 v. 21/12/2012 



COMBUSTIBLES, LUBRICANTES 
Y ACEITES 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS S.E. 
PUERTO BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 03-2013 

OBJETO: Provisión de 10.000 litros de Gas 
Oil para Locomotoras Diesel Eléctricas. 

Lugar de retiro y consulta de pliegos: En la 
Gerencia de Abastecimiento, Av. Ing. Huergo 
431, Planta Baja, Buenos Aires, en días hábi- 
les de 9 a 15 horas - Tel. 4343-7333. 

Valor del pliego: $50,00. 

Fecha de apertura y lugar de presentación 
de ofertas: El día 09 de enero 2013 a las 11 
horas, en la Sala de Aperturas de la Adminis- 
tración General de Puertos - Sociedad del Es- 
tado, Planta Baja de la dirección mencionada, 
e. 19/12/2012 N° 125365/12 v. 20/12/2012 



COMPONENTES Y REPUESTOS 
DE VEHÍCULOS 



EJERCITO ARGENTINO 

COMANDO 1RA. DIVISIÓN 

DE EJERCITO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 038/2012 

Expediente N° 2J12-0300/5 

OBJETO: Adquisición de repuestos, acce- 
sorios del Automotor y afines, para el Cdo. 



DE 1 y Elementos dependientes, para el 1er. 
Trim 13. 

Lugar, plazos y horarios de consulta de 
pliegos: Desde el momento de la difusión en 
el sitio web de la ONC www.argentinacom- 
pra.gov.ar, y hasta (20) minutos antes de la 
apertura. 

Lugar, plazos y horarios de retiro de pliegos: 
Sin costo de lunes a viernes de 0800 a 1200 
horas y hasta veinte (20) minutos antes de la 
hora de apertura, en la División Contratacio- 
nes del Servicio Administrativo Financiero del 
Comando 1ra. División de Ejército - Avda. 
República Oriental del Uruguay 1780 - Curuzú 
Cuatiá - Corrientes (CP 3460). 

Valor del pliego: $ 0,00 

Lugar de presentación de las ofertas: Co- 
mando 1ra. División de Ejército - Servicio Ad- 
ministrativo Financiero - División Contratacio- 
nes - Avda. República Oriental del Uruguay 
1780 - Curuzú Cuatiá - Ctes. (CP 3460), en 
días hábiles de 0800 a 1200 horas y hasta 20 
minutos antes de la apertura. 

Lugar del acto de apertura: Comando 1ra 
División de Ejército - Servicio Administrativo 
Financiero - División Contrataciones - Sala de 
Apertura - Avda. República Oriental del Uru- 
guay 1780 - Curuzú Cuatiá - Ctes. (CP 3460). 

Día y hora del acto de apertura: 15 de enero 
de 2013- 09:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento, podrá ser con- 
sultado en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones www.argentinacompra. 
gov.ar accediendo al link "Contrataciones 
Vigentes". 

e. 20/12/2012 N° 124746/12 v. 21/12/2012 



EFECTOS VARIOS 



FABRICA MILITAR DE PÓLVORAS 
Y EXPLOSIVOS "VILLA MARÍA" 
LICITACIÓN PUBLICA N° 028/2012 

OBJETO: Adquisición de Intercambiado- 
res de Calor. 

Lugar donde pueden retirarse y consultarse 
los Pliegos de Bases y Condiciones: Oficina 
de Compras -F.M. PE. "Villa María" -Av. Gral. 
Savio S/N° - Villa María - CP 5900 - Cór- 
doba o solicitarlo vía correo electrónico a la 
siguiente dirección: compras@fapolex.com. ar 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentar a 
cotizar, ingresando con usuario y contraseña, 



PRESIDENCIA DE 

LA NACIÓN 

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 

DR. CARLOS ALBERTO ZANNINI 

Secretario 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
DR. JORGE EDUARDO FEIJ0Ó 

Director Nacional 



en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones, www.argentinacompra.gov.ar, 
Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

Presentación de oferta: Mesa de Entrada 
- F.M. PE. "Villa María" - Av. Gral. Savio S/ 
N° - Villa María - CP. 5900 - Córdoba, de 
lunes a viernes (excepto feriados), de 08.30 
a 13.00 hs., hasta el 15 de enero de 2013, a 
las 09.40 hs. 

Fecha y hora de apertura: 15 de enero de 
2013- 10.00 hs. 

Lugar de apertura: Oficina de Aperturas de 
la F.M. PE. "Villa María" - Av. Gral. Savio S/ 
N° - Villa María - CP. 5900 - Córdoba. 

Valor del pliego: Sin costo. 

e. 20/12/2012 N° 125880/12 v. 21/12/2012 



EJERCITO ARGENTINO 

COMANDO 1RA. DIVISIÓN 

DE EJERCITO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 039/2012 

Expediente N° 2J12-0308/5 

OBJETO: Adquisición de Bidones de Agua 
purificada, ablandada y microfiltrada por 
osmosis, para el personal de la Guarnición 
Militar Curuzú Cuatiá. 

Lugar, plazos y horarios de consulta de 
pliegos: Desde el momento de la difusión en 
el sitio web de la ONC www.argentinacom- 
pra. gov.ar, y hasta (20) minutos antes de la 
apertura 

Lugar, plazos y horarios de retiro de pliegos: 
Sin costo de lunes a viernes de 0800 a 1200 
horas y hasta veinte (20) minutos antes de la 
hora de apertura, en la División Contratacio- 
nes del Servicio Administrativo Financiero del 
Comando 1ra. División de Ejército - Avda. 
República Oriental del Uruguay 1780 - Curuzú 
Cuatiá - Corrientes (CP 3460). 

Valor del pliego: $ 0,00 

Lugar de presentación de las ofertas: Co- 
mando 1ra. División de Ejército - Servicio Ad- 
ministrativo Financiero - División Contratacio- 
nes - Avda. República Oriental del Uruguay 
1780 - Curuzú Cuatiá - Ctes. (CP 3460), en 
días hábiles de 0800 a 1200 horas y hasta 20 
minutos antes de la apertura. 

Lugar del acto de apertura: Comando 1ra 
División de Ejército - Servicio Administrativo 
Financiero - División Contrataciones - Sala de 
Apertura - Avda. República Oriental del Uru- 
guay 1780 - Curuzú Cuatiá - Ctes. (CP 3460). 

Día y hora del acto de apertura: 15 de enero 
de 2013- 10:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento, podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 



www.boletinoficial.gob.ar 

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar 

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 
N° 4.995.241 

DOMICILIO LEGAL 
Suipacha767-C1008AAO 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel. y Fax 5218-8400 y líneas rotativas 
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Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar 

accediendo al link "Contrataciones Vigentes". 

e. 20/12/2012 N° 124747/12 v. 21/12/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
CASA DE MONEDA 
SOCIEDAD DEL ESTADO 
LICITACIÓN PRIVADA N° 261 
Expediente N° 25642 

OBJETO: Provisión de Planchas Nylon 
Print. 

Lugar donde pueden retirarse o consultar- 
se los pliegos: Av. Antártida Argentina 2085 
- Capital Federal (Contrataciones). 

Horario: De 10.00 a 17.00 hs. o en nuestra 
página web www.camoar.gov.ar 

Valor del pliego: $400.- 

Lugar de presentación de las ofertas en: Av. 
Antártida Argentina 2085 - Ciudad de Buenos 
Aires - Mesa de Entradas, de 10.00 a 18.00 hs. 

Apertura de ofertas en: Av. Antártida Ar- 
gentina 2085 - Capital Federal, el día 02/01/13 
alas 10.30 hs. 

e. 20/12/2012 N° 126091/12 v. 21/12/2012 



Presentación de ofertas: http://podium. 
adquira.com/ hasta el 10/01/2013 - 12:00 hs. 
e. 19/12/2012 N° 125387/12 v. 20/12/2012 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 12438665 



OBJETO: TASA - 3480 
Ventiladores Industriales. 



Adquisición de 



Contrataciones sujetas al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la 
Ley N° 25.551, su Decreto Reglamentario 
N° 1600/2002 y demás normas complemen- 
tarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 125.000,00. 

Valor de pliego: $ 0.- 

Clase: Licitación Pública de Etapa Múltiple 
Nacional. 

Retiro de pliegos: http://www.adquira.com. 
ar hasta el 27/12/2012 - 16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1556, Piso 
1 o , Cap. Fed., hasta el 27/12/2012 - 16:30 hs. 

Presentación de ofertas: http://podium. 
adquira.com/ hasta el 10/01/2013 - 12:00 hs. 
e. 19/12/2012 N° 125384/12 v. 20/12/2012 



Lugar, plazos, horarios de consulta, venta 
de pliegos: Avda. Comodoro Py 2055, 3 Piso 
- Of. 19 - Capital Federal - De lunes a jue- 
ves de 09.00 a 13.00 hs. y viernes de 09.00 
a 12.00 hs. Hasta 48 hs. antes de la fecha de 
apertura. 

Valor del pliego: $ 50,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y 
acto de apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 
3 Piso, Of. 19 - Capital Federal. Hasta 24 hs. 
antes del día de apertura a 10.00 hs. 

Día y hora del acto de apertura: 21 de enero 
de 2013- 10.00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 20/12/2012 N° 126113/12 v. 21/12/2012 



EQ. PROC. AUTOMÁTICO DE DATOS, 
SOFT., SUM. YEQ. APOYO 



Régimen de Contratación: Ley de Contabili- 
dad - Decreto 5720/72. 

Venta y retiro de pliegos: Dirección de Ad- 
ministración - Departamento de Tesorería - 
Talcahuano 550 - Planta Baja - Oficina 2095 
-C.A.B.A. 

Valor del pliego: Pesos quinientos sesenta 
y uno ($ 561,00) 

Lugar de presentación de las ofertas: Di- 
rección de Administración - Subdirección de 
Compras - Talcahuano 550 - Piso 6 o - Oficina 
6135 -C.A.B.A. 

Fecha de apertura: 14 de febrero de 2013. 

Hora de apertura: 11:00 horas. 

Garantía de oferta: 5% del valor de la 
oferta. 

Presupuesto oficial: Pesos un millón ciento 
veintiún mil cuatrocientos ($ 1.121.400,00) 

Página Web: www.csjn.gov.ar/contratacio- 
nes.jsp 

e. 19/12/2012 N° 125405/12 v. 20/12/2012 



EQ. REFRIG. ACONDICIONAMIENTO 
Y CIRCULACIÓN DE AIRE 



NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN PRIVADA 
Expediente N° 0000019988 

Prorrogada 

OBJETO: Adquisición de repuestos legíti- 
mos marca Nuovo Pignone para la Central 
Nuclear Embalse. 

Retiro o consulta de pliegos: Gerencia Abas- 
tecimiento y Contrataciones, Arribeños 3619, 
5° Piso - 1429 - Capital Federal, en el horario 
de 9.00 a 12.00 de lunes a viernes hábiles. 

Asimismo podrán efectuarse consultas y 
descargar el pliego en el sitio web de Núcleo- 
eléctrica Argentina S.A. www.na-sa.com.ar, 
Sección Contrataciones. 

Lugar de presentación de las ofertas: Ge- 
rencia de Abastecimiento y Contrataciones, 
Arribeños 3619, 5 o Piso, 1429 - Capital Federal. 

Apertura: Gerencia de Abastecimiento y 
Contrataciones, Arribeños 3619, 5 o Piso, Ca- 
pital Federal. 

Valor del pliego: Sin cargo 

Fecha de apertura: 30 de enero de 2013. 

Hora: 10.00 (diez). 

e. 20/12/2012 N° 121660/12 v. 21/12/2012 



TELECOM ARGENTINA 
LICITACIÓN N° PO 60.035.176 

OBJETO: Provisión, instalación y PECF de 
Equipamiento DWDM. 

Contratación sujeta al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la Ley 
N° 25.551, por el Decreto N° 1600/2002 y de- 
más normas complementarias y aclaratorias. 
Monto estimado: U$S 4.000.000.- 
Vigencia de la contratación: 2 años 
Fecha de cierre: 11/01/2013 - Hora: 12:00 
Clase de concurso: De Etapa Múltiple Na- 
cional e Internacional (con doble Sobre). 

Consultas Internet: Oficina Nacional de Con- 
trataciones (www.argentinacompra.gov.ar) 
Retiro de pliego: www.telecom.com.ar 

e. 19/12/2012 N° 125456/12 v. 20/12/2012 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 12425232 

OBJETO: 3251 - TASA - Adq. de Teléfonos 
Semipúblicos. 

Contrataciones sujetas al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la 
Ley N° 25.551, su Decreto Reglamentario 
N° 1600/2002 y demás normas complemen- 
tarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 2.950.000,00 

Valor de pliego: $ 0.- 

Clase: Licitación Pública de Etapa Múltiple 
Nacional. 

Retiro de pliegos: http://www.adquira.com. 
ar hasta el 27/12/2012 - 16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1556, Piso 
1 o , Cap. Fed., hasta el 27/12/2012 - 16:30 hs. 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 12433904 



OBJETO: 3480 
cenamiento. 



TASA - Medios de Alma- 



Contrataciones sujetas al Régimen Compre 
Trabajo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 , 
su Decreto Reglamentario N° 1600/2002 y de- 
más normas complementarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 245.000,00 

Valor de pliego: $ 0.- 

Clase: Licitación Pública de Etapa Múltiple 
Nacional. 

Retiro de pliegos: http://www.adquira.com. 
ar hasta el 27/12/2012 - 16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1556, Piso 
1 o , Cap. Fed., hasta el 27/12/2012 - 16:30 hs. 

Presentación de ofertas: http://podium. 
adquira.com/ hasta el 10/01/2013 - 12:00 hs. 
e. 19/12/2012 N° 125388/12 v. 20/12/2012 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA - HNPM 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

Y COMPRAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 75/2012 

Expediente HNPM,SFA N° 115/12 

OBJETO: Adquisición de Guías Panifica- 
dos. 

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta de 
pliegos: Avda. Patricias Argentinas N° 351 - PB - 
Unidad Operativa de Compras - HNPM - Capital 
Federal, de lunes a viernes de 09.00 a 13.00 hs. 
Hasta el día anterior a la fecha de apertura. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas y 
acto de apertura: Avda. Patricias Argentinas 
N° 351 - PB - Unidad Operativa de Compras 
- HNPM - Capital Federal, de lunes a viernes 
de 08.30 a 15.00 hs. Hasta fecha y hora de 
apertura. 

Día y hora del acto de apertura: 15 de enero 
2013 a las 09.00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar, o consul- 
tado, en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes", 
e. 19/12/2012 N° 123165/12 v. 20/12/2012 



EMBARCACIONES, LANCHAS, 
PONTONES Y MUELLES FLOTANTES 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA - DIOB 
DIRECCIÓN DE OBTENCIÓN 
DE LA ARMADA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 218/2012 
Expediente/s PYRI.3JY N° 184/12 

OBJETO: Adquisición de Motos de Agua. 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 71/2012 

(SDG SIT) 

Expediente N° 252.504/12 

ASUNTO: Adquisición de un sistema de 
búsqueda y publicación y contratación de 
servicios conexos para la Biblioteca Elec- 
trónica de AFIP. 

Lugar de apertura: Subdirección General 
de Sistemas y Telecomunicaciones - División 
Administración de Recursos. 

Domicilio de apertura: Paseo Colón 635, 2 o 
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fecha de apertura: 30/01/2013 

Hora de apertura: 11.00 hs. 

Valor del pliego: Pesos doscientos noventa 
($ 290,00). 

Lugar de consultas y retiro de pliegos: 
Subdirección General de Sistemas y Tele- 
comunicaciones, División Administración de 
Recursos. 

Teléfonos/Fax: 011 - 4347-1693 / Fax 011 
-4347-1659. 

Domicilio de Compras: Paseo Colón 635, 2° 
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Página Web: www.afip.gov.ar 

Días y horarios: Lunes a viernes de 10:00 a 
15:30 hs. 

Observaciones: 

Período de consultas por escrito: Hasta el 
14/01/2013. 

Retiro de pliegos: Hasta el 29/01/2013. 

e. 19/12/2012 N° 125180/12 v. 20/12/2012 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 182632 

OBJETO: 1155 - TASA - Adquisición Eq. de 
Monitoreo y Mitigación de Ataques DoS. 

Contrataciones sujetas al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la 
Ley N° 25.551, su Decreto Reglamentario 
N° 1600/2002 y demás normas complemen- 
tarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 3.600.000,00 

Valor de pliego: $ 0.- 

Clase: Licitación Pública de Etapa Múltiple 
Nacional. 

Retiro de pliegos: http://www.adquira.com. 
ar hasta el 03/01/2013 - 16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1556, 
Piso 1 o , Cap. Fed., hasta el 03/01/2013 
- 16:30 hs. 

Presentación de ofertas: http://podium. 
adquira.com/ hasta el 10/01/2013 - 12:00 hs. 
e. 19/12/2012 N° 125370/12 v. 20/12/2012 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 294/2012 
Expediente N° 4237/2012 

OBJETO: Adquisición de ciento cincuen- 
ta (150) Unidades Centrales de Proceso 
(CPU) y su Software de productividad con 
destino a distintas dependencias del Alto 
Tribunal. 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 295/2012 
Expediente N° 7382/2012 

OBJETO: Provisión y colocación de ocho 
(8) Equipos de Aire Acondicionado con des- 
tino al Laboratorio de Toxicología y Química 
Legal y a la Secretaría de la Dirección Médi- 
ca de la Morgue Judicial. 

Régimen de Contratación: Ley de Contabili- 
dad - Decreto 5720/72. 

Venta y retiro de pliegos: Dirección de Ad- 
ministración - Departamento de Tesorería - 
Talcahuano 550 - Planta Baja - Oficina 2095 
-C.A.B.A. 

Valor del pliego: Pesos cuarenta ($ 40,00) 

Lugar de presentación de las ofertas: Di- 
rección de Administración - Subdirección de 
Compras -Talcahuano 550 - Piso 6 o - Oficina 
6135 -C.A.B.A. 

Fecha de apertura: 18 de febrero de 2013. 

Hora de apertura: 11:00 horas. 

Garantía de oferta: 5% del valor de la oferta. 

Presupuesto oficial: Pesos setenta y nueve 
mil ochocientos ($ 79.800,00) 

Página Web: www.csjn.gov.ar/contratacio- 
nes.jsp 

e. 19/12/2012 N° 125462/12 v. 20/12/2012 



EQ. Y SUM., MEDICINA, 
ODONTOLOGÍA Y VETERINARIA 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 079/2012 
Expediente N° 200-2012-06741-1-0000 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 079/12 para la adquisición en Condición 
CIP o puesto en plaza, su almacenamien- 
to en cámara de frío, acondicionamiento y 
distribución bajo estricta cadena de frío 
en hasta tres mil quinientos (3.500) Puntos 
de Vacunación, ubicados en todo el país, 
de hasta ochocientos mil (800.000) Dosis 
de Vacunas Antigripales en presentación 
unidosis con jeringa prellenada, con las 
cepas recomendadas por la O.M.S. año 
2013; y la contratación de un (1) Servicio 
para su aplicación a los Afiliados del Ins- 
tituto, implementado a través de dichos 
puntos de vacunación, adheridos a una 
red on-line con carácter obligatorio, para 
cumplimentar la XXI o - Campaña de Vacu- 
nación Antigripal del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pen- 
sionados. 

Pliegos: Deberán imprimirse directamen- 
te de la página de Internet de este Instituto: 
www.pami.org.ar 

Consultas: En la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones, Perú 169 - 5 o Piso - C.A.B.A., 
de lunes a viernes vía email hasta 72 horas 
antes de la apertura a consultapliegos@pami. 
org.ar 

Valor del pliego: Sin costo. 
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Presentación de ofertas en: Subgerencia 
de Compras y Contrataciones, Perú 169 - 
5 o Piso - C.A.B.A., hasta la fecha y hora de 
apertura. 

Lugar de apertura: Subgerencia de Com- 
pras y Contrataciones, Perú 169-6 Piso 
-C.A.B.A. 

Apertura: 09/01/2013. 

Hora: 12.00 hs. 

e. 20/12/2012 N° 123846/12 v. 21/12/2012 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 080/2012 
Expediente N° 200-2011-10685-2-0000 

OBJETO: Llámase a Licitación Públi- 
ca N° 080/12 para la adquisición de hasta 
cuarenta y dos mil ciento sesenta y seis 
(42.166) Audífonos Retroauriculares Digita- 
les Programables, en Condición C.I.P. - Oli- 
den 1751 - C.A.B.A., con los correspondien- 
tes estudios audiológicos y de adaptación, 
para atender la demanda de los Afiliados 
de todo el país, por el término de doce (12) 
meses, renovable de común acuerdo por 
hasta doce (12) meses adicionales. 

Pliegos e información en: Página de Inter- 
net: www.pami.org.ar 

Valor del pliego: Sin costo 

Presentación de ofertas en: Subgerencia de 
Compras y Contrataciones - Perú 169 - Piso 
5 o - C.A.B.A., de acuerdo a lo establecido por 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas y Anexos. 

Lugar de apertura: Subgerencia de Com- 
pras y Contrataciones - Perú 169 - Piso 6° 
-C.A.B.A. 

Apertura: 10 de enero de 2013. 

Hora: 12.00 hrs. 

e. 20/12/2012 N° 123845/12 v. 21/12/2012 



EQUIPOS Y SUMINISTROS 
PARA LIMPIEZA 



PRODUCTOS ALIMENTICIOS 



EQUIPOS Y MATERIALES 
DE COMUNICACIÓN 



TELECOM ARGENTINA 
LICITACIÓN N° PO 60.035.240 

OBJETO: Provisión de Gabinetes Estan- 
cos. 

Contratación sujeta al régimen Compre Tra- 
bajo Argentino instituido por la Ley N° 25.551, 
por el Decreto N° 1600/2002 y demás normas 
complementarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 10.000.000. 

Vigencia de la contratación: 2 años. 

Fecha de Cierre: 18/01/2013 - Hora 12:00. 

Clase de Concurso: "De Etapa Múltiple Na- 
cional e Internacional (con doble sobre)". 

Consultas Internet: Oficina Nacional de 
Contrataciones (www.argentinacompra. 
gov.ar) 

Retiro de pliego: www.telecom.com.ar 

e. 20/12/2012 N° 125458/12 v. 21/12/2012 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 179153 



OBJETO: 1188 - TASA 
Sondas de Tráfico IP. 



Adquisición de 



Contrataciones sujetas al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la 
Ley N° 25.551, su Decreto Reglamentario 
N° 1600/2002 y demás normas complementa- 
rias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 7.500.000,00 

Valor de pliego: $ 0.- 

Clase: Licitación Pública de Etapa Múltiple 
Nacional. 

Retiro de pliegos: http://www.adquira.com. 
ar hasta el 03/01/2013 - 16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1556, Piso 
1 o , Cap. Fed., hasta el 03/01/2013 - 16:30 hs. 

Presentación de ofertas: http://podium. 
adquira.com/ hasta el 10/01/2013 - 12:00 hs. 
e. 19/12/2012 N° 125369/12 v. 20/12/2012 



HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 24/2012 
Expediente N° HSN-3144/2012 

OBJETO: Adq. de artículos de limpieza. 

Adquisición del Pliego de Bases y Condi- 
ciones: Dirección de Tesorería, Hipólito Yrigo- 
yen 1710, Piso 2 o , Of. 219 - Capital Federal, de 
lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas. 

Valor del pliego: Pesos quinientos con 
00/100 ($500,00) 

Lugar de consulta, presentación y apertura 
de ofertas: Subdirección de Compras, H. Yri- 
goyen 1710, Piso 2 o , Of. 228, de lunes a vier- 
nes de 11:00 a 19:00 horas, Capital Federal. 

Para consultas del pliego por Internet 
(www.senado.gov.ar) 

Venta del pliego: Desde el: 19/12/2012 has- 
ta el: 14/01/2013, inclusive. 

Apertura: 16 de enero de 2013 - 13:00 hs. 
e. 19/12/2012 N° 125489/12 v. 20/12/2012 



MAQUINAS Y SUMINISTROS 
PARA OFICINA 



EJERCITO ARGENTINO 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DEL EJERCITO 

DEPARTAMENTO CONTADURÍA 
Y FINANZAS 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 47/2012 
Expediente N° Z012 - 2090/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de cartuchos, tóner y útiles de Oficina 
para el EMGE y sus Unidades dependientes. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Lugar de retiro de pliegos y/o consulta: a. EMGE 

- Departamento Contaduría y Finanzas - 5to. Piso 

- División Contrataciones - Azopardo 250 - CABA - 
De Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 horas. 

b. El Pliego de Bases y Condiciones Par- 
ticulares de este procedimiento podrá ser 
obtenido con el fin de presentarse a cotizar 
o consultado en el sitio web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www.argentina- 
compra. gov.ar ingresando al Acceso Directo 
"Contrataciones Vigentes". 

Costo del pliego: Sin costo 

Presentación de ofertas: Departamento 
Contaduría y Finanzas - 5to. Piso - División 
Contrataciones - Azopardo 250 - CABA - De 
lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hs. Hasta 10 
minutos antes de la apertura. 

Acto de apertura: Departamento Contadu- 
ría y Finanzas - 5to. Piso - División Contrata- 
ciones - Azopardo 250 - CABA. 

Día: 11 de enero de 2013 - 09.00 horas, 
e. 19/12/2012 N° 125450/12 v. 20/12/2012 



MUEBLES, ARTÍCULOS Y ÚTILES 
DE USO DOMESTICO 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N° INM-3081 

OBJETO: Llámese a la Licitación Pública 
N° INM-3081, para la ejecución de los tra- 
bajos de "Provisión e instalación de mobi- 
liario y silletería" en la Gerencia Zonal San- 
ta Fe. 

La apertura de las propuestas se realiza- 
rá el 10/01/13 a las 12:30 hs. en el Área de 
Compras y Contrataciones - Departamento 
de Inmuebles - Bartolomé Mitre 326, 3 o Piso - 
Oficina 311 - (1036) Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada 
Dependencia y en la Gerencia Zonal Santa Fe. 

Asimismo pueden efectuarse consultas en 
el sitio de la página Web del Banco de la Na- 
ción Argentina www.bna.com.ar 

Valor del pliego: $ 350.- 

Costo estimado: $ 319.990.- más IVA. 

e. 20/12/2012 N° 126007/12 v. 27/12/2012 



ESTADO MAYOR CONJUNTO 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 53/2012 
Expediente N° 25178/DAF/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adqui- 
sición de Víveres frescos y productos Cár- 
nicos. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Orden de Compra Abierta 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Azopardo 250, Piso 12 - Compras 
y Contrataciones. Plazo y horario: Desde el 
21/12/2012 hasta el 09/01/2013 de 09.00 a 
12.00 hs. 

Costo del pliegos: Sin costo 

Consulta de pliegos: (Según Circular N° 26 
de la ONC de fecha 18 de julio de 2007, cuyo 
texto se transcribe a continuación). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra. gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Azopardo 250, Piso 12 - Compras y Con- 
trataciones. Plazo y horario: Hasta el día 
10/01/2013 a las 09.00 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Azopar- 
do 250, Piso 12 - Compras y Contrataciones. 
Día y hora: El día 10/12/2012 a las 10.00 hs. 
e. 19/12/2012 N° 125391/12 v. 20/12/2012 



ESTADO MAYOR CONJUNTO 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 54/2012 
Expediente N° 25178/DAF/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de Víveres Secos y Bebidas. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Orden de Compra Abierta 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Azopardo 250, Piso 12 - Compras 
y Contrataciones. Plazo y horario: Desde el 
19/12/2012 hasta el 09/01/2013 de 09.00 a 
12.00 hs. 

Costo del pliegos: Sin costo 

Consulta de pliegos: (Según Circular N° 26 
de la ONC de fecha 18 de julio de 2007, cuyo 
texto se transcribe a continuación). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra. gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Azopardo 250, Piso 12 - Compras y Con- 
trataciones. Plazo y horario: Hasta el día 
10/01/2013 a las 10.00 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Azopar- 
do 250, Piso 12 - Compras y Contrataciones. 
Día y hora: El día 10/12/2012 a las 11.00 hs. 
e. 19/12/2012 N° 125392/12 v. 20/12/2012 



VEHÍCULOS ef. suelo, automot, 

ACOPLADOS, CICLISMO 



GENDARMERÍA nacional 
ARGENTINA 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 
DIRECCIÓN DEL SERVICIO 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
DE GENDARMERÍA NACIONAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 73/2012 
Expediente N° SN 2-5013/470 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adqui- 
sición de Camión Cisterna para traslado de 
Agua. 

Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Costo de reproducción del pliego: Pesos 
cincuenta ($ 50,00). 



Retiro/compra y obtención de pliegos: Lu- 
gar/Dirección: Departamento Contrataciones 
de la Dirección de Administración Financie- 
ra, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er. 
Piso, Edificio Centinela, Buenos Aires. Plazo 
y horario: Días hábiles, en el horario de 08.30 
a 13.00 horas, hasta dos (2) horas antes de la 
fijada para la apertura. 

IMPORTANTE: El Pliego de Bases y Con- 
diciones Particulares de este procedimiento 
podrá ser obtenido con el fin de presentarse 
a cotizar o consultado en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra. gov.ar, ingresando al Acceso 
Directo "Contrataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
"Sala de Aperturas", Departamento Contra- 
taciones de la Dirección de Administración 
Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 
1480, 3er. Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A. 
- CP 1104. Plazo y horario: Durante los días 
hábiles, en el horario de 08.30 a 13.30 horas, 
hasta una (1) hora antes de la fijada para la 
apertura de ofertas. 

Recepción de ofertas: Hasta el 29 de enero 
de 2013 a las 09.00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: "Sala 
de Aperturas", Departamento Contrataciones 
de la Dirección de Administración Financie- 
ra, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er. 
Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A. - CP 1104. 
Día y hora: 29 de enero de 2013 - 10.00 hs. 

e. 19/12/2012 N° 125478/12 v. 20/12/2012 



GENDARMERÍA nacional 
ARGENTINA 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 
DIRECCIÓN DEL SERVICIO 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
DE GENDARMERÍA NACIONAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 74/2012 
Expediente N° SN 2-5013/512 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de Pick Up 4x4 y 4x2 equipada como 
Ambulancia. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Costo de reproducción del pliego: Pesos 
cincuenta ($ 50,00). 

Retiro/compra y obtención de pliegos: Lu- 
gar/Dirección: Departamento Contrataciones 
de la Dirección de Administración Financie- 
ra, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er. 
Piso, Edificio Centinela, Buenos Aires. Plazo 
y horario: Días hábiles, en el horario de 08.30 
a 13.00 horas, hasta dos (2) horas antes de la 
fijada para la apertura. 

IMPORTANTE: El Pliego de Bases y Con- 
diciones Particulares de este procedimiento 
podrá ser obtenido con el fin de presentarse 
a cotizar o consultado en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra. gov.ar, ingresando al Acceso 
Directo "Contrataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
"Sala de Aperturas", Departamento Contra- 
taciones de la Dirección de Administración 
Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 
1480, 3er. Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A. 

- CP 1104. Plazo y horario: Durante los días 
hábiles, en el horario de 08.30 a 13.30 horas, 
hasta una (1) hora antes de la fijada para la 
apertura de ofertas. 

Recepción de ofertas: Hasta el 29 de enero 
de 2013 a las 11.00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: "Sala 
de Aperturas", Departamento Contrata- 
ciones de la Dirección de Administración 
Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 
1480, 3er. Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A. 

- CP 1104. Día y hora: 29 de enero de 2013 
-12.00 hs. 

e. 19/12/2012 N° 125491/12 v. 20/12/2012 



VESTUARIO, EQUIPOS 
INDIVIDUALES, DISTINTIVOS 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PUBLICAS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 33/2012 
Expediente N° S01:0233857/2012 



OBJETO: Provisión de indumentaria y 
calzado masculino destinado al personal 
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de la Central de Control de Accesos y Servi- 
cios Generales dependiente de la Dirección 
Técnica Operativa de la Dirección General 
de Administración de la Subsecretaría de 
Administración y Normalización Patrimo- 
nial de la Secretaría Legal y Administrati- 
va del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Pliego: Sin costo 

Retiro de pliegos: Lugar/Dirección: Direc- 
ción de Compras y Contrataciones - Hipó- 
lito Yrigoyen N° 250 - Piso 7 o - Oficina 710 

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo 
y horario: Hasta el 11 de enero de 2013 a las 
16.00 horas. 

Consultas: Lugar/Dirección: Dirección de 
Compras y Contrataciones - Hipólito Yrigoyen 
N° 250 - Piso 7° - Oficina 710 - Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires. Plazo y horario: Hasta 
el 14 de enero de 2013 a las 16.00 horas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Dirección de Compras y Contrataciones - Hi- 
pólito Yrigoyen N c 250 - Piso 7° - Oficina 710 

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo 
y horario: Hasta el 16 de enero de 2013 a las 
16.00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Sala de 
Apertura de la Dirección de Compras y Con- 
trataciones - Balcarce N° 186, Oficina 142 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 
El día 17 de enero de 2013 a las 15.00 horas. 

Correo electrónico del organismo: com- 
pras@mecon.gov.ar 

El presente Pliego de Bases y Condiciones 
de este procedimiento podrá ser consultado 
y/u obtenido en el sitio web de la Oficina Na- 
cional de Contrataciones www.argentinacom- 
pra.gov.ar accediendo al link "Contrataciones 
Vigentes". 

e. 19/12/2012 N° 125283/12 v. 20/12/2012 



Obras 



ARQUITECTURA 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

PROVINCIA DE MISIONES 

MINISTERIO DE CULTURA, 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

USCEPP 

MAS ESCUELAS 

MEJOR EDUACION 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 07/2012 - 

USCEPP N° 46/12 

Plan de Obras 
Jornada Extendida 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública 

OBJETO: Construcciones, refacciones y 
refuncionalizaciones en la Escuela N° 390 
de San Vicente, Depto. Guaraní - Pcia. de 
Misiones. 

Presupuesto oficial: $ 2.955.906,09. 

Garantía de oferta exigida: $ 29.559,06 (1%) 

Plazo de ejecución: 10 meses. 

Fecha y hora de la apertura: 15 de enero de 
2013 a las 9 hs. 

Lugar: Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2° - 
Posadas - Misiones. 

Valor del pliego: $ 2.500,00. 

Lugar de adquisición del pliego: Oficina 
de Adquisiciones de la Unidad Sectorial de 
Coordinación y Ejecución de Programas y 
Proyectos Especiales (USCEPP) Chacra 172 - 
Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2 o - Posadas 
- Misiones. Tel. 0376-4447362. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 05/12/2012 N° 120294/12 v. 27/12/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
INET - INSTITUTO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
PROGRAMA NACIONAL DE 
REFACCIÓN INTEGRAL DE 
EDIFICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE 
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 08/2011 

En el marco del Programa Nacional de 

Refacción Integral de Edificios de Educación 

Técnico Profesional se anuncia el llamado a 

Licitación 

OBJETO: Ampliación y/o rehabilitación 
del siguiente Establecimiento: 
Escuela: E.E.T. N° 1 
Localidad: Las Flores 
Distrito: Las Flores 

Presupuesto oficial: $ 4.433.864,40. 

Fecha apertura: 21/01/2013 - 12:00 hs. 

Recepción deofertas: 21/01/2013-11:30 hs. 

Plazo de obra: 365 días 

Financiamiento: Ministerio de Educación - 
Dirección de Infraestructura. 

Lugar de apertura, recepción de ofertas, 
consulta y adquisición de pliegos: U.E.PP.F.E. 

- Unidad Ejecutora Provincial de Programas 
con Financiamiento Externo - Calle 8 N° 713 

- 1900 - La Plata. 
Telfax. 0221 4262700. 
Valor de los pliegos: $ 800.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en 
la Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de 
la Nación Argentina - Sucursal Calle 12 - La 
Plata (1274). 

e. 06/12/2012 N° 121079/12 v. 28/12/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE RIO CUARTO 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 08/2012 

Préstamo BIIRF N° 7599-AR, FONARSEC 
Proyecto PRIETEC 101/08 

1. La República Argentina ha recibido 
un préstamo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento para financiar 
parcialmente el costo del Programa para 
Promover la Innovación Productiva 7599-AR, 
y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
Contrato PRIETEC N° 101/08 

2. La Universidad Nacional de Río Cuarto 
invita a los licitantes elegibles a presentar 
ofertas selladas para la "Refacción y Refun- 
cionalización de Espacios Físicos Existentes" 
de acuerdo con el siguiente detalle: 

Área N° 4.- Laboratorio de Energía Solar 
Terminación Oficina y Taller de Montaje. Fa- 
cultad de Ingeniería. 

Área N° 5.- Centro de Desarrollo y Transfe- 
rencias Tecnológicas Basadas en Microorga- 
nismos para el Sector Agroalimentario (Facultad 
de Cs. Exactas, Físico, Químicas y Naturales). 

Área N° 8.- Unidad de Desarrollo Tecnológico 
en Materiales, Biomedicina y Alimentos (Facultad 
de Cs. Exactas, Físico, Químicas y Naturales). 

Todas con ubicación en Campus Universi- 
tario -Ruta Nacional N° 36 - Km. 601 - 5800 
- Río Cuarto - Cba. 

El plazo de ejecución de las obras es: 

Área N° 4 - Ciento veinte (120) días corridos. 

Área N° 5 - Noventa (90) días corridos. 

Área N° 8 - Noventa (90) días corridos. 

Se ha dispuesto un anticipo financiero del 
veinte por ciento (20%). 

3. La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública Nacio- 
nal establecidos en la publicación del Banco 
Mundial titulada Normas: Adquisiciones con 
Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y 
está abierta a todos los licitantes de países 
elegibles, según se definen en dichas normas. 



4. Los licitantes elegibles que estén interesados 
podrán obtener información adicional de: Licita- 
ción Pública Nacional N° 08/2012 y revisar los 
documentos de licitación en la dirección indicada 
al final de este Llamado de 08:00 a 12:00. hs. 

5. Los requisitos de calificaciones incluyen 
Requisitos financieros y técnicos y de Capacidad. 
No se otorgará un Margen de Preferencia a con- 
tratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se 
proporcionan en los Documentos de Licitación. 

6. Los licitantes interesados podrán com- 
prar un juego completo de los Documentos 
de Licitación en español, mediante presenta- 
ción de una solicitud por escrito a la dirección 
indicada al final de este Llamado, y contra el 
pago de una suma no reembolsable de Pe- 
sos Trescientos ($ 300,00). Esta suma podrá 
pagarse mediante cheque, giro, depósito, 
transferencia o cualquier medio idóneo. El 
documento será entregado bajo recibo en la 
dirección indicada al final de este Llamado. 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo a más tardar a las 
11:00 horas del día 28 de febrero de 2013. 
Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera de plazo serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán en presen- 
cia de los representantes de los licitantes que 
deseen asistir en la dirección indicada al final 
de este Llamado, a las doce (12:00) horas del 
día 28 de febrero de 2013. Todas las ofertas 
deberán estar acompañadas de una Garan- 
tía de Seriedad de la oferta por un monto de 
pesos ocho mil cuarenta y cinco ($ 8.045,00). 

Se requiere visita previa obligatoria a obra: 
Días 12 y 20 de febrero de 2013. 

Venta de pliego: Hasta el día 20 de febrero 
de 2013. 

8. La dirección referida arriba es: 
Atención: Universidad Nacional de Río 

Cuarto - Dirección de Contrataciones. 

Dirección Postal: Ruta Nacional 36 - Km. 
601 - Ciudad: Río Cuarto - Código Postal: 
5800 - País: Argentina. 

Teléfono: 0358 4676349 - 0358-4676155 

Facsímile: 0358 4676121 

Email: aavila@rec.unrc.edu.ar 

contrataciones@rec.unrc.edu.ar 



NOTA: En razón del receso académico-ad- 
ministrativo dispuesto para el mes de enero de 
2013, la venta o consulta de pliegos se interrum- 
pirá desde el día 10 de enero de 2013 al 01 de 
febrero de 2013. 

e. 20/12/2012 N° 125406/12 v. 21/12/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

PROVINCIA DE MISIONES 

MINISTERIO DE CULTURA, 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

USCEPP 

MAS ESCUELAS 

MEJOR EDUACION 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 10/2012- 

USCEPP N° 49/12 

Plan de Obras 
Mejoramiento Escuelas Medias 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública 

OBJETO: Reconstrucciones y reparacio- 
nes generales en el BOP N° 40 de Santa Rita, 
Depto. 25 de Mayo - Pcia. de Misiones. 

Presupuesto oficial: $ 2.669.501,01.- 

Garantía de oferta exigida: $ 26.695,01 
(1%). 

Plazo de ejecución: 10 meses. 

Fecha y hora de la apertura: 15 de enero de 
2013 a las 11 hs. 

Lugar: Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2° - 
Posadas - Misiones. 

Valor del pliego: $ 2.500,00. 

Lugar de adquisición del pliego: Oficina 
de Adquisiciones de la Unidad Sectorial de 
Coordinación y Ejecución de Programas y 
Proyectos Especiales (USCEPP) Chacra 172 - 
Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2° - Posadas 
- Misiones. Tel. 0376-4447362. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 05/12/2012 N° 120300/12 v. 27/12/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
MISIONES 

MINISTERIO DE CULTURA, 
EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - USCEPP 
MAS ESCUELAS 
MEJOR EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 11/2012- 
USCEPP N° 50/12 

Plan de Obras 
Jornada Extendida 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública. 

OBJETO: Ampliaciones y refacciones en 
la Escuela N° 7 de Posadas, Depto. Capital 

- Pcia. de Misiones. 

Presupuesto Oficial: $ 4.408.743,30. 

Garantía de oferta exigida: $ 44.087,43 (1%). 

Plazo de ejecución: 12 meses. 

Fecha y hora de la apertura: 14 de febrero 
de 2013 a las 10 hs. 

Lugar: Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2° - 
Posadas - Misiones. 

Valor del pliego: $ 2.500,00. 

Lugar de adquisición del pliego: Oficina 
de Adquisiciones de la Unidad Sectorial de 
Coordinación y Ejecución de Programas y 
Proyectos Especiales (USCEPP) - Chacra 172 

- Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2° - Posa- 
das - Misiones. Tel. 0376-4447362. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 20/12/2012 N° 125781/12 v. 14/01/2013 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

MISIONES 

MINISTERIO DE CULTURA, 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA- USCEPP 

MAS ESCUELAS 

MEJOR EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 12/2012 - 

USCEPP N° 51/12 

Plan de Obras 
Mejoramiento del Nivel Inicial 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública 

OBJETO: Construcción de NI, espacios 
exteriores y torre tanque en la Escuela 
N° 354 de Montecarlo, Depto. Montecarlo - 
Pcia. de Misiones. 

Presupuesto Oficial: $ 1.051.373,92. 

Garantía de oferta exigida: $ 10.513,74 (1%). 

Plazo de ejecución: 8 meses. 

Fecha y hora de la apertura: 08 de febrero 
de 2013 a las 10 hs. 

Lugar: Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2° - 
Posadas - Misiones. 

Valor del pliego: $ 1.000,00. 

Lugar de adquisición del pliego: Oficina 
de Adquisiciones de la Unidad Sectorial de 
Coordinación y Ejecución de Programas y 
Proyectos Especiales (USCEPP) - Chacra 172 
- Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2 o - Posa- 
das - Misiones. Tel. 0376-4447362. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 20/12/2012 N° 125800/12 v. 07/01/2013 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

MISIONES 

MINISTERIO DE CULTURA, 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA- USCEPP 

MAS ESCUELAS 

MEJOR EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 13/2012- 

USCEPP N° 52/12 

Plan de Obras 
Jornada Extendida 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública 

OBJETO: Refacciones generales en la Es- 
cuela N° 813 de Posadas, Depto. Capital - 
Pcia. de Misiones. 
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Presupuesto Oficial: $ 936.050,81. 

Garantía de oferta exigida: $ 9.360,51 (1%). 

Plazo de ejecución: 5 meses. 

Fecha y hora de la apertura: 08 de febrero 
de 2013 a las 11 hs. 

Lugar: Centro Cívico - Edificio 3° - Piso 2° - 
Posadas - Misiones. 

Valor del pliego: $ 935,00. 

Lugar de adquisición del pliego: Oficina 
de Adquisiciones de la Unidad Sectorial de 
Coordinación y Ejecución de Programas y 
Proyectos Especiales (USCEPP) - Chacra 172 
- Centro Cívico - Edificio 3° - Piso 2 o - Posa- 
das - Misiones. Tel. 0376-4447362. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 20/12/2012 N° 125812/12 v. 07/01/2013 



MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA 
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2012 
Obra Pública 
Expediente N° 1615/2012 

OBJETO: Ejecución de obras de refuerzo 
estructural en el estacionamiento del edifi- 
cio ubicado en la calle Cerrito 536 de la Ciu- 
dad Autónoma de Buenos Aires. 

Presupuesto oficial: $ 255.031,85 (Pesos 
doscientos cincuenta y cinco mil treinta y uno 
con 85/100). 

Sistema de contratación: "Ajuste Alzado", 
conforme Ley de Obras Públicas N° 13.064. 

Garantía de oferta: Será del 1% (uno por 
ciento) del importe del Presupuesto Oficial. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Fechas de visita a obra: Del 03 al 09 de 
enero de 2013, previa coordinación con el De- 
partamento de Arquitectura, a los teléfonos 
4383-0365/0367 o arquitectura@mpd.gov.ar 

Consultas técnicas y/o administrativas: 
Toda consulta deberá ser realizada por es- 
crito hasta 10 (diez) días hábiles previos a la 
apertura de las ofertas. 

Lugar, plazos y horarios de retiro de plie- 
gos: Departamento de Compras y Contrata- 
ciones, San José 331/3, 2 o Piso, C.A.B.A., 
tel. 4124-0644/45/46/47/48/49 de 9.30 a 13.00 
y de 14.00 a 16.30 hs., con anterioridad a la 
fecha del acto de apertura. 

Lugar de presentación de las ofertas: De- 
partamento de Compras y Contrataciones, 
San José 331/3, 2° Piso, C.A.B.A., tel. 4124- 
0644/45/46/47/48/49 de 9.30 a 13.00 y de 
14.00 a 16.30 hs., hasta el día y hora fijado 
para el acto de apertura de ofertas. 

Lugar del acto de apertura: Departamen- 
to de Compras y Contrataciones, San José 
331/3, 2 o Piso, C.A.B.A. 

Día y hora de apertura: 13 de febrero de 
2013 a las 11.00 hs. 

e. 14/12/2012 N° 123889/12 v. 31/12/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE SALTA 
U.C.E.P.E. 

UNIDAD DE COORDINACIÓN 
Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS ESPECIALES 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 26/2012 

En el marco del Programa Plan de Obras 

del Ministerio de Educación de la Nación se 

anuncia el llamado a la Licitación Pública 

Nacional N° 26/12 

Obra: "Construcción de Edificio Escolar 
Nivel Inicial a sustituir en Escuela N° 4321 - 
Pacheco de Meló", ubicada en la Localidad 
de El Carril, Departamento Chicoana de la 
Provincia de Salta. 

Presupuesto Oficial: $ 2.044.799,90 
Garantía de oferta exigida: 1% del presu- 
puesto oficial. 

Fecha y lugar de apertura: 30/01/13 a hs. 
9:30 en la Secretaría de Obras Públicas de 
la Provincia, ubicada en Centro Cívico Grand 
Bourg - Avda. Los Incas s/n. 



Presentación de ofertas: Hasta el día 
30/01/13 a hs. 9:00 por Mesa de Entradas de 
la Secretaría de Obras Públicas de la Provin- 
cia, ubicada en Centro Cívico Grand Bourg - 
Avda. Los Incas s/n. 

Plazo de ejecución: 270 días corridos. 

Valor del pliego: $ 2.000,00 

Fecha y lugar de adquisición del pliego: 
Sede de la U.C.E.P.E., sita en calle Santiago 
del Estero esq. Luis Burela - Torre B - 5 o Piso, 
a partir del día 14/12/12 hasta las 14:00 hs. del 
29/01/13. 

e. 18/12/2012 N° 124821/12 v. 10/01/2013 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LA PLATA 

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, 

OBRAS Y SERVICIOS 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE CONSTRUCCIONES 

Y MANTENIMIENTO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 26/2012 

La Secretaría de Planeamiento, Obras y 

Servicios a través de la D.G.C.M. llama a 

Licitación Pública la siguiente obra: 

OBJETO: Reparación de la Pileta de Na- 
tación de la Dirección General de Depor- 
tes. 

Apertura: Dirección General de Construc- 
ciones y Mantenimiento, Calle 51 N° 696 - La 
Plata, el día 29 de enero de 2013 a las 9.00 hs. 

Ubicación: Calle 48 y 117 - La Plata. 

Presupuesto oficial: Pesos tres millones 
ochenta y un mil quinientos sesenta y siete 
con 86/100 ($ 3.081.567,86). 

Plazo de ejecución: Ciento sesenta y cinco 
(165) días corridos. 

Consulta de legajos: Dirección General de 
Construcciones y Mantenimiento, Calle 51 
N° 696, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta 
el 8 de enero de 2013. 

Compra de legajos: Tesorería General de 
la Presidencia, Calle 7 N° 776 - La Plata, de 
lunes a viernes de 7.30 a 16 hs., hasta el 8 de 
enero de 2013. 

Precio del legajo: Pesos tres mil con 00/1 00 
($3.000,00). 

e. 07/12/2012 N° 119978/12 v. 31/12/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 
PROGRAMA PLAN DE OBRAS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 31/2012 
Expediente N° 2160965/12 

En el marco del Programa Plan de Obras 

se anuncia el llamado a Licitación Pública 

N° 31-12 

OBJETO: Rehabilitación general de la Es- 
cuela N° 1 "República de Bolivia" D.E. N° 5, 
sita en Gral. Hornos 530 de la Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires. 



Garantía de oferta exigida: 1% del P.O. 

Presupuesto Oficial: Pesos un millón 
seiscientos setenta y cinco mil trescien- 
tos cincuenta y uno con veinte centavos 
($1.675.351,20). 

Fecha de apertura: 10 de enero de 2013. 

Horario de apertura: 12:00 hs. 

Visita de obra: 28 de diciembre de 2012 a 
las 10:00 hs. 

Plazo de obra: 180 días corridos. 

Lugar: Av. Paseo Colón 255 - 2° Frente - Li- 
citaciones - Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones. 

Valor del pliego: $ 800 (Pesos ochocientos). 

Lugar de adquisición del pliego: Av. Paseo 
Colón 255 - 2° Frente - Licitaciones - Geren- 
cia Operativa de Compras y Contrataciones. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 10/12/2012 N°121635/12 v. 21/12/2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 
PROGRAMA PLAN DE OBRAS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 33/2012 
Expediente N° 2167759/2012 

En el marco del Programa Plan de Obras 

se anuncia el llamado a Licitación Pública 

N° 33-12 

OBJETO: Adecuación a normativas vigen- 
tes y mantenimiento de la Escuela N° 21 D.E. 
N° 7, sita en Rojas 1554 de la Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires. 

Garantía de oferta exigida: 1% del P.O. 

Presupuesto oficial: $ 708.310,34 (Pesos se- 
tecientos ocho mil trescientos diez con treinta y 
cuatro centavos). 

Fecha de apertura: 9 de enero de 2013 

Horario de apertura: 13 hs. 

Visita de obra: 27 de diciembre de 2012 a las 11 hs. 

Plazo de obra: 90 días corridos. 

Lugar: Av. Paseo Colón 255 - 2° Frente - Li- 
citaciones - Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. 

Valor del pliego: $ 800 (Pesos ochocientos). 

Lugar de adquisición del pliego: Av. Paseo 
Colón 255 - 2° Frente - Licitaciones - Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 10/12/2012 N° 121638/12 v. 21/12/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 
PROGRAMA PLAN DE OBRAS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 35/2012 
Expediente N° 2171992/12 

En el marco del Programa Plan de Obras 

se anuncia el llamado a Licitación Pública 

N° 35-12 

OBJETO: Ampliación y rehabilitación de la 
Escuela Técnica N° 8 D.E. N° 13, sita en Pío 
Collivadino 436/90 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Garantía de oferta exigida: 1% del P.O. 

Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones 
ciento veintiún mil trescientos trece con cin- 
cuenta y cuatro centavos ($ 4.121.313,54). 

Fecha de apertura: 23 de enero de 2013. 

Horario de apertura: 12:00 hs. 

Visita de obra: 7 de enero de 201 3 a las 1 0:00 hs. 

Plazo de obra: 360 días corridos. 

Lugar: Av. Paseo Colón 255 - 2° Frente - Li- 
citaciones - Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. 

Valor del pliego: $ 800 (Pesos ochocientos). 

Lugar de adquisición del Pliego: Av. Paseo 
Colón 255 - 2° Frente - Licitaciones - Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 10/12/2012 N° 121642/12 v. 02/01/2013 



GENDARMERÍA nacional 
ARGENTINA 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 
DIRECCIÓN DEL SERVICIO 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
DE GENDARMERÍA NACIONAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 40/2012 
Expediente N° SN 2-5010/161 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Construc- 
ción de edificio con destino alojamiento de Sub- 
oficiales Superiores y Gendarmes. "Agrupación 
Metropolitana" - Campo de Mayo - Pcia. de 
Buenos Aires. Conforme Anexo I; Planos, Docu- 
mentación Gráfica y Pliegos de Especificacio- 
nes Técnicas Generales y Particulares. 

Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 



Costo de reproducción del pliego: Pesos cin- 
cuenta ($ 50,00). 

Retiro/compra y obtención de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Departamento Contrataciones de la 
Dirección de Administración Financiera, sito en 
Av. Antártida Argentina 1480, 3er Piso, Edificio 
Centinela, Buenos Aires. Plazo y horario: Días há- 
biles, en el horario de 08.30 a 13.00 horas, hasta 
dos (2) horsa antes de la fijada para la apertura. 

IMPORTANTE: El Pliego de Bases y Condicio- 
nes Particulares de este procedimiento podrá 
ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o 
consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al Acceso Directo "Contrataciones 
Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: "Sala 
de Aperturas" Departamento Contrataciones de la 
Dirección de Administración Financiera, sito en Av. 
Antártida Argentina 1480, 3er Piso, Edificio Centi- 
nela, C.A.B.A. - CP 1104. Plazo y horario: Durante 
los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:30 
horas, hasta una (1) hora antes de la fijada para la 
apertura de ofertas. 

Recepción de ofertas: Hasta el 26 de febrero 
de 2013 a las 09:00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: "Sala de 
Aperturas" Departamento Contrataciones de la 
Dirección de Administración Financiera, sito en 
Av. Antártida Argentina 1480, 3er Piso, Edificio 
Centinela, C.A.B.A. - CP 1104. Día y hora: 26 de 
febrero 2013- 10:00 hs. 

e. 18/12/2012 N° 124978/12 v. 10/01/2013 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
INET - INSTITUTO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
PROGRAMA NACIONAL DE 
REFACCIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS 
DE ESTABLECIMIENTOS DE 
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 6/2009 

En el marco del Programa Nacional de 

Refacción Integral de Edificios de Educación 

Técnico Profesional se anuncia el llamado a 

Licitación 

OBJETO: Ampliación y/o rehabilitación 
del siguiente Establecimiento: 
Escuela: E.E.T. N° 4 
Localidad: Ciudadela 
Distrito: Tres de Febrero 

Presupuesto oficial: $ 2.312.097,47. 

Fecha apertura: 21/01/2013 - 11:00 hs. 

Recepción de ofertas: 21/01/2013 - 10:30 hs. 

Plazo de obra: 365 días 

Financiamiento: Ministerio de Educación - Di- 
rección de Infraestructura. 

Lugar de apertura, recepción de ofertas, consul- 
ta y adquisición de pliegos: U.E.P.P.F.E. - Unidad 
Ejecutora Provincial de Programas con Financia- 
miento Externo - Calle 8 N° 713 - 1900 - La Plata. 

Telfax. 0221 4262700 

Valor de los pliegos: $ 800.- 

La adquisición del pliego se hará contra pre- 
sentación de constancia de depósito en la Cuen- 
ta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de la Nación 
Argentina - Sucursal Calle 12 - La Plata (1274). 

e. 06/12/2012 N° 121080/12 v. 28/12/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2012 
2do. Llamado 

Programa de Apoyo a la Política de 

Mejoramiento de la Equidad Educativa II 

PROMEDU II 

Préstamo 2424/OC-AR 

1. Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de septiembre del 2010. 

2. La Nación Argentina a través del Minis- 
terio de Educación ha recibido del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) un Prés- 
tamo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa II (PROMEDU 



II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
Contrato Préstamo BID N° 2424/OC-AR. 

3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la 
Provincia de Entre Ríos invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para contratar la 
ejecución de la Licitación Pública N° 06/2012 2do 
Llamado correspondiente a la Obra: Ampliación de 
la Escuela N° 6 "Victoriano Montes" de la Ciudad 
de Gualeguay. La ampliación de la escuela se plan- 
tea sobre el sector norte, cerrando de esta manera 
el patio central existente. Esta nueva edificación 
se vinculará a la anterior a través de dos galerías 
que se proyectan conectadas a las circulaciones 
existentes. La ampliación consiste en la ejecución 
de un Salón Multipropósito, dos aulas, un núcleo 
de sanitarios completo y el Centro de Recursos 
Pedagógicos. El casco original de la escuela se 
encuentra constructivamente en buen estado, con 
escaso mantenimiento, por lo que se propone rea- 
lizar trabajos de pintura general y detalles menores. 

El plazo de construcción es de 180 días. 

4. La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública estableci- 
dos en la publicación del Banco Interamericano 
de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisi- 
ción de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta 
a todos los Oferentes de países elegibles, según 
se definen en los Documentos de Licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesa- 
dos podrán obtener información adicional en la 
Unidad Ejecutora Provincial de Entre Ríos, Coor- 
dinadora General PROMEDU II - UEJ Entre Ríos, 
Psp. María Elena Ojeda, promedu_er@yahoo. 
com.ar y revisar los documentos de licitación en 
la dirección indicada al final de este Llamado. 

6. Los requisitos de calificación incluyen: a) 
Elegibilidad (pertenecer a países miembros), b) 
información sobre litigios, c) situación financie- 
ra, d) antecedentes técnicos y e) capacidad de 
contratación según criterios establecidos en el 
PBCG No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7. Los Oferentes interesados podrán comprar 
un juego completo de los Documentos de Licita- 
ción en español, mediante presentación de una 
solicitud por escrito a la dirección indicada al final 
de este Llamado, y contra el pago de una suma no 
reembolsable de $ 900 (Pesos Novecientos). Esta 
suma podrá pagarse mediante Depósito en Cuen- 
ta Corriente del Banco Nación N° 39000780/87. El 
documento será enviado por correo. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la di- 
rección indicada abajo a más tardar a las 9:00 
hs del día 06 de febrero de 2013. Ofertas elec- 
trónicas no serán permitidas. Las ofertas que se 
reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las 
ofertas se abrirán en presencia de los represen- 
tantes de los Oferentes que deseen asistir, en la 
dirección indicada al final de este Llamado, a las 
10:00 hs. del día 06 de febrero de 2013. 

9. Todas las ofertas deberán estar acompaña- 
das de una Garantía de Mantenimiento de la Ofer- 
ta por el monto de $ 18.242,37 (Pesos dieciocho 
mil doscientos cuarenta y dos con 37/100). 

10. Las direcciones referidas arriba son: 
Para la presentación de ofertas: En la Uni- 
dad Ejecutora Provincial, sito en calle 9 de Ju- 
lio N° 317 de la Ciudad de Paraná - Provincia 
de Entre Ríos (CP3100). 

Para el acto de apertura de ofertas en la 
Unidad Ejecutora Provincial, sito calle 9 de Ju- 
lio N° 361 de la Ciudad de Paraná - Provincia 
de Entre Ríos (CP3100). 

Nombre del oficial encargado: Coordinado- 
ra General PROMEDU II - UEJ Entre Ríos. 

Psp. María Elena Ojeda 

Horarios de oficina: 7:00 hs. a 13:00 hs. 
e. 10/12/2012 N° 120782/12 v. 21/12/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

MISIONES 

MINISTERIO DE CULTURA, 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA - USCEPP 

MEJORES ESCUELAS 

MAS EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2012 - 

USCEPP N° 53/12 

Programa Nacional de Refacción Integral 

de Edificios de Educación Técnico 

Profesional 

En el marco del Programa Nacional de 

Refacción Integral de Edificios del INET- 

Proyecto Resolución CFE N° 51, se anuncia 

el llamado a Licitación Pública Nacional 

OBJETO: Refacción integral en la Escuela 
Agrotécnica N° 3601 de San Antonio, Depar- 



tamento Gral. Manuel Belgrano, Provincia 
de Misiones. 

Presupuesto Oficial: $ 2.757.125,61. 

Garantía de oferta exigida: $ 27.571,26 (1%) 

Plazo de ejecución: 8 meses. 

Fecha y hora de la apertura: 14 de febrero 
de 2013 a las 11 hs. 

Lugar: Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2 o - 
Posadas - Misiones. 

Valor del pliego: $ 2.500,00. 

Lugar de adquisición del pliego: Oficina 
de Adquisiciones de la Unidad Sectorial de 
Coordinación y Ejecución de Programas y 
Proyectos Especiales (USCEPP) - Chacra 172 
- Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2° - Posa- 
das - Misiones. Tel. 0376-4447362. 

Financiamiento: Instituto Nacional de Edu- 
cación Técnica (INET). 

e. 20/12/2012 N° 125792/12 v. 14/01/2013 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

PROVINCIA DE MISIONES 

MINISTERIO DE CULTURA, 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

USCEPP 

MAS ESCUELAS 

MEJOR EDUACION 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 08/2012 - 

USCEPP N° 47/12 

Plan de Obras 
Jornada Extendida 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública 

OBJETO: Construcciones, refacciones y 
refuncionalizaciones en la Escuela N° 457 
de Campo Ramón, Depto. Oberá - Pcia. de 
Misiones. 

Presupuesto oficial: $ 3.385.424,77. 

Garantía de oferta exigida: $ 33.854,25 (1%) 

Plazo de ejecución: 12 meses. 

Fecha y hora de la apertura: 15 de enero de 
2013 a las 10 hs. 

Lugar: Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2 o - 
Posadas - Misiones. 

Valor del pliego: $ 2.500,00. 

Lugar de adquisición del pliego: Oficina 
de Adquisiciones de la Unidad Sectorial de 
Coordinación y Ejecución de Programas y 
Proyectos Especiales (USCEPP) Chacra 172 - 
Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2° - Posadas 
- Misiones. Tel. 0376-4447362. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 05/12/2012 N° 120299/12 v. 27/12/2012 



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 89/2012 

OBRA PUBLICA 

Expediente N° 024-99-81374926-9-123 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Repa- 
ración y conservación para la puesta en va- 
lor de los edificios sitos en la Provincia de 
Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, 
correspondientes a la Jefatura Regional No- 
roeste. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Unidad de Medida 

Condiciones a que debe ajustarse la pro- 
puesta: Unidad de Medida. 

Funcionario al que deben dirigirse o 
entregarse las propuestas: Directora de 
Contrataciones. 

Presupuesto oficial total: $ 29.680.524,98. 

Garantía de oferta (1% del valor del Presu- 
puesto Oficial): $ 296.805,25. 

Consulta y/o retiro de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: Podrá ser consultado y bajado de la pá- 
gina de internet de ANSES: http://www.anses. 
gov.ar/contrataciones/cartelera 

Entrega de fotocopias a su cargo, si así lo 
solicitaran en: Dirección de Contrataciones, 
ubicada en Av. Córdoba N° 720, 3 o Piso (CP. 
1054) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Jefatura Regional Noroeste, sita en la ca- 
lle Esquiú N° 879, San Fernando del Valle de 
Catamarca, Provincia de Catamarca. Plazo y 
horarios: Se informa que en virtud de la pu- 
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blicación efectuada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina entre los días 24/10/12 
y 13/11/12, conforme a la Licitación Pública 
N° 89/12, se ha procedido a prorrogar el re- 
tiro de Pliego de Bases y Condiciones hasta 
el día 10/01/13 y el Acto de Apertura hasta el 
día 28/01/13 a las 11:00 hs., postergándose 
también los plazos para realizar consultas y 
efectuar las visitas pertinentes en las depen- 
dencias del Organismo. 

La fecha máxima y hora de presentación de 
ofertas es hasta el día 28/01/13 a las 10:30 hs., 
en la sede de la Jefatura Regional Noroeste. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Observaciones: 

Atención de la Jefatura: 8.00 a 14.00 hs. 
e. 11/12/2012 N° 121321/12 v. 03/01/2013 



MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 93/2012 

OBRA PUBLICA 

Expediente N° 024-99-81387810-7-123 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Repara- 
ción y conservación para la puesta en valor 
del edificio sito en la calle Paraná 451/57 
(Edificios Centrales IV), Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Unidad de Medida 

Condiciones a que debe ajustarse la pro- 
puesta: Unidad de Medida. 

Funcionario al que deben dirigirse o 
entregarse las propuestas: Directora de 
Contrataciones. 

Presupuesto oficial total: $ 19.466.868,54. 

Garantía de oferta (1% del valor del Presu- 
puesto Oficial): $ 194.668,69 

Consulta y/o retiro de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Podrá ser consultado y bajado de 
la página de Internet de ANSES: http://www. 
anses.gov.ar/contratadones/cartelera - Plazo 
y horarios: Hasta las 24 hs. del día 14/01/13. 

Entrega de fotocopias a su cargo, si así lo 
solicitaran en: Dirección de Contrataciones, 
ubicada en Av. Córdoba N° 720, 3° Piso, (C.P. 
1054) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horarios: Hasta el día 14/01/13 de 10 
a17hs. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Dirección de Contrataciones, ubicada en Av. 
Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 1054) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: 
Hasta el día 30/01/13 a las 10.30 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Di- 
rección de Contrataciones, ubicada en Av. 
Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 1054) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: El día 
30/01/13 a las 11.00 hs. 

e. 14/12/2012 N° 120512/12 v. 08/01/2013 



MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 94/2012 

(OBRA PUBLICA) 

Expediente N° 024-99-81387796-8-123 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Repara- 
ción y conservación para la puesta en valor 
de los edificios correspondientes a la Jefa- 
tura Regional Capital (Edificios Centrales 
VI), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Unidad de Medida 

Condiciones a que debe ajustarse la pro- 
puesta: Unidad de Medida. 

Funcionario al que deben dirigirse o 
entregarse las propuestas: Directora de 
Contrataciones. 

Presupuesto Oficial total: $ 28.006.654,66. 

Garantía de oferta (1% del valor del Presu- 
puesto Oficial): $ 280.066,55. 

Consulta y/o retiro de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Podrá ser consultado y bajado de 
la página de internet de ANSES: http://www. 
anses.gov.ar/contrataciones/cartelera - Plazo 
y horarios: Hasta las 24 hs. del día 17/01/13. 

Entrega de fotocopias a su cargo, si así lo 
solicitaran en: Dirección de Contrataciones, 
ubicada en Av. Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 
1054) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



Plazo y horarios: Hasta el día 17/01/13 de 10 
a17hs. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Dirección de Contrataciones, ubicada en Av. 
Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 1054) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: 
Hasta el día 04/02/13 a las 10.30 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Di- 
rección de Contrataciones, ubicada en Av. 
Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 1054) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: El día 
04/02/13 a las 11.00 hs. 

e. 17/12/2012 N° 121325/12 v. 09/01/2013 



MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 95/2012 

(OBRA PUBLICA) 

Expediente N° 024-99-81387739-9-123 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Repara- 
ción y conservación para la puesta en valor 
de los edificios correspondientes a la Jefa- 
tura Regional Capital (Edificios Centrales 
VIII), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Unidad de Medida 

Condiciones a que debe ajustarse la pro- 
puesta: Unidad de Medida. 

Funcionario al que deben dirigirse o 
entregarse las propuestas: Directora de 
Contrataciones. 

Presupuesto Oficial total: $ 23.845.716,10. 

Garantía de oferta (1% del valor del Presu- 
puesto Oficial): $ 238.457,16. 

Consulta y/o retiro de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Podrá ser consultado y bajado de 
la página de internet de ANSES: http://www. 
anses.gov.ar/contrataciones/cartelera - Plazo 
y horarios: Hasta las 24 hs. del día 21/01/13. 

Entrega de fotocopias a su cargo, si así lo 
solicitaran en: Dirección de Contrataciones, 
ubicada en Av. Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 
1054) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horarios: Hasta el día 21/01/13 de 10 
a17hs. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Dirección de Contrataciones, ubicada en Av. 
Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 1054) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: 
Hasta el día 06/02/13 a las 10.30 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Di- 
rección de Contrataciones, ubicada en Av. 
Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 1054) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: El día 
06/02/13 a las 11.00 hs. 

e. 17/12/2012 N° 121318/12 v. 09/01/2013 



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 97/2012 

OBRA PUBLICA 

Expediente N° 024-99-81387734-4-123 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Repa- 
ración y conservación para la puesta en 
valor de los edificios correspondientes 
a la Jefatura Regional Capital (Edificios 
Centrales IX), Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Unidad de Medida 

Condiciones a que debe ajustarse la pro- 
puesta: Unidad de Medida 

Funcionario al que deben dirigirse o 
entregarse las propuestas: Directora de 
Contrataciones. 

Presupuesto Oficial total: $ 12.352.732,68. 

Garantía de oferta (1% del valor del Presu- 
puesto Oficial): $ 123.527,33. 

Consulta y/o retiro de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Podrá ser consultado y bajado de 
la página de Internet de ANSES: http://www. 
anses.gov.ar/contrataciones/cartelera - Plazo 
y horarios: Hasta las 24 hs. del día 28/01/13. 

Entrega de fotocopias a su cargo, si así lo 
solicitaran en: Dirección de Contrataciones, 
ubicada en Av. Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 
1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horarios: Hasta el día 28/01/13 de 10 
a17hs. 



Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Dirección de Contrataciones, ubicada en Av. 
Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 1054), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: 
Hasta el día 15/02/13 a las 10.30 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Di- 
rección de Contrataciones, ubicada en Av. 
Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 1054), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: El día 
15/02/13 a las 11.00 hs. 

e. 20/12/2012 N° 122713/12 v. 14/01/2013 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
PLAN DE OBRAS 2012-2013 
LICITACIÓN PUBLICA 
DISPOSICIÓN N° 25/2012 

El Consejo Escolar de La Matanza por 

cuenta y orden de la Dirección General 

de Cultura y Educación, llama a Licitación 

Pública para la contratación y realización 

de las siguientes Obras de Infraestructura 

Escolar: 

OBJETO: Ampliación de Edificio - La Ma- 
tanza SB 26-EP 67. 

Presupuesto Oficial: $ 2.679.937,97 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto oficial. 

Consulta y venta de pliegos: Del 19-12-12 al 
25-01-13, en la sede del Consejo Escolar del 
Distrito, calle Kennedy y Salta de la Localidad 
de San Justo -Tel: (011) 4484-2036/4441-5583. 

Fecha de apertura: 04-02-13 a las 10 hs., 
en sede del Consejo Escolar del Distrito, calle 
Kennedy y Salta de la Localidad de San Justo 
-Tel.: (011) 4484-2036/4441-5583. 

Valor de los pliegos: $ 800. Dicho monto 
deberá depositarse en la Cta. Cte. N° 190/4 
de la Sucursal 2000 - del Banco de la Provin- 
cia de Buenos Aires. 

OBJETO: Construcción de Edificio 1° Eta- 
pa - La Matanza EP 179-SB 68. 

Presupuesto Oficial: $ 2.418.139,65 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto oficial 

Consulta y venta de pliegos: Del 19- 
12-12 al 25-01-13, en la sede del Consejo 
Escolar del Distrito, calle Kennedy y Salta 
de la Localidad de San Justo - Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Fecha de apertura: 04-02-13 a las 10:30 hs. 
en sede del Consejo Escolar del Distrito, calle 
Kennedy y Salta de la Localidad de San Justo 
-Tel.: (011) 4484-2036/4441-5583. 

Valor de los pliegos: $ 800. Dicho monto 
deberá depositarse en la Cta. Cte. N° 190/4 
de la Sucursal 2000 - del Banco de la Provin- 
cia de Buenos Aires. 

OBJETO: Ampliación y Refuncionaliza- 
ción - La Matanza SB 72-EP 191. 

Presupuesto Oficial: $ 2.897.810,01 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto oficial 

Consulta y venta de pliegos: Del 19- 
12-12 al 25-01-13, en la sede del Consejo 
Escolar del Distrito, calle Kennedy y Salta 
de la Localidad de San Justo - Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Fecha de apertura: 04-02-13 a las 11:00 hs. 
en sede del Consejo Escolar del Distrito, calle 
Kennedy y Salta de la Localidad de San Justo 
-Tel.: (011) 4484-2036/4441-5583. 

Valor de los pliegos: $ 800. Dicho monto 
deberá depositarse en la Cta. Cte. N° 190/4 
de la Sucursal 2000 - del Banco de la Provin- 
cia de Buenos Aires. 

OBJETO: Construcción de Edificio 1° Eta- 
pa - La Matanza SB 158-EP 198. 

Presupuesto Oficial: $ 2.525.836,51 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto oficial. 

Consulta y venta de pliegos: Del 19- 
12-12 al 25-01-13, en la sede del Consejo 
Escolar del Distrito, calle Kennedy y Salta 
de la Localidad de San Justo - Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Fecha de apertura: 04-02-13 a las 11:30 hs. 
en sede del Consejo Escolar del Distrito, calle 
Kennedy y Salta de la Localidad de San Justo 
-Tel.: (011) 4484-2036/4441-5583. 



Valor de los pliegos: $ 800. Dicho monto 
deberá depositarse en la Cta. Cte. N° 190/4 
de la Sucursal 2000 - del Banco de la Provin- 
cia de Buenos Aires. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
Nación. 

e. 13/12/2012 N° 123428/12 v. 07/01/2013 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
PLAN DE OBRAS 2012-2013 
LICITACIÓN PUBLICA 
DISPOSICIÓN N° 25/2012 

El Consejo Escolar de Lanús por cuenta y 

orden de la Dirección General de Cultura y 

Educación, llama a Licitación Pública para la 

contratación y realización de las siguientes 

Obras de Infraestructura Escolar: 

OBJETO: Construcción de Edificio - Lanús 
EEE N° 509. 

Presupuesto Oficial: $ 4.660.519,98 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto oficial 

Consulta y venta de pliegos: Del 19-12-12 al 
25-01-13, en la sede del Consejo Escolar del 
Distrito, calle 29 de Septiembre 1729 - LanUs 
Este - Tel.: (011) 4241-3299/4249-3929. 

Fecha de apertura: 04-02-13 a las 10 hs., en 
sede del Consejo Escolar del Distrito, calle 29 
de Septiembre 1729 - Lanús Este - Tel.: (011) 
4241-3299/4249-3929. 

Valor de los pliegos: $ 800. Dicho monto 
deberá depositarse en la Cta. Cte. N° 190/4 
de la Sucursal 2000 - del Banco de la Provin- 
cia de Buenos Aires. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 13/12/2012 N° 123429/12 v. 07/01/2013 



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2013 
OBRA PUBLICA 
Expediente N° 14-01489/09 

La Administración General del Poder Judicial 

de la Nación comunica la apertura de las 

ofertas autorizada mediante Resolución 

A.G. N° 2024/12 para La Licitación Pública 

N° 02/13 Obra Pública (Ajuste Alzado) 

OBJETO: Contratar los trabajos públicos 
de impermeabilización de la terraza del edi- 
ficio sito en la calle Entre Ríos N° 282, de la 
Ciudad de San Juan, provincia homónima, 
sede de los Juzgados Federales N° 1 y 2 de 
la Jurisdicción, encuadrando dicho procedi- 
miento en lo previsto por la Ley 13.064. 

Presupuesto oficial: Pesos setecientos 
cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y 
cinco ($ 754.765). 

Valor del pliego: Pesos novecientos ($ 900). 

Importe de la garantía: Pesos siete mil qui- 
nientos cuarenta y siete con sesenta y cinco 
centavos ($ 7.547,65). 

Adquisición del pliego: Hasta el día 
14/02/13 inclusive, en la Dirección General 
de Infraestructura Judicial del Poder Judicial 
de la Nación, Departamento de Coordinación 
Técnica, sito en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 
1190, 5° Piso, Of. 50, Capital Federal, de lunes 
a viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas. 

Mediante el correspondiente recibo, se de- 
berá acreditar el pago previamente efectuado 
en la Tesorería de la Dirección General de 
Administración Financiera del Poder Judicial 
de la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, 
Piso 4°, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8:30 a 12.45 hs.; o en la Habilitación de los 
Juzgados Federales de San Juan, Entre Ríos 
N° 282, de la Ciudad de San Juan. 

Serán desestimadas las ofertas de los 
proponentes que no hubieran adquirido pre- 
viamente la documentación que se refiere 
en el Artículo 3° de las Cláusulas Especiales 
"Adquisición del Pliego". 

En sitio web: www.pjn.gov.ar 

Inspección al lugar de trabajo: Hasta el 
día 18/02/13 inclusive, en el horario de 8:30 
a 12:30 horas. Debiendo coordinar con la 
Habilitación de los Juzgados Federales de 
San Juan (Entre Ríos N° 282 de la Ciudad de 
San Juan, TE 0264-422-7626), fecha y hora 
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de visita a efectos de recabar la pertinente 
constancia, firmada por la Habilitación citada, 
a efectos de cumplimentar dicho propósito. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de con- 
sultas: Hasta el día 20/02/13 inclusive, en la 
Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección 
General de Infraestructura Judicial, sita en 
Av. Pte. Roque Sáenz Pena 1190, Piso 8 o , Ofi- 
cina 80, Capital Federal, de lunes a viernes 
de 7:30 a 13:30 hs., a solicitud escrita de los 
interesados. 

La versión digital de la consulta (archivo 
Word) deberá ser enviada por correo elec- 
trónico a dij.coordinacion-tecnica@pjn.gov. 
ar; la repartición mencionada producirá las 
respuestas correspondientes hasta 2 (dos) 
días hábiles anteriores a la techa de apertura 
de la licitación. 

IMPORTANTE: Se deja constancia que du- 
rante el receso judicial "Enero 2013", no se 
venderán Pliegos ni se realizarán aclaracio- 
nes de oficio ni evacuación de consultas. 

Lugar, fecha y hora de la apertura: Departa- 
mento de Compras de la Dirección General de 
Administración Financiera del Poder. Judicial 
de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1 o Sub- 
suelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el 
día 27 de febrero de 2013 a las 11:00 hs. 

e. 03/12/2012 N° 118264/12 v. 21/12/2012 



MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS 
PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 21/2012 

OBJETO DEL LLAMADO: El presente 
llamado a licitación tiene por objeto la 
contratación para la ejecución de la obra: 
Redistribución Interna de Agua Potable y 
Red contra Incendio (Unidad N° 12) Vied- 
ma, Provincia de Río Negro - República 
Argentina y comprende los siguientes 
trabajos: Desarrollo del Proyecto Ejecu- 
tivo, provisión de materiales, equipos, 
herramientas, andamios y mano de obra 
necesarios para la ejecución completa de 
la obra. 

Consulta de pliegos: En la Dirección de 
Compras y Servicios Generales, Sarmien- 
to 329, 2° Piso frente, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 
17:30 horas. T.E. 5300-4033, en la ficina del 
Programa Nacional de Infraestructura Peni- 
tenciaria (PRONIPE), calle 25 de Mayo 350, 
6 o Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de 10 a 17:30 hs. y en la Unidad del Servicio 
Penitenciario Federal, sita en El Salvador s/N, 
Viedma, Provincia de Río Negro. 

Venta de pliegos: Tesorería, Sarmiento 329 
Planta Baja, de lunes a viernes de 10:00 a 
15:00 horas, su forma de pago será en efec- 
tivo o mediante cheque certificado a la orden 
de: M. Just. 4000/332. S. Just. DGA. Recaud. 
- Cuenta 758/18, desde el día 13 de diciembre 
de 2012, hasta el día 15 de enero de 2013. 

Presupuesto oficial: $ 7.479.017,96 (Pesos: 
Siete millones cuatrocientos setenta y nueve 
mil diecisiete con 96/100). 

Plazo de ejecución obra: 180 días corridos 
(Art. 4 o , P.C.E.). 

Régimen Ley N° 13.064: "Ajuste Alzado sin 
presupuesto oficial detallado". 

Lugar de presentación de consultas (Ar- 
tículo 7° Pliego Cláusulas Especiales): En la 
Dirección de Compras y Servicios Generales, 
Sarmiento 329, 2° Piso frente. 

Presentación de las ofertas: Dirección de 
Compras y Servicios Generales - Sarmiento 
329, 2° Piso frente, Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires, hasta las 12.00 hs., del día 22 de 
febrero de 2013. Sobre Único. 

Lugar de apertura: Dirección de Compras y 
Servicios Generales, Sarmiento 329, 2° Piso 
frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
las 12:00 hs., del día 22 de febrero de 2013. 

Importe de garantía de oferta: $ 74.791 (Pe- 
sos: Setenta y cuatro mil setecientos noventa 
y uno 00/100), 

Valor del pliego: $ 200 (Pesos: Doscientos). 

Capacidad de contratación en Sección 
Arquitectura y/o Ingeniería: $ 11.218.526,94 
(Once millones doscientos dieciocho mil 
quinientos veintiséis con noventa y cuatro 
centavos). 

Forma de pago: Certificación Mensual Abo- 
nada a los 30 días corridos (Artículos 32° y 
33° del Pliego de Cláusulas Especiales). 

e. 13/12/2012 N° 121048/12 v. 07/01/2013 



MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS 
PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 22/2012 

OBJETO DEL LLAMADO: El presente lla- 
mado a licitación tiene por objeto la con- 
tratación para la ejecución de la Obra de 
Instalación, Adecuación y Mantenimiento 
de la Instalación Eléctrica en los Locales 
y Sectores correspondientes al Institu- 
to Correccional de Mujeres (U.3) - Ezeiza, 
Provincia de Buenos Aires, y comprende 
los siguientes trabajos: Desarrollo del Pro- 
yecto Ejecutivo, provisión de materiales, 
equipos, herramientas, andamios y mano 
de obra necesarios para la ejecución com- 
pleta de la obra. 

Consulta de pliegos: En la Dirección de 
Compras y Servicios Generales, Sarmiento 
329, 2° Piso contrafrente, TE. 5300-4033; en 
la Subsecretaría de Infraestructura Peniten- 
ciaria, 25 de Mayo 350, Piso 6°, Ciudad Au- 
tónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 
de 10:00 a 17:30 horas, y en la Unidad 3 del 
Servicio Penitenciario Federal, sita en: French 
y Constitución s/n (1804) - Ezeiza - Pcia. de 
Buenos Aires. 

Venta de pliegos: Tesorería, Sarmiento 329, 
Planta Baja, de lunes a viernes de 10:00 a 
15:00 horas, su forma de pago será en efec- 
tivo o mediante cheque certificado a la orden 
de: M. Just. 4000/332. S. Just. DGA. Recaud. 
- Cuenta 758/18, desde el día 03 de diciembre 
de 2012 hasta el día 11 de enero de 2013. 

Presupuesto oficial: $ 4.730.000,00. (Pesos 
Cuatro millones setecientos treinta mil). 

Plazo de ejecución obra: 180 días corridos 
(Art. 4°, P.C.E.). 

Régimen Ley N° 13.064: "Ajuste Alzado sin 
presupuesto oficial detallado". 

Lugar de presentación de consultas (Ar- 
tículo 8° Pliego Cláusulas Especiales): En la 
Dirección de Compras y Servicios Generales, 
Sarmiento 329, 2° Piso, frente. 

Presentación de las ofertas: Dirección de 
Compras y Servicios Generales - Sarmiento 
329, 2° Piso, frente, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta las 12:00 hs. del día 14 
de febrero de 2013. Sobre Único. 

Lugar de apertura: Dirección de Compras y 
Servicios Generales - Sarmiento 329, 2° Piso 
frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
las 12:00 hs. del día 14 de febrero de 2013. 

Importe de garantía de oferta: $ 47.300,00 
(Pesos cuarenta y siete mil trescientos 
00/100). 

Valor del pliego: $ 400.- (Pesos 
cuatrocientos). 

Capacidad de contratación en Sección In- 
geniería: $ 7.095.000,00 (Pesos siete millones 
noventa y cinco mil con 00/100). 

Forma de pago: Certificación Mensual Abo- 
nada a los 30 días corridos (Artículos 34° y 
35° del Pliego de Cláusulas Especiales). 

e. 03/12/2012 N° 118508/12 v. 21/12/2012 



MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS 
PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 23/2012 

OBJETO DEL LLAMADO: El presen- 
te llamado a licitación tiene por objeto la 
contratación para la ejecución de la Obra 
Construcción de Aulas y Reparación de Cu- 
bierta del Gimnasio del Complejo Federal 
para Jóvenes Adultos (U.24), Marcos Paz, 
Provincia de Buenos Aires, y comprende los 
siguientes trabajos: Desarrollo del Proyecto 
Ejecutivo, provisión de materiales, equipos, 
herramientas, andamios y mano de obra ne- 
cesarios para la ejecución completa de la 
obra. 

Consulta de pliegos: En la Dirección de 
Compras y Servicios Generales, Sarmien- 
to 329, 2° Piso frente, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 
17:30 horas. T.E. 5300-4033, en la Oficina del 
Programa Nacional de Infraestructura Peni- 
tenciaria (PRONIPE), calle 25 de Mayo 350, 6° 
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
10 a 17:30 hs., y en el Complejo Federal para 
Jóvenes Adultos, sito en: Acceso Zabala, 
Marcos Paz - Pcia. de Buenos Aires. 



Venta de pliegos: Tesorería, Sarmiento 329, 
Planta Baja, de lunes a viernes de 10:00 a 
15:00 horas; su forma de pago será en efec- 
tivo o mediante cheque certificado a la orden 
de: M. Just. 4000/332. S. Just. DGA. Recaud. 
- Cuenta 758/18, desde el día 03 de diciembre 
de 2012 hasta el día 11 de enero de 2013. 

Presupuesto oficial: $ 5.807.667,14 (Pesos: 
Cinco millones ochocientos siete mil seis- 
cientos sesenta y siete con 14/100). 

Plazo de ejecución obra: 270 días corridos 
(Art. 4°, P.C.E.). 

Régimen Ley N° 13.064: "Ajuste Alzado sin 
presupuesto oficial detallado". 

Lugar de presentación de consultas (Ar- 
tículo 7° Pliego Cláusulas Especiales): En la 
Dirección de Compras y Servicios Generales, 
Sarmiento 329, 2° Piso frente. 

Presentación de las ofertas: Dirección de 
Compras y Servicios Generales - Sarmiento 
329, 2° Piso frente, Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires, hasta las 12:00 hs. del día 20 de 
febrero de 2013. Sobre Único. 

Lugar de apertura: Dirección de Compras y 
Servicios Generales - Sarmiento 329, 2° Piso 
frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
las 12:00 hs. del día 20 de febrero de 2013. 

Importe de garantía de oferta: $ 58.076,67 
(Pesos: Cincuenta y ocho mil setenta y seis 
con 67/100). 

Valor del pliego: $ 400 (Pesos: 
Cuatrocientos). 

Capacidad de contratación en Sección 
Ingeniería o Arquitectura: $ 7.259.583,93 
(Pesos: Siete millones doscientos cincuenta 
y nueve mil quinientos ochenta y tres con 
93/100). 

Forma de pago: Certificación Mensual Abo- 
nada a los 30 días corridos (Artículos 32° y 
33° del Pliego de Cláusulas Especiales). 

e. 03/12/2012 N° 118507/12 v. 21/12/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

CONSEJO PROVINCIAL 

DE EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 - 

3 o Llamado 

LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 - 

2° Llamado 

Programa de Apoyo a la Política de 

Mejoramiento de la Equidad Educativa II 

PROMEDU II 

Préstamo 2424 OC-AR 

1. Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición 783 del 30 de 
septiembre de 2010. 

2. La República Argentina ha recibido un 
préstamo del Banco Interamericano de Desa- 
rrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa (PROMEDU 
II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
Contrato 2424/OC-AR. 

3. La Unidad Coordinadora Provincial del 
Consejo Provincial de Educación de la Pro- 
vincia de Santa Cruz invita a los licitantes 
elegibles a presentar ofertas selladas para las 
siguientes licitaciones: 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 - 
3° Llamado 

"Construcción de Sala de Informática, 
construcción de sanitarios de Alumnos 
y refacciones varias" en la EGB N° 11 de 
Río Gallegos, Dpto. Güer Aike. El plazo de 
construcción es de 180 días corridos. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 - 
2° Llamado: 

"Readecuación del sector de gobierno, 
sala de informática, comedor, depósito y 
refacciones varias" en la EGB N° 10 "Hipó- 
lito Yrigoyen" de Río Gallegos, Dpto. Güer 
Aike. El plazo de construcción es de 180 
días corridos. 

4. La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo titulada Políticas para 
la Adquisición de Obras y Bienes financiados 



por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y está abierta a todos los Oferentes de 
países elegibles según se definen en los Do- 
cumentos de Licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén intere- 
sados podrán obtener información adicional 
de la Dirección Provincial de Arquitectura 
Escolar, Arq. Gabriela Barrionuevo - infrac- 
pe@yahoo.com. ar y revisar los documentos 
de licitación en la dirección (1) indicada al 
final de este Llamado, días hábiles de 09.00 
a 15.00 hs. 

6. Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, finan- 
cieros, legales conforme lo estipulado en el 
Pliego Licitatorio. No se otorgará un Mar- 
gen de Preferencia a contratistas o APCAs 
nacionales. 

7. Los Oferentes interesados podrán com- 
prar un juego completo de los Documentos 
de Licitación en castellano, mediante pre- 
sentación de una solicitud por escrito a la 
dirección (2) indicada al final de este Llamado 
y contra el pago de una suma no reembol- 
sable de pesos mil ($ 1.000,00) cada uno. 
Esta suma podrá pagarse mediante depósito 
bancario a la cuenta corriente PROMEDU II 
N° 43300663/57 Banco Nación Argentina. Los 
gastos generados por tal depósito estarán 
a cargo de la empresa adquirente. El docu- 
mento será retirado en calle José Ingenieros 
N° 640 de Río Gallegos, Santa Cruz. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección (1) indicada abajo, según el siguien- 
te detalle: 

Licitación Pública N° 01/2012 - 3° Llamado: 
A más tardar a las 10:00 hs. del día 25 de ene- 
ro de 2013. 

Licitación Pública N° 02/2012 - 2° Llama- 
do: A más tardar a las 10:30 hs. del día 25 de 
enero de 2013. 

Las Ofertas electrónicas no serán permi- 
tidas. Las ofertas que se reciban fuera del 
plazo serán rechazadas. Las ofertas se abri- 
rán físicamente en presencia de los represen- 
tantes de los Oferentes que deseen asistir en 
persona en la dirección (1) indicada al final de 
este Llamado, según detalle: 

Licitación Pública N° 01/2012 - 3° Llamado: 
A las 11:00 hs. del día 25 de enero de 2013. 

Licitación Pública N° 02/2012 - 2° Llamado: 
A las 11:30 hs. del día 25 de enero de 2013. 

9. Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Ofertas por el monto mínimo que seguida- 
mente se detalla: 

Licitación Pública N° 01/2012 - 3° Llamado: 
$ 15.374,43 (pesos quince mil trescientos se- 
tenta y cuatro con cuarenta y tres, centavos). 

Licitación Pública N° 02/2012 - 2° Llamado: 
$ 17.791,50 (pesos diecisiete mil setecientos 
noventa y uno con cincuenta centavos). 

10. Las direcciones referidas son: 

(1) Consultas - Adquisición: Unidad Coor- 
dinadora Provincial, Dirección Provincial de 
Arquitectura Escolar, Arq. Gabriela Barrio- 
nuevo, José Ingenieros N° 640, Río Gallegos, 
CP 9400, Provincia de Santa Cruz, Argentina. 

(2) Apertura de ofertas: Sala de Sesiones 
del Consejo Provincial de Educación, Mariano 
Moreno N° 576, Río Gallegos - CP 9400, Pro- 
vincia de Santa Cruz, Argentina. 

e. 13/12/2012 N° 123281/12 v. 28/12/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

MEJORES ESCUELAS 

MAS EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 04/PO/2012 

UCP Santa Cruz - 

Segundo Llamado 

Plan de Obras 

En el marco del Plan de Obras 2012, se 

anuncia el segundo llamado a Licitación 

Pública: 

OBJETO: "Refacciones varias en edificio 
y rehabilitación de instalaciones básicas" - 
Colegio Provincial de Educación Polimodal 
N° 29 - Hipólito Yrigoyen - Departamento Río 
Chico. 

Presupuesto oficial: $ 1.930.603,81 
Garantía de oferta exigida: $ 19.306,03 
Fecha de apertura: 24/01/2013 - Hora: 
10.30 hs. 

Lugar: Dirección Provincial de Arquitectura 
Escolar del Consejo Provincial de Educación: 
José Ingenieros N° 640 (9400) Río Gallegos - 
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Departamento Güer Aike - Provincia de Santa 
Cruz. 

Plazo de entrega: 180 días corridos. 

Valor del pliego: $ 1.500,00. 

Lugar de adquisición del pliego: Dirección 
Provincial de Arquitectura Escolar del Conse- 
jo Provincial de Educación: José Ingenieros 
N° 640 (9400) Río Gallegos - Departamento 
Güer Aike - Provincia de Santa Cruz - Telefax 
(02966) 431216. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 13/12/2012 N° 123285/12 v. 28/12/2012 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2013 
OBRA PUBLICA 
Expediente CUDAP: EXP- 
UBA:N° 48814/11 

OBJETO: Construcción de veredas y sen- 
das peatonales de la Facultad de Agronomía 
sita en Av. San Martín 4453 de la Ciudad Au- 
tónoma de Buenos Aires. 

Presupuesto oficial: Pesos seiscientos die- 
ciocho mil seiscientos ochenta y cinco con 
sesenta y cuatro centavos ($ 618.685,64). 

Sistema de contratación: Ajuste Alzado. 

Valor de pliego: Pesos ochocientos ($ 800.-) . 

Venta del pliego: Hasta el 27-12-12 inclusi- 
ve en la Dirección General de Planificación y 
Gestión de Contrataciones - Viamonte N° 430, 
Planta Baja, Oficina 3 (1053) Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires. Tel.: 4510-1110/1111. 
Atención de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 
horas, indefectiblemente. 

Visita a obra: Se realizará el día 28-12-12 a 
las 10 horas. 

Coordinar previamente con la Dirección 
General de Construcciones Universitarias a 
los Teléfonos 4508-6480/6481/6484. 

Consultas de las empresas en forma feha- 
ciente: Hasta el día 07-01-13, inclusive. 

Presentar las consultas por escrito en 
la Oficina de la Dirección General de Pla- 
nificación y Gestión de Contrataciones. 
Horario de atención de 10:00 a 14:00 horas 
indefectiblemente. 

Respuestas de Circulares: Hasta el 10-01- 
13 inclusive. 

Lugar de presentación de las ofertas: Di- 
rección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones. 

Apertura: 15 de enero de 2013 a las 12:00 
horas. 

e. 17/12/2012 N° 124384/12 v. 21/12/2012 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTRATACIONES Y SUMINISTROS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2013 
OBRA PUBLICA 
Expediente CUDAP: EXP- 
UBA: N° 7248/12 

OBJETO: Restauración y puesta en va- 
lor de envolvente exterior de la Facultad de 
Ingeniería en la Sede sita en Av. Las Heras 
2214 de la Capital Federal. 

Presupuesto oficial -Precio Tope-: Pe- 
sos diecisiete millones quinientos sesen- 
ta y ocho mil seiscientos setenta y uno 
($ 17.568.671.-). 

Sistema de contratación: Ajuste Alzado. 

Valor de pliego: En concepto de soporte 
digital pesos dos mil ($ 2.000.-). 

Venta del pliego: Hasta el 15-01-13 inclusi- 
ve, en la Dirección General de Planificación y 
Gestión de Contrataciones - Viamonte N° 430, 
Planta Baja, Oficina 3 (1053) Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires. Tel.: 4510-1110/1111. 
Atención de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 
horas, indefectiblemente 

Visita a obra: Se realizará el día 16-01-13 a 
las 10 horas. 

Coordinar previamente con la Dirección 
General de Construcciones Universitarias a 
los Teléfonos 4508-6480/6481. 

Consultas de las empresas en forma feha- 
ciente: Hasta el día 24-01-13, inclusive. 

Presentar las consultas por escrito en la Ofi- 
cina de la Dirección General de Planificación 
y Gestión de Contrataciones. Horario de aten- 
ción de 10:00 a 14:00 horas indefectiblemente. 



Respuestas de Circulares: Hasta el 31-01- 
13 inclusive. 

Lugar de presentación de las ofertas: Di- 
rección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones. 

Apertura: 08 de febrero de 2013 a las 12:00 
horas. 

e. 17/12/2012 N° 124382/12 v. 09/01/2013 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
SECRETARIA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA 
Y DE SERVICIOS COORDINACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA, 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2012 
Expediente N° EXP - REC: 0012720/2012 

Llámase a Licitación Pública para el día 19 

de febrero de 2013, a las 11:00 horas, para 

contratar por el sistema de Ajuste Alzado, la 

ejecución de la siguiente obra: 

Mendoza - Universidad Nacional de Cuyo 
- Facultad de Ciencias Agrarias - Sistema 
Red Cloacal - 2° Etapa. 

Presupuesto oficial: $ 386.024,56 
Valor del pliego: $ 300,00 
Garantía de Licitación: $ 3.861,00 
Las carpetas con la documentación se 
encuentran a disposición de los interesados 
(hasta el día 13 de febrero de 2013), en la 
Dirección de Logística y Administración, Fa- 
cultad de Ciencias Médicas, Sector 8, Planta 
Baja, Centro Universitario, Ciudad de Mendo- 
za, Provincia de Mendoza, donde se realizará 
la apertura de las propuestas el día y hora 
indicados. 

e. 14/12/2012 N° 122691/12 v. 08/01/2013 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
SECRETARIA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA 
Y DE SERVICIOS 
COORDINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 09/2012 
Expediente N° EXP - REC: 
0009280/2012 

Llámase a Licitación Pública para el día 07 

de febrero de 2013, a las 11:00 horas, para 

contratar por el sistema de Ajuste Alzado, la 

ejecución de la siguiente obra: 

Obra: Mendoza - Universidad Nacional de 
Cuyo - Facultad de Educación Elemental y 
Especial - Programa de Seguridad - Escale- 
ras de Emergencia y Pasarelas de Evacua- 
ción. 

Presupuesto oficial: $ 316.407,69 
Valor del pliego: $ 200,00 
Garantía de Licitación: $ 3.164,10 
Las carpetas con la documentación se 
encuentran a disposición de los interesados 
(hasta el día 01 de febrero de 2013), en la 
Dirección de Logística y Administración, Fa- 
cultad de Ciencias Médicas, Sector 8, Planta 
Baja, Centro Universitario, Ciudad de Mendo- 
za, Provincia de Mendoza, donde se realiza- 
rán las aperturas de las propuestas los días y 
horas indicados. 

e. 30/11/2012 N° 118254/12 v. 20/12/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LA PLATA 

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, 

OBRAS Y SERVICIOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIONES Y 

MANTENIMIENTO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 27/2012 

La Secretaría de Planeamiento, Obras y 

Servicios a través de la D.G.C.M. llama a 

Licitación Pública la siguiente obra: 

OBJETO: "Remodelación baños nivel ini- 
cial" - Escuela Graduada J. V. González. 

Apertura: Dirección General de Construc- 
ciones y Mantenimiento, Calle 51 N° 696 - La 
Plata, el día 18 de enero de 2013 a las 9.00 
horas. 



Ubicación: Calle 50 y 117 - La Plata. 

Presupuesto oficial: Pesos ciento setenta y 
cinco mil veintiséis con 95/100 ($ 175.026,95). 

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) 
días corridos. 

Consulta de legajos: Dirección General de 
Construcciones y Mantenimiento, Calle 51 
N° 696, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta 
el 3 de enero de 2013. 

Compra de legajos: Tesorería General de la 
Presidencia, Calle 7 N° 776 - La Plata de lunes 
a viernes de 7.30 a 16 hs., hasta el 3 de enero 
de 2013. 

Precio del legajo: Pesos doscientos con 
00/100 ($200,00). 

e. 17/12/2012 N° 123892/12 v. 21/12/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MAR DEL PLATA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 017/2012 
Expediente N° 1-1312/11 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Obra: 
"Edificio Banco Provincia - Acondiciona- 
miento Piso 13 - Ala Sur". 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Dirección de Suministros, Juan B. 
Alberdi 2695, 3er. Piso, (7600) Mar del Plata. 
Plazo y horario: De lunes a viernes de 08 a 
13 horas, hasta el día anterior de la visita de 
obra. 

Costo del pliego: Sin cargo 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Di- 
rección de Suministros, Juan B. Alberdi 2695, 
3er. Piso, (7600) Mar del Plata. Plazo y hora- 
rio: De lunes a viernes de 08 a 13 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes" 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Dirección de Suministros, Juan B. Alberdi 
2695, 3er. Piso, (7600) Mar del Plata. Plazo y 
horario: De lunes a viernes de 08 a 13 horas, 
hasta el día y hora de apertura de ofertas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Direc- 
ción de Suministros, Juan B. Alberdi 2695, 
3er. Piso, (7600) Mar del Plata. Día y hora: 22 
de enero de 2013 - 10.00. 

e. 30/11/2012 N° 118392/12 v. 20/12/2012 



COMISIÓN NACIONAL 

DE ENERGÍA ATÓMICA 

CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 195/2012 

Expediente N° 981/12 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Cons- 
trucción Paseo Peatonal - C.A.C. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Depto. Administración C.A.C. - Com- 
pras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) y Av. de 
los Constituyentes, San Martín. Plazo y hora- 
rio: De lunes a viernes de 9.30 a 12.30 horas. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. 
Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) San Martín. Plazo 
y horario: De lunes a viernes de 9.30 a 12.30 
horas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. 
Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) San Martín. Plazo 
y horario: De lunes a viernes de 9.30 a 12.30 y 
hasta el momento de la apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depto. 
Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. 
Paz 1499 (lado Pcia.) San Martín. Día y hora: 
10 de enero de 2013 a las 10.30 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser ob- 
tenido con el fin de presentarse a cotizar o 
consultado el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, http://www. argentina- 
compra, gov.ar, ingresando al Acceso Directo 
(contrataciones vigentes). 

e. 03/12/2012 N° 118957/12 v. 21/12/2012 



COMISIÓN NACIONAL 

DE ENERGÍA ATÓMICA 

CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 197/2012 

Expediente N° 1051/12 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Obra: 
Extensión de Laboratorio de Atmósfera 
Controlado tipo "Clean Room". 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Depto. Administración C.A.C. - Com- 
pras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) y Av. De 
los Constituyentes, San Martín. Plazo y hora- 
rio: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Dep- 
to. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. 
Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo y ho- 
rario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. 
Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo 
y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y 
hasta el momento de la apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depto. 
Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. 
Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Día y hora: 
18 de enero de 2013 a las 11:30 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, http://www.argentina- 
compra. gov.ar, ingresando al Acceso Directo 
(Contrataciones Vigentes). 

e. 05/12/2012 N° 120548/12 v. 27/12/2012 



COMISIÓN NACIONAL 

DE ENERGÍA ATÓMICA 

CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 198/2012 

Expediente N° 1026/12 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Obra: 
Proyecto adecuación Torre Tanque 2° Etapa. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Depto. Administración C.A.C. - Com- 
pras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) y Av. De 
los Constituyentes, San Martín. Plazo y hora- 
rio: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Dep- 
to. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. 
Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo y ho- 
rario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. 
Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo 
y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y 
hasta el momento de la apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depto. 
Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. 
Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Día y hora: 
22 de enero de 2013 a las 10:30 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, http://www.argentina- 
compra. gov.ar, ingresando al Acceso Directo 
(Contrataciones Vigentes). 

e. 05/12/2012 N° 120533/12 v. 27/12/2012 



COMISIÓN NACIONAL 

DE ENERGÍA ATÓMICA 

CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 199/2012 

Expediente N° 1049/12 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Termi- 
nación de Nivel - 4 del Sector "C" del Edifi- 
cio N° 42 del C.A.C. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Depto. Administración C.A.C. - 
Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) y 
Av. De los Constituyentes, San Martín. Plazo 
y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 
horas. 
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Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Dep- 
to. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. 
Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo y ho- 
rario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. 
Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo 
y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y 
hasta el momento de la apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depto. 
Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. 
Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Día y hora: 
18 de enero de 2013 a las 11:00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
http://www.argentinacompra.gov.ar, ingresando 
al Acceso Directo (Contrataciones Vigentes). 

e. 05/12/2012 N° 120549/12 v. 27/12/2012 



COMISIÓN NACIONAL 

DE ENERGÍA ATÓMICA 

CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 200/2012 

Expediente N° 1025/12 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Cons- 
trucción Edificio Hidrometalurgia 3 o Etapa. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Depto. Administración C.A.C. - Com- 
pras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) y Av. De 
los Constituyentes, San Martín. Plazo y hora- 
rio: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Dep- 
to. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. 
Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo y ho- 
rario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. 
Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo 
y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y 
hasta el momento de la apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depto. 
Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. 
Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Día y hora: 
18 de enero de 2013 a las 10:30 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
http://www.argentinacompra.gov.ar, ingresando 
al Acceso Directo (Contrataciones Vigentes). 

e. 05/12/2012 N° 120537/12 v. 27/12/2012 



GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE SANTIAGO DEL ESTERO 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2012 - INET 

OBJETO: Construcción del Albergue Es- 
tudiantil y Refacción del Colegio Agrotécni- 
co N° 6 "Ntra. Sra. del Valle" - Loe. de Los 
Juríes - Dpto. Taboada. 

Presupuesto oficial: $ 3.974.825,00. 

Garantía de oferta: 5% sobre total de oferta. 

Fecha de apertura: 22 de enero de 2013 a las 
10 hs. o el siguiente día hábil si fuera decretado 
feriado. 

Lugar: Absalón Rojas 572 - Santiago del 
Estero. 

Valor del pliego: $ 3.974,82. 

Venta de pliego: Hasta el 18/01/2013. 

Lugar de la adquisición: Absalón Rojas 572 
(SDE). 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación - INET. 

e. 10/12/2012 N° 121902/12 v. 02/01/2013 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE RIO NEGRO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2012 
Expediente N° 1257/2012 

Llamado a presentación de ofertas para: 

OBJETO: Obra UNRN Construcción Sede 
Atlántica Etapa 1 en Viedma - Río Negro - 
Iluminación accesos al Predio. 



Consulta y retiro de pliegos: A partir del 12 
de diciembre de 2012, en: 

- Rectorado (Área Infraestructura) - Belgra- 
no 526, Viedma, de 9 a 16 hs. 

- Delegación Buenos Aires, Reconquista 
556, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires, de 9 a 16 hs. 

Fecha de presentación ofertas: Hasta las 
12.00 hs., del día 7 de enero de 2013. 

Lugar de presentación de las ofertas: Rec- 
torado (Área Infraestructura) - Belgrano 526, 
Viedma, Río Negro. 

Fecha de apertura: 7 de enero de 2013 a 
las 14:00 hs. 

Lugar de apertura de las ofertas: Rectorado 
(Área Infraestructura) - Belgrano 526, Viedma, 
Río Negro. 

Valor del pliego: Sin costo. 

Presupuesto oficial: $ 217.490,00 

Garantía de la oferta: 1% del valor del pre- 
supuesto oficial. 

Plazo de la obra: 40 días corridos. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado y/o impreso en su texto, en el sitio Web 
de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Direc- 
to "Contrataciones Vigentes". 

e. 12/12/2012 N° 122892/12 v. 21/12/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE RIO NEGRO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2012 
Expediente N° 1038/2012 

Llamado a presentación de ofertas para: 

OBJETO: Obra UNRN - Construcción 
Sede Atlántica Etapa I en Viedma - Río Ne- 
gro - Mesadas de Laboratorio y Tabiques. 

Consulta y retiro de pliegos: A partir del 12 
de diciembre de 2012, en: 

- Rectorado (Área Infraestructura) - Belgra- 
no 526, Viedma, de 9 a 16 hs. 

- Delegación Buenos Aires, Reconquista 
556, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires, de 9 a 16 hs. 

Fecha de presentación ofertas: Hasta las 
12.00 hs., del día 8 de enero de 2013. 

Lugar de presentación de las ofertas: Rec- 
torado (Área Infraestructura) - Belgrano 526, 
Viedma, Río Negro. 

Fecha de apertura: 8 de enero de 2013 a 
las 14:00 hs. 

Lugar de apertura de las ofertas: Rectorado 
(Área Infraestructura) - Belgrano 526, Viedma, 
Río Negro. 

Valor del pliego: Sin costo 

Presupuesto oficial: $ 396.132,00. 

Garantía de la oferta: 1% del valor del pre- 
supuesto oficial. 

Plazo de la obra: 60 días corridos. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado y/o impreso en su texto, en el sitio Web 
de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Direc- 
to "Contrataciones Vigentes". 

e. 12/12/2012 N° 122886/12 v. 26/12/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE RIO NEGRO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 09/2012 
Expediente N° 44/2011 

Llamado a presentación de ofertas para: 

OBJETO: Obra UNRN - Refacción del edi- 
ficio Instituto Nacional de Arte y Escuela 
Municipal de Cerámica - Sede Alto Valle y 
Valle Medio - Cipolletti. 

Consulta y retiro de pliegos: A partir del 12 
de diciembre de 2012, en: 

- Vicerrectorado Sede Alto Valle - 25 de Mayo 
880, 4° Piso, Gral. Roca, Río Negro, de 9 a 16 hs. 

- Rectorado (Área Infraestructura) - Belgra- 
no 526, Viedma, de 9 a 16 hs. 

- Delegación Buenos Aires, Reconquista 
556, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires, de 9 a 16 hs. 

Fecha de presentación ofertas: Hasta las 
12.00 hs., del día 9 de enero de 2013. 

Lugar de presentación de las ofertas: Vice- 
rrectorado Sede Alto Valle, 25 de Mayo 880, 
4 o Piso, Gral. Roca, Río Negro. 

Fecha de apertura: 9 de enero de 2013 a 
las 14:00 hs. 



Lugar de apertura de las ofertas: Vicerrec- 
torado Sede Alto Valle, 25 de Mayo 880, 4 o 
Piso, Gral. Roca, Río Negro. 

Valor del pliego: Sin costo. 

Presupuesto oficial: $ 242.319,76. 

Garantía de la oferta: 1% del valor del pre- 
supuesto oficial. 

Plazo de la obra: 70 días corridos. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado y/o impreso en su texto, en el sitio Web 
de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Direc- 
to "Contrataciones Vigentes". 

e. 12/12/2012 N° 122891/12 v. 21/12/2012 



CIVILES 



COMISIÓN TÉCNICA MIXTA 
DE SALTO GRANDE 
LICITACIÓN PUBLICA 
CONTRATO N° SG-489 

Proyecto y Construcción de Depósito de 
Residuos Especiales. 

Consulta de la documentación: Todos los 
días hábiles en el horario de 08 a 14 horas en: 

- Avenida Leandro N. Alem 449 - 7mo. Piso - 
Buenos Aires (Argentina) -Sector Administración. 

- Convención 1343 - 10mo. Piso - Montevi- 
deo (Uruguay) - Unidad Administración. 

- En la Represa de Salto Grande (Concordia 
- Salto), en las oficinas del Sector Compras y 
Contrataciones. 

Dirección en Internet: www.saltogrande.org 

Venta de pliegos: Mediante depósito ban- 

cario, según procedimiento indicado en 

nuestra página Web, en la dirección: www. 

saltogrande.org 

- O personalmente en las direcciones seña- 
ladas precedentemente. 

Valor de los pliegos: Dólares estadouniden- 
ses doscientos (U$S 200) 

Apertura de las ofertas: El día 24 de enero 
de 2013, a las 09.00 horas de la República Ar- 
gentina y 10:00 horas de la República Oriental 
del Uruguay, en las oficinas del Área Mate- 
riales, Sector Compras y Contrataciones del 
Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. 

Recepción de las ofertas: Las ofertas serán 
recibidas hasta el día y hora de apertura fija- 
dos más arriba. 

e. 14/12/2012 N° 123718/12 v. 20/12/2012 



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 1/2013 
OBRA PUBLICA 
Expediente N° 14-27917/10 

La Administración General del Poder Judicial 

de la Nación comunica la apertura de las 

ofertas autorizada mediante Resolución A.G. 

N° 2012/12 para la Licitación Pública N° 1/13 

Obra Pública (Ajuste Alzado) 

OBJETO: Contratar los trabajos -con in- 
clusión de materiales y mano de obra- de 
construcción de una cámara transformado- 
ra y cambio de solado, sector acceso; com- 
prendiendo tanto los trabajos de obras ge- 
nerales como de instalaciones complemen- 
tarias en el edificio sito en Paraguay 923, 
Capital Federal, encuadrando dicho proce- 
dimiento en lo previsto por la Ley 13.064. 

Presupuesto oficial: Pesos cuatrocientos 
cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y dos 
($ 442.882.-). 

Valor del pliego: Pesos quinientos ($ 500.-). 

Importe de la garantía: Pesos cuatro mil 
cuatrocientos veintiocho con ochenta y dos 
centavos ($ 4.428,82). 

Adquisición del pliego: Hasta el día 
15/02/13, inclusive, en la Dirección General 
de Infraestructura Judicial del Poder Judicial 
de la Nación, Departamento de Estudios y 
Proyectos, sito en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 
1190, 5 o Piso, Of. 54, Capital Federal, de lunes 
a viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas. 

Mediante el correspondiente recibo, se de- 
berá acreditar el pago previamente efectuado 
en la Tesorería de la Dirección General de Ad- 
ministración Financiera del Joder Judicial de 
la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, Piso 
4 o , Capital Federal. 



Serán desestimadas las ofertas de los 
proponentes que no hubieran adquirido pre- 
viamente la documentación que se refiere 
en el Artículo 3 o de las Cláusulas Especiales 
"Adquisición del Pliego". 

En sitio web: www.pjn.gov.ar 

Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 
19/02/13 inclusive, en el horario de 8:30 a 
12.30 horas, debiendo coordinar con la Inten- 
dencia de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo Federal (Pa- 
raguay 923, C.A.B.A., 2do. Piso Contrafrente 
- Tel. 4320-4690/5), firmada por la Intendente 
del Fuero (Arq. Gladys E. Rodríguez) o por 
quien ella designe, a efectos de cumplimentar 
dicho propósito. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de 
consultas: Hasta el día 20/02/13 inclusive, se 
efectuarán por escrito y se deberán presentar 
en la Mesa de Entradas y Salidas de la Direc- 
ción General de infraestructura Judicial, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 8 o , 
Oficina 80, Capital Federal, de lunes a vier- 
nes de 7.30 a 13.30 hs., la versión digital de 
la consulta (archivo Word) deberá ser enviada 
por correo electrónico a proyectos@pjn.gov. 
ar; la repartición mencionada anteriormente 
producirá las respuestas correspondientes 
hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha 
de apertura de la Licitación. 

Lugar, fecha y hora de la apertura: Departa- 
mento de Compras de la Dirección General de 
Administración Financiera del Poder. Judicial 
de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1° Sub- 
suelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el 
día 28 de febrero de 2013 a las 11:00 hs. 

e. 03/12/2012 N° 118267/12 v. 21/12/2012 



INGENIERÍA 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS S.E. 
PUERTO BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 01-2013 

OBJETO: Reparación del Muelle Transpa- 
rente en Dársena Norte (por Ley de Obras 
Públicas Presupuesto $ 1.452.000,00). 

Lugar de retiro y consulta de pliegos: En la 
Gerencia de Abastecimiento, Av. Ing. Huergo 
431 - Planta Baja - Buenos Aires, en días há- 
biles de 9 a 15 horas. Tel. 4343-7333. 

Valor del pliego: $ 100,00 

Fecha de apertura y lugar de presentación 
de ofertas: El día 10 de enero de 2013 a las 11 
horas en la Sala de Aperturas de la Adminis- 
tración General de Puertos - Sociedad del Es- 
tado, Planta Baja de la dirección mencionada, 
e. 03/12/2012 N° 119382/12 v. 21/12/2012 



Servicios 



COMUNICACIONES 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 175202 



OBJETO: 1181 - TASA 
Red IP de Telefónica. 



Ampliación de la 



Contrataciones sujetas al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la 
Ley N° 25.551, su Decreto Reglamentario 
N° 1600/2002 y demás normas complemen- 
tarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 14.000.000,00. 

Valor de pliego: $ 0.- 

Clase: Licitación Pública de Etapa Múltiple 
Nacional. 

Retiro de pliegos: http://www.adquira.com. 
ar - hasta el 03/01/2013 - 16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1556, Piso 
1 o , Cap. Fed., hasta el 03/01/2013 - 16:30 hs. 

Presentación de ofertas http://podium.ad- 
quira.com/ hasta el 10/01/2013 - 12:00 hs. 

e. 19/12/2012 N° 125364/12 v. 20/12/2012 
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BOLETÍN oficial 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 



PUBLICAR SUS AVISOS 

AHORA ES MÁS FÁCIL 







DELEGACIÓN VIRTUAL 

ÚNICO MEDIO 

DE PUBLICACIÓN 



? c 




/ 



VSIMPLE VRÁPIDO VCÓMODO VSEGURO 



El Boletín Oficial de la República Argentina continúa avanzando en su proceso de innovación 
y modernización, incorporando tecnologías de vanguardia para brindar a sus clientes un servicio 
de excelencia, ágil, transparente y seguro. 

En el marco de este proceso, informamos que, desde el 2 de julio de 201 2, el único medio para 
publicar sus avisos es nuestro Servicio de Delegación Virtual. 

Para mayor información comuniqúese con nuestro Centro de Atención al Cliente. 



CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

* 081 0-345- BOR A (2672) 

atencionalcliente@boletinoficial.gob.ar 



www.boletinoficial.gob.ar 
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 8/2012 
Expediente N° HSN-1949/2012 

OBJETO: Contratación Telefonía Móvil. 

Adquisición del Pliego de Bases y Condi- 
ciones: Dirección de Tesorería, Hipólito Yrigo- 
yen 1710, Piso 2 o , Of. 219 - Capital Federal, de 
lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas. 

Valor del pliego: Pesos quinientos cincuen- 
ta con 00/100 ($ 550,00). 

Lugar de consulta, presentación y apertura 
de ofertas: Subdirección de Compras, H. Yri- 
goyen 1710, Piso 2 o , Of. 228, de lunes a vier- 
nes de 11:00 a 19:00 horas, Capital Federal. 

Para consultas del pliego por Internet 
(www.senado.gov.ar). 

Venta del pliego: Desde el: 19/12/2012 has- 
ta el: 06/01/2013, inclusive. 

Visita a las instalaciones: 07/01/2013 a las 
14:00 hs. (El personal asignado a realizar la 
visita a las instalaciones deberá acreditar 
la cobertura de ART de la empresa a la que 
pertenece). 

Consultas: Hasta el día 09/01/2013 a las 
17:00. 

Respuestas: Hasta el día 11/01/2013. 

Apertura: 15 de enero de 2013 - 13:00 hs. 
e. 19/12/2012 N° 125482/12 v. 20/12/2012 



IMPRESOS (MANO DE OBRA) 



INSTITUTO INTERAMERICANO 
DE COOPERACIÓN PARA LA 
AGRICULTURA (MCA) 
LICITACIÓN PUBLICA N° MCA 2012/18 

El Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (MCA) llama a Licitación 
Pública para la contratación de: 

Impresión de Boletines, Revistas, Des- 
plegarles, Trípticos, Dípticos y Volantes 
para el Ministerio de Agricultura, Ganade- 
ría y Pesca (MAGyP). 

Entrega de Sobres el día viernes 11 de ene- 
ro de 2013 hasta las 12 hs. 

Apertura de los mismos el día viernes 11 de 
enero de 2013 a las 15 hs. 

Condiciones del concurso, especificacio- 
nes técnicas e información adicional se podrá 
obtener mediante la presentación de una nota 
en la Oficina del MCA con domicilio en Bdo. 
de Irigoyen 88, Piso 5 o , Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, teléfono 4345-1210, en el hora- 
rio de 9 a 18 hs. 

e. 19/12/2012 N° 125312/12 v. 20/12/2012 



INGENIERÍAS varias 



REPÚBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
FONDO FIDUCIARIO PARA EL 
TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL 
UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA 
LICITACIÓN PUBLICA 
INTERNACIONAL N° 09/2011 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Préstamo BID 1764/OC-AR y 1764/OC-AR-1 

Programa de Transmisión Eléctrica del 

Norte Grande 

Componente II: Obras de Transmisión y 

Subtransmisión Provinciales 

Modificación del Presupuesto Oficial 

Ampliación Líneas de Transmisión en 
Alta Tensión 132 kV de Interconexión; 
EE.TT. 132/33/13,2 kV "Aristóbulo del Va- 
lle"; EE.TT. 132/33/13,2 kV "San Vicente" y 
Obras Complementarias, de la Provincia 
de Misiones. 

1 . La Unidad Ejecutora del Programa comu- 
nica que ha sido modificado el Presupuesto 
Oficial de la Obra: Ampliación Líneas de 
Transmisión en Alta Tensión 132 kV de Inter- 
conexión; EE.TT. 132/33/13,2 kV "Aristóbulo 
del Valle"; EE.TT. 132/33/13,2 kV "San Vicen- 



te" y Obras Complementarias, de la Provincia 
de Misiones. 

El nuevo valor del presupuesto ascien- 
de a la suma de pesos argentinos ciento 
setenta y nueve millones ochocientos mil 
($ 179.800.000) más IVA. 

2. El Aviso original fue publicado en julio 
de 2012 en el Development Business con el 
número de referencia IDB250-06/12. 

3. Se modifica la fecha de apertura: Las 
ofertas deberán hacerse llegar a Paseo Co- 
lón N c 171, 9 o Piso, Oficina 902 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a más tardar a 
las 15.00 hs. del 22 de enero de 2013. Ofer- 
tas electrónicas no serán permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera del plazo serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán física- 
mente en presencia de los representantes de 
los Oferentes que deseen asistir, en la misma 
dirección, a las 15.30 hs. del 22 de enero de 
2013. 

4. Todas las ofertas deberán estar acompa- 
ñadas de una Garantía de Mantenimiento de 
la Oferta de: pesos cinco millones cuatrocien- 
tos mil ($ 5.400.000). 

e. 20/12/2012 N° 125787/12 v. 21/12/2012 



LIMPIEZA 



A.F.I.P. 

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA 

BAHÍA BLANCA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 157/2012 

(DI RABB) 

Expediente N° 1-256938-2012 

OBJETO: Servicio de integral de limpieza 
e higiene del edificio del Resguardo Lago 
Frías dependiente de la división Aduana Ba- 
riloche. 

Fecha de apertura: 14/01/13 a las 10:00 hs. 

Consultas y aclaraciones: Toda consulta 
técnica por escrito, comunicación escrita o 
presentación de documentación que deba 
efectuar con motivo de la presente contrata- 
ción se dirigirá a la AFIP Dirección Regional 
Aduanera Bahía Blanca, Sección Administrati- 
va Financiera, San Martín N° 145 - Tel. (0291) 
4599481/9482, en el horario de 09,00 hs. a 
13,00 hs., y además deberá figurar en todos 
los instrumentos que se agreguen a la pro- 
puesta o surjan con motivo de la presente. 

Valor del pliego: Sin costo. 

e. 20/12/2012 N° 125940/12 v. 21/12/2012 



AFIP - DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL TUCUMAN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 48/2012 
Expediente N° 0257795/12 

OBJETO: Servicio de limpieza Agencia 
Catamarca. 

Lugar de apertura: 24 de Septiembre N° 918 
- 3° Piso - S. M. de Tucumán. 

Fecha: 27/12/12 

Hora de apertura: 11:00 hs. 

Valor del pliego: Sin costo. 

Consultas de pliegos: 24 de Septiembre 
N° 918, 3 o Piso - S. M. de Tucumán. 

Días y horarios: Lunes a viernes de 09:00 
a 17:00 hs. 

Fecha límite para consultas y retiro de plie- 
go: 26/12/12. 

Presentación de las ofertas: Hasta el día 
27/12/12 a 11:00 hs. 

e. 19/12/2012 N° 125245/12 v. 20/12/2012 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 293/2012 
Expediente N° 4019/2012 

OBJETO: Contratación del servicio de 
limpieza integral en el edificio sito en calle 
Lavalle 1429 de esta Ciudad por el término 
de veinticuatro (24) meses a partir de su ad- 
judicación. 

Se solicita publicación de un aviso con 
motivo de la Licitación Pública N° 293/12, 
Expediente N° 4019/2012, cuyo trámite se lle- 
va a cabo en la Dirección de Administración 
- Subdirección de Compras - Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. 



Régimen de contratación: Ley de Contabili- 
dad - Decreto 5720/72. 

Venta y retiro de pliegos: Dirección de Ad- 
ministración - Departamento de Tesorería - 
Talcahuano 550 - Planta Baja - Oficina 2095, 
C.A.B.A. 

Valor del pliego: Pesos mil ciento cuarenta 
($1.140,00). 

Lugar de presentación de las ofertas: Di- 
rección de Administración - Subdirección de 
Compras - Talcahuano 550 - Piso 6 o - Oficina 
6135, C.A.B.A. 

Fecha de apertura: 06 de febrero de 2013. 

Hora de apertura: 11:00 Horas. 

Garantía de oferta: 5% del valor de la oferta. 

Presupuesto oficial: Pesos dos millones 
doscientos ochenta mil ($ 2.280.000,00) 

Página Web: www.csjn.gov.ar/contratacio- 
nes.jsp 

e. 19/12/2012 N° 125385/12 v. 20/12/2012 



REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N° INM-3082 

OBJETO: Llámese a la Licitación Pública 
N° INM-3082, para la ejecución de los tra- 
bajos de "Reemplazo del equipo del sistema 
central de Aire Acondicionado y manteni- 
miento integral de las instalaciones termo- 
mecánicas" en el edificio sede de la Sucur- 
sal QUITILIPI (Ch). 

La apertura de las propuestas se realiza- 
rá el 14/01/13 a las 12:30 hs., en el Área de 
Compras y Contrataciones - Departamento 
de Inmuebles - Bartolomé Mitre 326 - 3 o Piso 
- Oficina 311 - (1036) - Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada 
Dependencia, en la Sucursal Quitilipi (Ch) y en 
la Gerencia Zonal Resistencia (Ch). 

Asimismo pueden efectuarse consultas en 
el sitio de la página Web del Banco de la Na- 
ción Argentina www.bna.com.ar 

Valor del pliego: $ 350.- 

Costo estimado: $ 261.575.- más IVA. 

e. 20/12/2012 N° 126012/12 v. 27/12/2012 



SEGURIDAD, VIGILANCIA 
E INVESTIGACIÓN 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 232/IV/2012 
Expediente N° 300-2012-14154-8-0000 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 232/IV/12 para la contratación de un (1) 
servicio de seguridad y protección patrimo- 
nial, por el término de doce (12) meses con 
opción a renovación por hasta igual período, 
con destino a la sede y anexo I de la Unidad 
de Gestión Local IV - Mendoza. 

Pliegos e información en: Página de Inter- 
net: www.pami.org.ar 

Valor del pliego: Sin costo 

Consultas al pliego: Nota dirigida a División 
Compras, sita en calle Córdoba 246, Ciudad 
de Mendoza, Tel. 0261 4413900 - Int. 141/142, 
Fax 407, nscaramuzza@pami.org. ar, aabdo® 
pami.org. ar 

Presentación de ofertas en: Área Com- 
pras, sita en calle Córdoba 246, Ciudad de 
Mendoza. 

Lugar de apertura: Área Compras, sita en 
Calle Córdoba 246, Ciudad de Mendoza. 

Apertura: 15 de enero de 2013. 

Hora: 11,00 horas. 

e. 20/12/2012 N° 125435/12 v. 21/12/2012 



INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS 

Y PENSIONADOS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 382/IV/2012 

Expediente N° 300-2012-19201-1-0000 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 382/IV/12 para la contratación de un (1) 



servicio de seguridad y protección patrimo- 
nial, por el término de doce (12) meses con 
opción a renovación por hasta igual período, 
con destino a las agencias Maipú, Lujan de 
Cuyo y San Martín de la Unidad de Gestión 
Local IV- Mendoza. 

Pliegos e información en: Página de Inter- 
net: www.pami.org.ar 

Valor del pliego: Sin costo 

Consultas al pliego: Nota dirigida a División 
Compras, sita en calle Córdoba 246, Ciu- 
dad de Mendoza, Tel. 0261 4413900 - Ints. 
141/142, Fax 407, nscaramuzza@pami.org. ar, 
aabdo@pami.org. ar 

Presentación de ofertas en: Área Com- 
pras, sita en calle Córdoba 246, Ciudad de 
Mendoza. 

Lugar de apertura: Área Compras, sita en 
Calle Córdoba 246, Ciudad de Mendoza. 

Apertura: 16 de enero de 2013. 

Hora: 11.00 horas. 

e. 20/12/2012 N° 125433/12 v. 21/12/2012 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N°383/IV/2012 
Expediente N° 300-2012-19892-7-000 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 383/IV/12 para la contratación de un (1) 
servicio de seguridad y protección patrimo- 
nial, por el término de doce (12) meses con 
opción a renovación por hasta igual perío- 
do, con destino a Agencia Guaymallén de la 
Unidad de Gestión Local IV - Mendoza. 

Pliegos e información en: Página de Inter- 
net: www.pami.org.ar 

Valor del pliego: Sin costo 

Consultas al pliego: Nota dirigida a División 
Compras, sita en calle Córdoba 246, Ciu- 
dad de Mendoza, Tel. 0261 4413900 - Ints. 
141/142, Fax 407, nscaramuzza@pami.org. ar, 
aabdo@pami.org. ar 

Presentación de ofertas en: Área Com- 
pras, sita en calle Córdoba 246, Ciudad de 
Mendoza. 

Lugar de apertura: Área Compras, sita en 
calle Córdoba 246, Ciudad de Mendoza. 

Apertura: 17 de enero de 2013. 

Hora: 11,00 horas. 

e. 20/12/2012 N° 125429/12 v. 21/12/2012 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N°384/IV/2012 
Expediente N° 300-2012-14481-0-000 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 384/IV/12 para la contratación de un (1) 
Servicio de Seguridad y Protección Patri- 
monial, por el término de doce (12) meses 
con opción a renovación por hasta igual pe- 
ríodo, con destino a las Agencias San Ra- 
fael, General Alvear y Tunuyán de la Unidad 
de Gestión Local IV - Mendoza. 

Pliegos e información en: Página de Inter- 
net: www.pami.org.ar 

Valor del pliego: Sin costo 

Consultas al pliego: Nota dirigida a División 
Compras, sita en calle Córdoba 246, Ciudad 
de Mendoza, Tel. 0261 4413900 - Ints. 141/142 
- Fax 407, nscaramuzza@pami.org. ar, aab- 
do@pami.org. ar 

Presentación de ofertas en: Área Com- 
pras, sita en calle Córdoba 246, Ciudad de 
Mendoza. 

Lugar de apertura: Área Compras, sita en 
calle Córdoba 246, Ciudad de Mendoza. 

Apertura: 18 de enero de 2013. 

Hora: 11.00 horas. 

e. 20/12/2012 N° 125428/12 v. 21/12/2012 



SERVICIOS DIVERSOS 



MINISTERIO PUBLICO 
PROCURACIÓN GENERAL 
DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 11/2012 

OBJETO: Realización del proyecto e ins- 
talación de un sistema preventivo contra 
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incendio para el edificio ubicado en la ca- 
lle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2455, 
C.A.B.A. 

Consulta del pliego: www.mpf.gov.ar 

Valor del pliego: Sin cargo 

Retiro del pliego: Sección de Contratacio- 
nes - Av. de Mayo 760 - 4° Piso - Oficina 425 
-C.A.B.A. 

Presentación de ofertas: Sección de Con- 
trataciones - Av. de Mayo 760 - 4° Piso - Ofi- 
cina 425 - C.A.B.A. 

Apertura: Sección de Contrataciones - 
11/01/2013 a las 11:00 horas - Av. de Mayo 
760 - 4 o Piso - Oficina 425 - C.A.B.A. 

e. 20/12/2012 N° 124991/12 v. 21/12/2012 



A.F.I.P. 

DIRECCIÓN REGIONAL 

ADUANERA BAHÍA BLANCA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 158/2012 

(DI RABB) 

Expediente N° 1-256994-2012 

OBJETO: Servicio de limpieza, fumigación 
y desratización, mantenimiento de Parques 
y Jardines para el Resguardo Pino Hacha- 
do dependiente de la División Aduana Neu- 
quén. 

Fecha de apertura: 11/01/13 a las 10:00 hs. 

Consultas y aclaraciones: Toda consulta 
técnica por escrito, comunicación escrita o 
presentación de documentación que deba 
efectuar con motivo de la presente contrata- 
ción se dirigirá a la AFIP Dirección Regional 
Aduanera Bahía Blanca, Sección Administra- 
tiva Financiera, San Martín N° 145 - Tel. (0291) 
4599478/9481, en el horario de 09,00 hs. a 
13,00 hs., y además deberá figurar en todos 
los instrumentos que se agreguen a la pro- 
puesta o surjan con motivo de la presente. 

Valor del pliego: Sin costo. 

e. 19/12/2012 N° 125233/12 v. 20/12/2012 



A.F.I.P. 

DIRECCIÓN REGIONAL 

ADUANERA BAHÍA BLANCA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 159/2012 

(DI RABB) 

Expediente N° 1-256992-2012 

OBJETO: Servicio de limpieza, fumigación 
y desratización, mantenimiento de Parques 
y Jardines para el Resguardo Hilario Ortiz 
dependiente de la División Aduana Neu- 
quén. 

Fecha de apertura: 15/01/13 a las 10:00 hs. 

Consultas y aclaraciones: Toda consulta 
técnica por escrito, comunicación escrita o 
presentación de documentación que deba 
efectuar con motivo de la presente contrata- 
ción se dirigirá a la AFIP Dirección Regional 
Aduanera Bahía Blanca, Sección Administra- 
tiva Financiera, San Martín N° 145 - Tel. (0291) 
4599478/9481, en el horario de 09,00 hs. a 
13,00 hs., y además deberá figurar en todos 
los instrumentos que se agreguen a la pro- 
puesta o surjan con motivo de la presente. 

Valor del pliego: Sin costo. 

e. 19/12/2012 N° 125234/12 v. 20/12/2012 



A.F.I.P. - D.G.I. 

DIRECCIÓN REGIONAL SUR 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 41/2012 

(DI RSUR) 

Expediente N° 1-257.874-2012 

Circular Modificatoria 

donde dice "Contratación Directa" 

debe decir "Licitación Pública" 

OBJETO: Servicio de Pintura en Sede 
Agencia N° 13. 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Consulta de pliegos, retiro o adquisición: Salta 
1451, 2° Piso, Oficina 216, de la Ciudad de Bue- 
nos Aires, Sección Administrativa, en días hábiles 
administrativos, en el horario de 10:00 a 17:00. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de ofertas: Salta 
1451, 2 o Piso, Oficina 216, de la Ciudad de 
Buenos Aires, Sección Administrativa, en días 
hábiles administrativos hasta la fecha y hora 
establecidas para la apertura de ofertas. 



Fecha de apertura: 21 de diciembre de 2012 
- Hora: 15:00. 

Lugar de apertura: Salta 1451, 2° Piso, 
Oficina 216, de la Ciudad de Buenos Aires, 
Sección Administrativa de Dirección Regional 
Sur. 

e. 19/12/2012 N° 125492/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE SEGURIDAD 
POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 47/2012 
Expediente N° EXPPSA - 
S02: 0007669/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contra- 
tación de un servicio de mantenimiento para 
los Equipos de Medios Técnicos de Seguri- 
dad marca Heimann, Ceia y Smiths Detec- 
tion operados por la PSA. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Policía de Seguridad Aeroportua- 
ria - Departamento de Compras - Autopista 
Riccheri Salida Km 25 - Instituto de Forma- 
ción Ezeiza (I. FE.) - Ezeiza (1804) - Pcia. Bs. 
As. Plazo y horario: De 10:00 a 16:00 horas 
en días hábiles administrativos hasta el día y 
horario fijado para el acto de apertura. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Policía de Seguridad Aeroportuaria - Depar- 
tamento de Compras - Autopista Riccheri 
Salida Km 25 - Instituto de Formación Ezeiza 
(I.F.E.) - Ezeiza (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y 
horario: De 10:00 a 16:00 horas en días há- 
biles administrativos hasta el día anterior al 
fijado para el acto de apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Policía 
de Seguridad Aeroportuaria - Departamento 
de Compras - Autopista Riccheri Salida Km 
25 - Instituto de Formación Ezeiza (I.F.E.) - 
Ezeiza (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y horario: 
10 de enero de 2013 - 12:00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 19/12/2012 N° 125179/12 v. 20/12/2012 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN 

OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL 

OFICINA DE COMPRAS 

Y LICITACIONES 

LICITACIÓN PRIVADA N° 07/2012 

Expediente N° OS 967/2012 

OBJETO: Por la presente se requiere la 
contratación de un servicio de adecuación 
del funcionamiento y mantenimiento de tipo 
integral del Ascensor ubicado en la Sede 
Central de esta Obra Social del Poder Judi- 
cial de la Nación, por un período de dos (2) 
años. 

Sitio web para consulta de pliegos: http:// 
www.ospjn.gov.ar 

Lugar de venta de pliegos: Sección Tesore- 
ría, Lavalle 1653, 1 o Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Lugar de retiro de pliegos y presentación de 
las ofertas: Oficina de Compras y Licitacio- 
nes, Lavalle 1653, 3 o Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Horario de atención al público: Días hábiles 
de 8 a 16 horas. 

Valor del pliego: Pesos treinta y cuatro 
($ 34.-). 

Apertura: 14/01/2013 a las 10 hs. 

e. 19/12/2012 N° 124376/12 v. 20/12/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
SECRETARIA DE CULTURA 
TEATRO NACIONAL CERVANTES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 7/2012 
DE ETAPA ÚNICA NACIONAL 

OBJETO: Servicio de Flete para Traslado 
de Escenografía. 



Retiro de pliego: Del 20 de diciembre de 

2012 al 08 de enero de 2013, Oficina de Com- 
pras, sita en Avenida Córdoba 1155 - piso 
10 - Ciudad Autónoma de Bs. As., de lunes a 
viernes de 13 a 18 hs. 

Consultas al pliego: Por escrito desde el día 
20 de diciembre de 2012 al 08 de enero de 

2013 de 13 a 18 hs. Presentada por Mesa de 
Entradas del Organismo. 

Lugar de presentación de ofertas: Oficina de 
Compras - Avenida Córdoba 1155 - Piso,10° 
Ciudad Autónoma de Bs. As., de lunes a viernes 
de 12 a 18 hs hasta el 10/01/2013 a las 15.30 hs 

Fecha, hora y lugar de Apertura: 10 de ene- 
ro de 2013. Hora: 16:00. Oficina de Compras, 
Avenida Córdoba 1155 - Piso 10 CABA. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 20/12/2012 N° 126095/12 v. 21/12/2012 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA - SIAF 
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 87/2012 
Expediente/s HNPM, SNZ N° 120/12 

OBJETO: Mantenimiento anual (preventi- 
vo y correctivo) de Equipos Respiradores de 
distintos servicios. 

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta 
de pliegos: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso, 
Of. 159, Capital Federal - De lunes a jueves de 
08:00 a 13:00 hs. y viernes de 08:00 a 12:00 hs. 
hasta el día anterior a la fecha de apertura. 

Valor del pliego: $50,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto 
de apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 
Piso, Of. 162, Capital Federal. Hasta el día y 
hora del acto de apertura. 

Visita técnica: Tal visita deberá ser coor- 
dinada con antelación a los teléfonos 4103- 
5363/5306 y podrá realizarse de lunes a 
viernes en el horario de 09:00 a 13:00 horas, 
hasta un (1) día hábil anterior a la fecha de 
apertura. 

Día y hora del acto de apertura: 14 de enero 
de 2013 - 10:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 19/12/2012 N° 125315/12 v. 20/12/2012 



TRANSPORTADORA DE GAS 
DEL NORTE S.A. (TGN) 
LICITACIÓN N° GUC 75742 

OBJETO: Adquisición cera cristalina para 
aplicación sobre caños camisa instalados 
en Gasoductos de > a 12" de alta presión, 
bajo configuración técnica requerida. 

Monto estimado: $ 715.000.- 
Consulta de pliego: Depto. de Compras 
(Tel.: 4008-2254). 

LICITACIÓN N° ALC 009-2012 

OBJETO: Pedido abierto con alcance en 
monto para provisión a demanda de repues- 
tos compatibles para Turbinas tipo Solar, ya 
instaladas en Plantas Compresoras. 

Monto estimado: USD 600.000.- 

LICITACION N° ALC 010-2012 

OBJETO: Pedido abierto con alcance en 
monto para provisión a demanda de repues- 
tos compatibles para Motocompresores 
tipo Clark, ya instalados en Plantas Com- 
presoras. 

Monto estimado: USD 400.000.- 



LICITACION N° ALC 011-2012 

OBJETO: Pedido abierto con alcance en 
monto para provisión a demanda de Ele- 
mentos filtrantes de Polvo/Líquidos de en- 
tradas a Plantas y Estaciones de Medición 
y regulación de sistemas de transporte de 
Gas Natural por Gasoducto. 

Monto estimado: USD 350.000.- 

Consulta de pliego: Depto. de Compras 
(Tel.: 4008-2382). 

Contrataciones sujetas al Régimen de 
Compre Trabajo Argentino Ley 25551 y Dec. 
1600/2002. 

Tipo: Licitaciones Privadas. 

Clase: Llamado Nacional/Internacional. 

Ver detalle contrataciones: www.argentina- 
compra.gov.ar 

e. 20/12/2012 N° 125794/12 v. 21/12/2012 



H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 33/2012 
Expediente N° 87.282/12 

OBJETO: Restauración y puesta en valor 
de dos núcleos de Escaleras Secundarias 
en el Palacio Legislativo de la H.C.D.N. 

Retiro y/o consulta de pliegos: Departa- 
mento de Compras, Bartolomé Mitre 1864, 
6 o Piso, C.A.B.A., en el horario de 12:00 a 
17:00 hs. 

Valor del pliego: $ 4.500.- (Pesos cuatro mil 
quinientos). 

Presentación de las ofertas: Departamento 
Compras. 

Apertura: Departamento Compras, Bartolo- 
mé Mitre 1864, 6 o Piso, C.A.B.A. 

Día: 10/01/13- Hora: 11:30. 

e. 19/12/2012 N° 125284/12 v. 20/12/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

SECRETARIA GENERAL 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO 

Y SUMINISTROS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 70/2012 

Expediente N° 37211/12 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Cons- 
trucción de baterías de baños públicos en 
el Parque Temático interactivo denominado 
Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tec- 
nología y Arte. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Presupuesto Oficial: Pesos cinco millones 
setecientos cuarenta y cinco mil ciento once 
con ochenta centavos ($ 5.745.111,80.-) IVA 
incluido. 

Plazo de obra: Tres (3) meses 

Período de venta del pliego: Desde el día 6 
de diciembre de 2012 hasta el día 11 de enero 
de 2013, en el horario de 10:30 a 17:30 horas. 

Costo del pliego: Pesos cien ($ 100,00) en 
efectivo. 

Adquisición de pliegos: Dirección de Patri- 
monio y Suministros - Av. Julio A. Roca 782 
- 2° Piso - Bs. As. Desde el día 6 de diciembre 
de 2012 hasta el día 11 de enero de 2013, en 
el horario de 10:30 a 17:30 horas. 

Consulta de pliegos: Dirección de Patrimo- 
nio y Suministros de la Secretaría General de 
la Presidencia de La Nación, sita en Av. Julio 
A. Roca 782, 2° Piso, C.A.B.A., en el sitio de 
Internet de la Oficina Nacional de Contrata- 
ciones de la Subsecretaría de la Gestión Pú- 
blica de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
(www.argentinacompra.gov.ar) o en el sitio de 
Internet de la Secretaría General de la Presi- 
dencia de la Nación (www.secretariageneral. 
gov.ar). 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Dirección de Patrimonio y Suministros - Av. 
Julio A. Roca 782 - 2° Piso - Bs. As. Plazo y 
horario: Hasta las 12:00 horas del día 21 de 
enero de 2013. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Direc- 
ción de Patrimonio y Suministros - Av. Julio A. 
Roca 782 - 2° Piso - Bs. As. Día y hora: 21 de 
enero de 2013 - 12:00 horas. 

e. 06/12/2012 N° 122047/12 v. 28/12/2012 
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AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 137/2012 

Expediente N° 0255777/12 

ASUNTO: Servicio de mantenimiento de 
puertas, portones y cortinas de enrollar en 
edificios varios de esta AFIP. 

Lugar de apertura: Hipólito Yrigoyen N° 370, 
5to. Piso, Of. 5830. 

Se informa que se ha emitido la Circular 
N° 1: estableciendo prórroga a las fechas de 
convocatoria. 

Fecha de apertura prevista para el día: 
27/12/2012 -a las 11:30 hs 

Fue prorrogada para el día: 04/01/2013 - a 
las 11:30 hs 

Ultimo día para retiro de pliego operó: 
13/12/2012 

Ultimo día de visita opera el: 19/12/2012 

Ultimo día de consultas: 21/12/2012 

Lugar de consultas: Departamento Ad- 
ministración de Compras, sito en Hipólito 
Yrigoyen N° 370, 5to. Piso, Of. 5830, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 
09:00 a 17:00, Tel: 4347-2845/2924/2557 Fax: 
4347-2843. 

e. 20/12/2012 N° 126096/12 v. 20/12/2012 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 141/2012 
(OBRA PUBLICA - CONTRATACIÓN 
POR AJUSTE ALZADO) 
Expediente N° 0256.913/12 

ASUNTO: Readecuación y calefacción de 
vereda perimetral del Edificio de la Aduana 
de Ushuaia, Pcia. de Tierra del Fuego. 

Lugar de apertura: Hipólito Yrigoyen N° 370, 
5 o Piso, Of. 5830. 

Valor del pliego: $ 300.- 

Fecha de apertura: 25/02/2013 a las 
11:30 hs. 

Ultimo día para venta de pliego: 25/01/2013 

Único día de visita obligatoria: 30/01/2013 

Ultimo día para efectuar consultas por es- 
crito: 05/02/2013 

Garantía de mantenimiento de oferta: 
$3.020,00 

Lugar de consultas y adquisición de plie- 
gos: Departamento Administración de Com- 
pras, sito en Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, 
Of. 5830, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el horario de 09:00 a 17:00, Tels.: 4347- 
2845/3253/2924 - Fax: 4347-2843. 

e. 14/12/2012 N° 123996/12 v. 08/01/2013 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° CDS-593/2013 

RENGLÓN: Para realizar el servicio de 
revisión, control de carga, mantenimien- 
to, controles trimestrales y eventuales re- 
cargas, pruebas hidráulicas de Extintores 
según Normas IRAM 3517 Parte II, Tercera 
Edición, pertenecientes a Casa Central y 
Sucursal Plaza de Mayo, por el período de 
un (1) año. 

Consulta de expediente y lugar de presen- 
tación de los antecedentes: Departamento de 
Contratación de Servicios - Bmé. Mitre 326 
- 3 o Piso - Local 310, Capital Federal, de 10 
a 15 hs. y en la página Web del Banco: www. 
bna.com. ar 

Lugar y fecha de apertura: Departamento 
de Contratación de Servicios - Bmé. Mitre 
326 - 3 o Piso - Local 310, Capital Federal, el 
día 17.01.2013 a las 11,00 horas. 

Valor del pliego: $200.- 

e. 18/12/2012 N° 122483/12 v. 21/12/2012 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N° INM-3083 

OBJETO: Llámese a la Licitación Públi- 
ca N° INM-3083, para la ejecución de los 
trabajos de "Reparación de cubierta, des- 
agües pluviales, terraza y trabajos varios en 
el Banco y vivienda personal superior" en el 
edificio sede de la sucursal Gualeguaychú 
(ER). 



La apertura de las propuestas se realiza- 
rá el 14/01/13 a las 13:30 Hs. en el Área de 
Compras y Contrataciones - Departamento 
de Inmuebles - Bartolomé Mitre 326, 3° Piso, 
oficina 311 - (1036) - Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada 
Dependencia, en la sucursal Gualeguaychú 
(ER) y en la Gerencia Zonal Concordia (ER). 

Asimismo pueden efectuarse consultas en 
el sitio de la página Web del Banco de la Na- 
ción Argentina www.bna.com.ar 

Valor del pliego: $200.- 

Costo estimado: $ 154.766,52.- más IVA. 
e. 20/12/2012 N° 126014/12 v. 27/12/2012 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N° INM-3080 

OBJETO: Llámese a la Licitación Pública 
N° INM-3080, para la ejecución de los tra- 
bajos de "Reciclaje de la instalación de aire 
acondicionado" en el edificio sede de la Su- 
cursal San Juan. 

La apertura de las propuestas se realiza- 
rá el 11/01/13 a las 12:30 hs., en el Área de 
Compras y Contrataciones - Departamento 
de Inmuebles - Bartolomé Mitre 326 - 3 o Piso 
- Oficina 311 - (1036) - Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la cita- 
da Dependencia y en la Gerencia Zonal San 
Juan. 

Asimismo pueden efectuarse consultas en 
el sitio de la página Web del Banco de la Na- 
ción Argentina www.bna.com.ar 

Valor del pliego: $ 1.000.- 

Costo estimado: $ 850.800.- más IVA. 

e. 17/12/2012 N° 124333/12 v. 20/12/2012 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2013 
OBRA PUBLICA 
Expediente CUDAP: EXP- 
UBA:N° 48783/11 

OBJETO: Readecuación de núcleos sani- 
tarios en la Facultad de Agronomía, sita en 
Av. San Martín 4453 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Presupuesto oficial: Pesos quinientos no- 
venta y siete mil ochocientos ($ 597.800.-) 

Sistema de contratación: Ajuste Alzado. 

Valor de pliego: Pesos ochocientos ($ 800.-) 

Venta del pliego: Hasta el 27-12-12 inclusi- 
ve en la Dirección General de Planificación y 
Gestión de Contrataciones - Viamonte N° 430, 
Planta Baja, Oficina 3, (1053) Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires. Tel.: 4510-1110/1111. 
Atención de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 
horas, indefectiblemente. 

Visita a obra: Se realizará el día 28-12-12 a 
las 10 horas. Coordinar previamente con la Di- 
rección General de Construcciones Universi- 
tarias a los Teléfonos 4508-6480/6481/6484. 

Consultas de las empresas en forma feha- 
ciente: Hasta el día 08-01-13, inclusive. Pre- 
sentar las consultas por escrito en la Oficina 
de la Dirección General de Planificación y 
Gestión de Contrataciones. Horario de aten- 
ción de 10:00 a 14:00 horas indefectiblemente. 

Respuestas de Circulares: Hasta el 11-01- 
13 inclusive. 

Lugar de presentación de las ofertas: Di- 
rección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones. 

Apertura: 16 de enero de 2013 a las 12:00 
horas. 

e. 17/12/2012 N° 124381/12 v. 21/12/2012 



COMISIÓN NACIONAL 

DE ENERGÍA ATÓMICA 

CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 201/2012 

Expediente N° 980/12 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Obra: 
Construcción Cerco Perimetral 2° Etapa. 

Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 



Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Depto. Administración C.A.C. - Com- 
pras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) y Av. De 
los Constituyentes, San Martín. Plazo y hora- 
rio: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. 
Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo 
y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 
horas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. 
Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo 
y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y 
hasta el momento de la apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depto. 
Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. 
Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Día y hora: 
23 de enero de 2013 a las 10:30 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, http://www.argentina- 
compra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo 
(contrataciones vigentes). 

e. 10/12/2012 N° 121552/12 v. 02/01/2013 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA - HNPM 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

Y COMPRAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 109/2012 

Expediente HNPM, SNZ N° 154/12 

OBJETO: Servicio de mantenimiento de 
diez (10) Ascensores, dos (2) Montacargas y 
un (1) Montaplatos marca Fujitec. 

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta 
de pliegos: Avda. Patricias Argentinas N° 351 

- PB - Unidad Operativa de Compras - HNPM 

- Capital Federal, de lunes a viernes de 09:00 
a 13:00 hs. hasta el día anterior a la fecha de 
apertura. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas y 
acto de apertura: Avda. Patricias Argentinas 
N° 351 - PB - Unidad Operativa de Compras 

- HNPM - Capital Federal, de lunes a viernes 
de 08:30 a 15:00 hs. hasta fecha y hora de 
apertura. 

Día y hora del acto de apertura: 16 de enero 
de 2013 a las 10:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Par- 
ticulares de este procedimiento podrá ser 
obtenido con el fin de presentarse a cotizar, 
o consultado, en el sitio Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www.argenti- 
nacompra.gov.ar, Acceso Directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

e. 19/12/2012 N° 124819/12 v. 20/12/2012 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA - HNPM 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

Y COMPRAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 111/2012 

Expediente HNPM,SNZ N° 157/12 

OBJETO: Vinculación de dos Torres de 
Enfriamiento. 

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta 
de pliegos: Avda. Patricias Argentinas N° 351 

- PB - Unidad Operativa de Compras - HNPM 

- Capital Federal, de lunes a viernes de 09:00 
a 13:00 hs. hasta el día anterior a la fecha de 
apertura. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas y 
acto de apertura: Avda. Patricias Argentinas 
N° 351 - PB - Unidad Operativa de Compras 

- HNPM - Capital Federal, de lunes a viernes 
de 08:30 a 15:00 hs. hasta fecha y hora de 
apertura. 

Día y hora del acto de apertura: 14 de enero 
de 2013 a las 11:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con 
el fin de presentarse a cotizar, o consultado, en 
el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrata- 
ciones, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso 
Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 19/12/2012 N° 123170/12 v. 20/12/2012 



SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS 
COMUNALES CONEXOS 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 005/XVI/2012 
Expediente N° 690-2012-08247-9-0000 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 005/XVI/12 para la contratación de Co- 
lonias de Verano para adultos mayores 
Temporada 2013 en la Ciudad de Plottier 
de la Provincia de Neuquén consistente 
en dos encuentros semanales de jorna- 
das de cinco (5) horas cada una, por dos 
meses. 

Pliegos e información en: Página de Inter- 
net: www.pami.org.ar 

Valor del pliego: Sin costo 

Consultas al pliego: Unidad de Gestión Lo- 
cal XVI, Neuquén, sita en H. Yrigoyen N° 55, 
Neuquén, Capital. 

Presentación de las ofertas en: Unidad de 
Gestión Local XVI, Neuquén, sita en H. Yrigo- 
yen N° 55, Neuquén, Capital. 

Lugar de apertura: Unidad de Gestión Local 
XVI, Neuquén, sita en H. Yrigoyen N° 55, Neu- 
quén, Capital. 

Apertura: Día: 03/01/2013 

Hora: 11:00 

e. 20/12/2012 N° 125431/12 v. 21/12/2012 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 401/IV/2012 
Expediente N° 300-2012-21894-4-0000 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 401/IV/12 para la contratación de Co- 
lonias de Verano para la Temporada 2013 
en todo el territorio nacional, consistente 
en dos encuentros semanales de jorna- 
das de cinco (5) horas cada una, por dos 
meses. 

Pliegos e información en: Página de Inter- 
net: www.pami.org.ar 

Valor del pliego: Sin costo. 

Consultas al pliego: Nota dirigida a División 
Compras, sita en calle Córdoba 246, Ciu- 
dad de Mendoza, Tel. 0261 4413900 - Ints. 
141/142, Fax 407, nscaramuzza@pami.org. ar, 
aabdo@pami.org. ar 

Presentación de ofertas en: Área Com- 
pras, sita en calle Córdoba 246, Ciudad de 
Mendoza. 

Lugar de apertura: Área Compras, sita en 
calle Córdoba 246, Ciudad de Mendoza. 

Apertura: 03 de enero de 2013 

Hora: 12:00 

e. 19/12/2012 N° 125430/12 v. 20/12/2012 



Preadjudicaciones 



BIBLIOTECA DEL CONGRESO 

DE LA NACIÓN 

SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 007/2012 

Expediente N° 261/12 

Objeto: Limpieza y mantenimiento mensual 
de los vidrios, pisos, mobiliarios, ascensores 
y alfombras del nuevo Edificio de la BCN en 
A. Alsina 1835. 

Lugar donde puede consultarse el expe- 
diente: Subdirección de Abastecimiento, H. 
Yrigoyen 1770 - Entrepiso (1089) - O A. de 
Buenos Aires, en el horario 11:00 a 16:00 
horas. 

Preadjudicatario: MENENDEZ HNOS. S.A.; 
según Inciso 76 de la Reglamentación del Art. 
61, Ley de Contabilidad (Decreto 5720/72). 

Precio total preadjudicado: $ 631.620,00 
(Pesos seiscientos treinta y un mil seiscientos 
veinte). 

e. 20/12/2012 N° 125798/12 v. 20/12/2012 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CÓRDOBA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGIA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 074/2012 

"En la Licitación Pública N° 074/12 que el 
Hospital Universitario de Maternidad y Neo- 
natología realizara con el objeto de la adq. de 
Reactivos para tres meses aprox.", la Comi- 
sión aconseja pre-adjudicar a los siguientes 
oferentes: 

1) LABORATORIOS de PALACIOS LUIS 
ALBERTO. 

Monto total: $ 14.184,00. 

2) MASTER QUÍMICA de FUNES HORACIO. 
Monto total: $ 2.034,00. 

3) DECADE SA. 
Monto total: $ 19.911,45. 

4) GRUPO C3 SA. 
Monto total: $ 4.926,30. 

5) BIO INSUMOS CBA de SILBESTEIN 
LEONARDO. 

Monto total: $ 3.397,20. 

6) QUIM. MARCOS JUÁREZ de PROVENZA 
MA. EUGENIA. 

Monto total: $41.966,73. 

Total pre-adjudicado: $ 86.419,68. 

e. 20/12/2012 N° 125459/12 v. 20/12/2012 



NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
Y PREADJUDICACION 
LICITACIÓN PRIVADA 
Expediente N° 0000019598 

Objeto: Construcción de Depósito de Resi- 
duos Peligrosos en CNE. 

Horario y lugar de consulta del expedien- 
te: 9.00 a 13.00 y 14.00 a 17.00 hs., Arri- 
beños 3619, 5° Piso, Capital Federal (Div. 
Preadjudicaciones). 

Preadjudicatario: AMBIENTES S.R.L., San 
Miguel 843 - CP 5850 - Río Tercero - Córdoba. 

Lote preadjudicado: Único. 

Precio total: $ 438.000,00 sin IVA. 

e. 20/12/2012 N° 126613/12 v. 20/12/2012 



Adj udic acione s 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 
DIRECCIÓN REGIONAL NEUQUEN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 31/2012 
(DI RNEU) 
Expediente N° 255431/12 

Objeto: Servicio integral de limpieza e hi- 
giene del edificio del Distrito Esquel (AFIP- 
DGI) y Aduana Esquel (AFIP-DGA). 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: SILVIA MÉNDEZ 

Total adjudicado: Pesos trescientos doce 
mil ($312.000). 

Disposición N° 101/2012 (AFIP). 

e. 19/12/2012 N° 125227/12 v. 20/12/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
AGRUPACIÓN DE 
COMUNICACIONES 601 
LICITACIÓN PUBLICA N° 52/2012 
Expediente N° 3C1 2-0327/5 

Acto Contractual sin Efecto 

Objeto de la contratación: Mantenimiento y 
limpieza de Tanque de Agua Potable. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Datos del Acto Administrativo de Acto Con- 
tractual sin Efecto 

Tipo: Licitación Pública 

Número: 52 

Ejercicio: 2012 

Fecha: 18/12/2012 

Autoridad competente: Coronel Norberto 
Manuel González Pastor 

Dependencia: 374 - 84 - 81 - Agr Com 601 



Fecha y horario de atención al público: Lu- 
nes a viernes de 8:00 a 12:00 horas 

Observaciones: Sin efecto (Art. 20 - Decre- 
to N° 1023/01) y (PBCP - Art. 30). 

e. 20/12/2012 N° 125793/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 53/2012 

Obra Pública 

Expediente N° 024-99-81371522-4-123 

Objeto de la contratación: Reparación y 
conservación para la puesta en valor de los 
edificios correspondientes a la Jefatura Re- 
gional Bonaerense II, Provincia de Buenos 
Aires. 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Unidad de Medida 
Observaciones Generales - Adjudicación: 
Se comunica que mediante el Artículo 1 o 
de la Resolución D.E.-A N° 570/12, se des- 
estiman las ofertas presentadas por POSE 
S.R.L., ADANTI SOLAZZI S.A. y PROYECTOS 
Y OBRAS AMERICANAS S.A., por las causa- 
les expuestas en la citada resolución. 

Asimismo, por Artículo 2°, se adjudica la 
oferta presentada por la Firma ILUBAIRES 
S.A., por la suma total de $ 22.082.746,48.- 
e. 20/12/2012 N° 126068/12 v. 20/12/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
DPTOCONTYFIN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 60/2012 
Expediente N° DD12-0785/5 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Equipos de Oficina y Muebles para Operativo 
Fortín II. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Datos del Acto Administrativo de 
Adjudicación 

Tipo: Licitación Privada N° 60 

Ejercicio: 2012 

Fecha: 14/12/2012 

Autoridad Competente: Grl Div César Ge- 
rardo Milani 

Dependencia: 374 - 84 - 77 - Dpto. Cont. 
y Fin. 

Fecha y hora de atención al público: Lunes 
a viernes de 8:00 a 12:00 horas. 

Adjudicatario: 

CUIT: 20-12438963-2 

Razón Social: SARTORI MARCOS LUIS 

Monto adjudicado: $ 25.845,00. 

Observaciones: Ampliación del 30% de lo 
adjudicado. 

e. 20/12/2012 N° 125979/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DEFENSA 
UOC 35/04 

LICITACIÓN PUBLICA N° 117/2011 
Expediente N° MD 22468/2011 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Contenedores para el Programa de Equipa- 
miento Conjunto para las Operaciones Milita- 
res de Paz 2011. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: SOLSAN S.A. (CUIT 

30-57207676-4). 

Total adjudicado: $ 2.034.465,00. 

e. 20/12/2012 N° 125965/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DEFENSA 
UOC 35/04 

LICITACIÓN PUBLICA N° 2/2012 
Expediente N° MD 7064/2012 

Objeto de la contratación: Adquisición In- 
sumios de Desinfección, previstos en el Pro- 
grama de Abastecimiento Consolidado de 
Insumos para la Defensa (PACID 2012). 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: RAÚL QUÍNTELA S.R.L. (CUIT 
30-66350794-6). 

Total adjudicado: $ 246.228,90. 

e. 20/12/2012 N° 125967/12 v. 20/12/2012 







Sede Central: Suipacha 767 (9:30 a 1 6:00 hs.) Tel.: (01 1 ) 521 8-8400. 

Delegación Tribunales: Libertad 469 (8:30 a 14:30 hs.) Tel.: (011) 4379-1979. 

Delegación Colegio Público de Abogados: Av. Gómenles 1 441 . Entrepiso 
(10:00 a 15:45 hs.) Tel.: (011) 4379-8700 (int 236). 

Delegación Inspección General de Justicia: Moreno 251 (8.30 a 1 1 .30 hs.). 
Tel.: (011) 4343-0732/2419/0947 (int. 6074). 

Delegación Consejo Profesional de Ciencias Económicas: Viamonte 1549. 
Planta Baja (1 2:00 a 17:00 hs.) Tel.: (011) 5382-9535. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

UOC 35/04 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2012 

Expediente N° MD 24174/2012 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Raciones Individuales para Patrulla Antartica 
-CAV 2012/2013. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: ARSHA LUIZ S.A. (CUIT 
30-69174835-0). 

Total adjudicado: $ 59.600,00. 

e. 20/12/2012 N° 125959/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DEFENSA 
UOC 35/04 

LICITACIÓN PUBLICA N° 57/2012 
Expediente N° MD 11994/2012 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Resmas de Papel PACID 2012. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: VISAPEL S.A. (CUIT 

30-61842898-9). 

Total adjudicado: $ 130.104,00. 

Oferente: FORMATO S.A. (CUIT 
30-63554243-4). 

Total adjudicado: $ 2.634.384,97. 

e. 20/12/2012 N° 125966/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DEFENSA 
UOC 35/04 

LICITACIÓN PUBLICA N° 96/2012 
Expediente N° MD 19255/2012 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Mesas para Juegos de Recreación; Equipa- 
miento y Complementos para Gimnasio para 
laFAA- PECOMP. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: MELENZANE S.A. (CUIT 
30-63717570-6). 

Total adjudicado: $ 16.959,96. 

e. 20/12/2012 N° 125962/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2012 
Expediente N° E-73929-2012 

Objeto de la contratación: Transporte y 
Depósito. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: GRUPO COLONIA S.R.L. 

Total adjudicado: $ 3.633.000,00. 

Orden de Compra N° 859/2012 

Resolución N° 13390/2012 de 25/10/2012 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Sumi- 
nistros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Ca- 
pital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126073/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 113/2012 
Expediente N° E-DEPO-413-2012 

Objeto de la contratación: Serv. Profesional 
y Comercial. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: COOP. DE TJO. RECREA- 
CIÓN TURÍSTICA. 

Total adjudicado: $ 1.299.480,00 

Orden de Compra N c 841/2012 

Resolución N° 13267/2012 de 25/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126030/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 114/2012 
Expediente N° E-DEPO-879-2012 

Objeto de la contratación: Ceremonial. 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Adjudicatario: POTENTE OSVALDO RUBÉN. 



Total adjudicado: $ 87.360,00 

Orden de Compra N° 850/2012 

Adjudicatario: VAC METAL S.R.L. 

Total adjudicado: $ 240.468,16 

Orden de Compra N° 851/2012 

Disposición N° 342/2012 de 30/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126041/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 115/2012 
Expediente N° E-DEPO-888-2012 

Objeto de la contratación: Indument. textil 
y confecciones. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: PEPAN SA 

Total adjudicado: $ 174.972,00 

Orden de Compra N° 852/2012 

Adjudicatario: MAURICIO MALVASI 

Total adjudicado: $ 53.200,00 

Orden de Compra N° 853/2012 

Adjudicatario: WOLFI EQUIPAMIENTOS 
SRL 

Total adjudicado: $ 113.772,00 

Orden de Compra N° 854/2012 

Disposición N° 341/2012 de 30/10/2012 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126009/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 13/2012 
Expediente N° E-28550-2012 

Objeto de la contratación: Librería, pap. y 
útiles Oficina. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: CTRO. DE COPIADO LA CO- 
PIA SRL. 

Total adjudicado: $ 47.500,00 

Orden de Compra N° 873/2012 

Disposición N° 7027/2012 de 23/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126036/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 15/2012 
Expediente N° E-9805-2012 

Objeto de la contratación: Serv. Profesional 
y Comercial. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: MAXISEGURIDAD INDUS- 
TRIAL SA. 

Total adjudicado: $ 59.850,00 

Orden de Compra N° 846/2012 

Disposición N° 6571/2012 de 11/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126023/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 19/2012 
Expediente N° E-67793-2012 

Objeto de la contratación: Herramientas. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: BENEDETTI SAIC. 

Total adjudicado: $ 43.021,60 

Orden de Compra N° 847/2012 

Disposición N° 7053/2012 de 25/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126016/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 19/2012 
Expediente N° E-DEPO-448-2012 

Objeto de la contratación: Imprenta y 
Editoriales. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: WOLFI EQUIPOS S.R.L. 

Total adjudicado: $ 112.940,00 

Orden de Compra N c 844/2012 

Disposición N° 7025/2012 de 23/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126043/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 19/2012 
Expediente N° E-67796-2012 

Objeto de la contratación: Herramientas. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: LO BRUNO SA. 

Total adjudicado: $ 41.760,00 

Orden de Compra N° 843/2012 

Disposición N° 6889/2012 de 19/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126027/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 21/2012 
Expediente N° E-DEPO-571-2012 

Objeto de la contratación: Prod. Médico/ 
Farmacéutico/Lab. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: DROGUERÍA MASTER SRL. 

Total adjudicado: $ 19.648,00 

Orden de Compra N° 849/2012 

Disposición N° 7142/2012 de 30/10/2012 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126011/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 22/2012 
Expediente N° E-67798-2012 

Objeto de la contratación: Equipo de oficina 
y muebles. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: MARIO COCO. 

Total adjudicado: $ 535.520,00 

Orden de Compra N° 879/2012 

Disposición N° 335/2012 de 25/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126050/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 254/2012 
Expediente N° E-70154-2012 

Objeto de la contratación: Indument. textil 
y confecciones. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: COOP. TJO. TEXTIL DEL Bl- 
CENTENARIO LTDA. 

Total adjudicado: $ 187.200,00 

Orden de Compra N° 814/2012 

Disposición N° 6816/2012 de 19/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126049/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 27/2012 
Expediente N° E-8258-2012 

Objeto de la contratación: Indument. textil 
y confecciones. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: TIUMPUNCO SA. 

Total adjudicado: $ 725.000,00 

Orden de Compra N° 867/2012 

Adjudicatario: HILANDERÍA ALDEANA SA. 

Total adjudicado: $ 131.600,00 

Orden de Compra N° 868/2012 

Disposición N° 330/2012 de 23/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126039/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 314/2012 
Expediente N° E-71649-2012 

Objeto de la contratación: Mant. reparación 
y limpieza. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: COOP. DE TJO DEL SUR 
LTDA. 

Total adjudicado: $ 105.397,05 

Orden de Compra N° 869/2012 

Disposición N° 7054/2012 de 25/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126065/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 334/2011 
Expediente N° E-61128-2012 

Objeto de la contratación: Mant., repara- 
ción y limpieza. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: COOP. TRAB. ANTONIO 
ALAK LTDA. 

Total adjudicado: $ 18.817,30 

Orden de Compra N° 842/2012 

Disposición N° 6760/2012 de 18/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126028/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 416/2012 
Expediente N° E-67825-2012 

Objeto de la contratación: Indument. textil 
y confecciones. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: COOP. DE TJO. ANT'N LTDA. 

Total adjudicado: $ 80.000,00 

Orden de Compra N° 865/2012 

Disposición N° 7294/2012 de 01/11/2012 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Sumi- 
nistros - Avda. 9 de Julio 1925 Piso 19, Capital 
Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126069/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 418/2012 
Expediente N° E-74656-2012 

Objeto: Confección de Guardapolvos. 

Tema: Disposición N° 7970/2012 

Fecha: 05/12/2012 

Adjudicatario: COOPERATIVA DE TRABAJO 
TEXTIL GOBERNADOR CASTRO LIMITADA. 

Importe total adjudicado: Pesos cuarenta y 
nueve mil trescientos cincuenta ($ 49.350.-). 
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Se comunica que se encuentra a disposi- 
ción de los Señores Oferentes la Disposi- 
ción de la referencia, por la que se dispuso 
la adjudicación de la Contratación Directa 
N° 418/2012. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. - TE: (011) 4383-1448/4384- 
0694, o bien al conmutador (011) 4379-3600 
(ints. 3809/3810/3811), horario de atención al 
público: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs. 

e. 20/12/2012 N° 126046/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 419/2012 
Expediente N° E-DEPO -1047-201 2 

Objeto: Seguro de Responsabilidad Civil y 
de Accidentes Personales. 

Tema: Disposición DGA N° 7167/2012 

Fecha: 31/10/2012 

Adjudicatario: NACIÓN SEGUROS SA. 

Importe total adjudicado: Pesos treinta y 
dos mil novecientos quince con sesenta cen- 
tavos ($ 32.915,60). 

Se comunica que se encuentra a disposi- 
ción de los Señores Oferentes la Disposi- 
ción de la referencia, por la que se dispuso 
la adjudicación de la Contratación Directa 
N° 419/2012. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. - TE: (011) 4383-1448/4384- 
0694, o bien al conmutador (011) 4379-3600 
(ints. 3809/3810/3811), horario de atención al 
público: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs. 

e. 20/12/2012 N° 126045/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 419/2012 
Expediente N° E-DEPO -1047-201 2 

Objeto de la contratación: Bancos y 
Seguros. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: NACIÓN SEGUROS S.A. 

Total adjudicado: $ 32.915,60. 

Orden de Compra N° 860/2012 

Disposición N° 7167/2012 de 31/10/2012 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Sumi- 
nistros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Ca- 
pital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126072/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 42/2012 
Expediente N° E-8254-2012 

Objeto de la contratación: Indument. textil 
y confecciones. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: TIUMPUNCO SA 

Total adjudicado: $ 2.302.600,00 

Orden de Compra N° 871/2012 

Adjudicatario: PRODUCTOS INDUSTRIA- 
LES SRL 

Total adjudicado: $ 45.900,00 

Orden de Compra N° 872/2012 

Disposición N° 13081/2012 de 22/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126062/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 462/2011 
Expediente N° E-70318-2012 

Objeto de la contratación: Pinturas. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: COOP. TJO. JOSÉ MARTI LTDA. 

Total adjudicado: $ 2.150,00 

Orden de Compra N° 870/2012 

Disposición N° 7057/2012 de 25/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126063/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 50/2012 
Expediente N° E-13944-2012 

Objeto de la contratación: Alimentos. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: MIGUEL PIÓ URIBURU 

Total adjudicado: $ 1.133.125,00. 

Orden de Compra N° 861/2012 

Adjudicatario: SEMINÓLE S.A. 

Total adjudicado: $ 1.190.000,00. 

Orden de Compra N° 862/2012 

Adjudicatario: JBS ARGENTINA S.A. 

Total adjudicado: $ 1.203.125,00. 

Orden de Compra N° 863/2012 

Adjudicatario: ALIMENTOS GENERALES S.A. 

Total adjudicado: $ 1.207.062,50. 

Orden de Compra N° 864/2012 

Resolución N° 13082/2012 de 22/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Sumi- 
nistros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Ca- 
pital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126070/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 67/2012 
Expediente N° E-17992-2012 

Objeto de la contratación: Indument. textil 
y confecciones. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: GRUPO SALA SA. 

Total adjudicado: $ 5.028.000,00 

Orden de Compra N° 866/2012 

Resolución N° 2782/2012 de 25/10/2012 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126067/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 70/2011 
Expediente N° E-DEPO-963-2012 

Objeto de la contratación: Herramientas. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: SOCORRO MEDICO PRIVADO 
SA. 

Total adjudicado: $ 893.556,40 

Orden de Compra N° 848/2012 

Disposición N° 7053/2012 de 25/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Sumi- 
nistros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital 
Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126013/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 77/2012 
Expediente N° E-24600-2012 

Objeto de la contratación: Indument. textil 
y confecciones. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: ANNIKIAN E HIJOS SACEI. 

Total adjudicado: $ 1.721.800,00. 

Orden de Compra N° 855/2012 

Adjudicatario: JULCOT S.R.L. 

Total adjudicado: $ 179.060,00. 

Orden de Compra N° 856/2012 

Adjudicatario: GUARDAPOLVOS ARGENTI- 
NOS S.R.L. 

Total adjudicado: $ 1.640.275,00. 

Orden de Compra N° 857/2012 

Adjudicatario: GUARDAPOLVOS ARGENTI- 
NOS DE SAN JUAN 

Total adjudicado: $ 617.400,00. 

Orden de Compra N° 858/2012 

Resolución N° 12873/2012 de 17/10/2012 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Sumi- 
nistros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Ca- 
pital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126074/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 85/2012 
Expediente N° E-30497-2012 

Objeto de la contratación: Alimentos. 



Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: MOLINOS Y ESTABLECI- 
MIENTOS HARINEROS. 

Total adjudicado: $ 1.164.000,00 

Orden de Compra N c 876/2012 

Adjudicatario: BESSONE SA 

Total adjudicado: $ 1.204.000,00 

Orden de Compra N° 877/2012 

Adjudicatario: GRUPO CORPORATIVA SA 

Total adjudicado: $ 1.545.000,00 

Orden de Compra N c 878/2012 

Resolución N° 13719/2012 de 31/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126057/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 94/2012 
Expediente N° E-34465-2012 

Objeto de la contratación: Alquiler. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: CARBONE AUTOELEVADO- 
RESSA 

Total adjudicado: $ 1.440.000,00 

Orden de Compra N c 874/2012 

Resolución N° 13931/2012 de 05/11/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126060/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 98/2012 
Expediente N° E-DEPO-98-2012 

Objeto de la contratación: Serv. Profesional 
y Comercial. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: AUTOTRANSPORTE S.R.L. 

Total adjudicado: $ 460.800,00 

Orden de Compra N° 845/2012 

Disposición N° 334/2012 de 25/10/2012. 

Observaciones Generales: 

Consultas: Dirección de Patrimonio y Su- 
ministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, 
Capital Federal. 

e. 20/12/2012 N° 126024/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 
DIRECCIÓN DE COMPRAS 
Y CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2012 
Expediente N° 9261/2012 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Vestuario Antartico. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Por Resolución de la Secretaría de Coordi- 
nación y Cooperación Internacional N° 1241 
de fecha 13 de diciembre de 2012, se adjudi- 
có la Licitación Pública N° 10/12, conforme al 
siguiente resumen: 

a) Desestímase la oferta de la firma CON- 
FAL S.A. (CUIT N° 30-70794070-7), para los 
Renglones Nros. 3, 3 (alternativa), 17, 18, 19 y 
19 (alternativa), por los motivos expuestos en 
los considerandos de la resolución. 

b) Desestímase la oferta de la firma 
BARKLEY S.R.L. (CUIT N° 30-70929770-4), 
para los Renglones Nros. 3, 10, 17, 18 y 20, 
por lo motivos expuestos en los consideran- 
dos de la resolución. 

c) Desestímase la oferta mejorada de la 
firma CAMPAMENTO S.A. (CUIT N° 30- 
61425729-2), para los Renglones Nros. 7, 9, 
12, 14 y 16, por los motivos expuestos en los 
considerandos de la resolución. 

d) Decláranse fracasados los Renglo- 
nes Nros. 7, 9, 12, 14 y 16, por los moti- 
vos expuestos en los considerandos de la 
resolución. 

e) Adjudícanse a la firma CAMPAMENTO 
S.A. (CUIT N° 30-61425729-2), por oferta con- 
veniente, los Renglones Nros. 1, 2, 8, 10, 11, 



13, 17 y 18 en su oferta base, y los Renglones 
Nros. 3, 4, 6, 15, 19 y 20 en su oferta con me- 
jora, por el importe total de pesos seiscientos 
noventa mil quinientos ($ 690.500). 

f) Adjudicase a la firma BARKLEY S.R.L. 
(CUIT N° 30-70929770-4), por oferta conve- 
niente, el Renglón N° 5, por el importe total 
de pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
veintitrés ($ 59.423). 

g) La adjudicación total de la presente 
licitación asciende a pesos setecientos 
cuarenta y nueve mil novecientos veintitrés 
($ 749.923). 

e. 20/12/2012 N° 125397/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 
DIRECCIÓN DE COMPRAS 
Y CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 2/2012 
Expediente N° 65.770/2011 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Víveres. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Por Resolución de la Secretaría de Coordi- 
nación y Cooperación Internacional N° 1233 
de fecha 13 de diciembre de 2012, se adjudi- 
có la Licitación Pública N° 2/12, conforme el 
siguiente resumen: 

a) Desestímase la oferta de la firma DISA- 
LAR S.R.L. (CUIT N° 30-70896467-7), por los 
motivos expuestos en los considerandos de 
la resolución. 

b) Desestímase la oferta de HÉCTOR JOSÉ 
MARTIN (CUIT N° 20-08481988-4), por los 
motivos expuestos en los considerandos de 
la resolución. 

c) Desestímase la oferta de la firma NIETOS 
DE JUAN SUTER S.A. (CUIT N° 30-70889124- 
6), para los Renglones Nros. 9, 15, 16, 17, 19, 
20, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 
55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 89, 90, 
92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 105, 106, 107, 108, 
111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 123, 124, 125, 
139, 140, 141, 142, 148, 154, 160, 164, 165, 
166, 167, 168, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 
180, 181, 182, 183, 188, 197, 199, 200, 203, 
205, 209, 210, 214, 220, 226, 227 y 228, por 
los motivos expuestos en los considerandos 
de la resolución. 

d) Desestímase la oferta de la firma D-TO- 
DO S.R.L. (CUIT N° 30-70824177-2), para los 
Renglones Nros. 3, 10, 15, 17, 20, 22, 43, 49, 
54, 55, 77, 97, 98, 100, 105, 106, 112, 119, 120, 
121, 122, 123, 136, 137, 155, 156, 157, 158, 
210, 220 y 222, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la resolución. 

e) Desestímase la oferta de la firma LOS 
FRUTOS S.A. (CUIT N° 30-70804100-5), para 
los Renglones Nros. 9, 15, 20, 22, 27, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 
108, 140, 141, 142, 151, 152, 153, 174, 181, 183, 
188, 197 y 210, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la resolución. 

f) Desestímase la oferta de FERNANDO EN- 
RIQUE TRUCHERO (CUIT N° 20-26122586-8), 
para los Renglones Nros. 15, 20, 22, 26, 27, 
30, 43, 47, 49, 54, 55, 76, 77, 78 (alternati- 
va), 81 (alternativa), 88 (alternativa), 89, 93 
(alternativa), 95, 96 (alternativa), 98, 99, 105, 
106, 107, 112, 113, 114, 118 (alternativa), 119 
(alternativa), 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 
128, 139, 140 (alternativa), 141 (alternativa), 
142 (alternativa), 148, 154, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180 
(alternativa), 181, 183, 200, 210, 214, 220, 226 
y 227, por los motivos expuestos en los consi- 
derandos de la resolución. 

g) Desestímase la oferta de la firma ALISEC 
S.A.C. (CUIT N° 30-60260855-3), para los 
Renglones Nros. 2, 3, 14, 15, 17, 21, 22, 43, 
45 (alternativa), 46 (alternativa), 49, 51 (alter- 
nativa), 52 (alternativa), 53 (alternativa), 58 (al- 
ternativa), 59 (alternativa), 60 (alternativa), 65, 
68, 90, 92, 95, 100, 105, 106, 107, 111 (alterna- 
tiva), 112, 114, 124, 125, 139, 148 (alternativa), 
172, 174, 181, 183, 188, 205, 206 (alternativa), 
210, 214 y 220, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la resolución. 

h) Téngase por desistida la oferta de la fir- 
ma D-TODO S.R.L. (CUIT N° 30-70824177-2), 
para los Renglones Nros. 131 y 132, por los 
motivos expuestos en los considerandos de 
la resolución. 

i) Téngase por desistida la oferta de la firma 
MARTINICO S.A. (CUIT N° 30-59424473-3), 
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por los motivos expuestos en los consideran- 
dos de la resolución. 

j) Declárase desierto el Renglón N° 12, por 
los motivos expuestos en los considerandos 
de la presente resolución. 

k) Decláranse fracasados los Renglones 
Nros. 15, 17, 20, 22, 27, 43, 47, 49, 54, 55, 65, 
68, 89, 92, 95, 98, 100, 105, 106, 107, 108, 

112, 114, 120, 121, 123, 124, 125, 139, 154, 

160, 172, 174, 175, 176, 181, 182, 183, 188, 
197, 199, 200, 203, 205, 209, 210 y 214, por 
los motivos expuestos en los considerandos 
de la resolución. 

I) Adjudícanse a la firma FERNANDO ENRI- 
QUE TRUCHERO (CUIT N° 20-26122586-8), 
por oferta conveniente, los Renglones Nros. 
1, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 56, 
88, 103, 133, 134, 136, 146, 149, 185, 213, 218, 
220 (alternativa), 221 y 224, por el importe to- 
tal de pesos ciento diez mil trescientos cator- 
ce con diecisiete centavos ($ 110.314,17). 

m) Adjudícanse a la firma D-TODO S.R.L. 
(CUIT N° 30-70824177-2), por oferta conve- 
niente, los Renglones Nros. 4, 14, 21, 25, 80, 
91,96, 192, 193, 194, 198, 204, 211, 215 y 230, 
por el importe total de pesos ciento setenta y 
un mil ochocientos sesenta y cuatro con se- 
tenta y cinco centavos ($ 171.864,75). 

n) Adjudícanse a la firma NIETOS DE JUAN 
SUTER S.A. (CUIT N° 30-70889124-6), por 
oferta conveniente, los Renglones Nros. 11, 
24, 28, 29, 48, 50, 67, 71, 75, 76, 77, 78, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 99, 109, 110, 116, 129, 131, 
132, 137, 143, 144, 145, 147, 156, 157, 158, 

161, 162, 163, 178, 190, 195, 201, 206, 207, 
208, 212, 216, 217, 222, 223, 225 y 229, por el 
importe total de pesos doscientos noventa y 
cuatro mil ciento cuarenta y siete con cuaren- 
ta y seis centavos ($ 294.147,46). 

II) Adjudícanse a la firma ALISEC S.A.C. 
(CUIT N° 30-60260855-3), por oferta conve- 
niente, los Renglones Nros. 7, 10, 13, 16, 19, 
23, 30, 36, 39, 41, 44, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 
70, 72, 73, 74, 79, 87, 93, 94, 101, 104, 111, 

113, 115, 117, 118, 119, 122, 126, 127, 128, 130, 
135, 140, 141, 142, 150, 151, 152, 153, 155, 
159, 164, 168, 169, 170, 171, 173, 177, 179, 
184, 186, 187, 189, 191, 196, 202, 219, 226, 
227 y 228, por el importe total de pesos ocho- 
cientos veinticuatro mil setecientos uno con 
ocho centavos ($ 824.701,08). 

o) Adjudícanse a la firma LOS FRUTOS S.A. 
(CUIT N° 30-70804100-5), por oferta conve- 
niente, los Renglones Nros. 2, 3, 5, 6, 8, 26, 
45, 46, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 90, 97, 102, 
138, 148, 165, 166, 167 y 180, por el importe 
total de pesos noventa y tres mil trescien- 
tos dieciséis con setenta y cinco centavos 
($93.316,75). 

p) La adjudicación total de la presente lici- 
tación asciende a pesos un millón cuatrocien- 
tos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y 
cuatro con veintiún centavos ($ 1.494.344,21). 
e. 20/12/2012 N° 125396/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 
DIRECCIÓN DE COMPRAS 
Y CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 60/2012 
Expediente N° 41.010/2012 

Objeto de la contratación: Servicio de per- 
cepción de Aranceles Consulares de la Uni- 
dad de Coordinación de Legalizaciones de 
este Ministerio. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Por Resolución de la Secretaría de Coordi- 
nación y Cooperación Internacional N° 901 de 
fecha 28 de septiembre de 2012, se adjudicó 
la Contratación Directa N° 60/2012 a favor del 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (CUIT 
N° 30-50001091-2), por el importe de pesos 
setecientos veintiséis mil ($ 726.000.-) IVA 
incluido. 

e. 20/12/2012 N° 125404/12 v. 20/12/2012 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

D.G.I. -DIRECCIÓN 

REGIONAL CENTRO 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2012 

Ejercicio: 2012 

Expediente N° 255.450/12 

Objeto de la contratación: Provisión de se- 
llos utilizados en el ámbito de la AFIP según 
Disposición 6/12 (SDG PLA). 



Clase: Art. 22 Disp. 297/03 AFIP 
Modalidad: Trámite Simplificado 
Oferente: CARLOS GIANOLI 
Total adjudicado: $ 24.155,65 
Oferente: CARLOS GIANOLI 
Total adjudicado: $ 1.837,50 
Observaciones Generales 
Ordenes de compra nros. 4500009115 y 
4500009404. 

e. 20/12/2012 N° 126061/12 v. 20/12/2012 



AFIP 

CONTRATACIÓN DE MEDIOS N° 27/2012 

Alcance N° 257.377/2012-5 

Asunto: Contratación de espacio publicita- 
rio en vía pública para la difusión masiva de la 
Campaña del Organismo "QR-DATA FISCAL" - 
LAUSI EDUARDO OSVALDO. 

Se encuentra a disposición el Informe de 
Contratación de Publicidad N° 39/12. 

Lugar de consultas: Departamento Admi- 
nistración de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, 
Piso 5°, Oficina 5830 (1086), Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:30 
horas. 

e. 20/12/2012 N° 126093/12 v. 20/12/2012 



AFIP 

CONTRATACIÓN DE MEDIOS N° 41/2012 

Alcance N° 257.377/2012-19 

Asunto: Contratación de espacio publicita- 
rio en vía pública para la difusión masiva de la 
Campaña del Organismo "QR-DATA FISCAL" - 
COMMEDIAS.A. 

Se encuentra a disposición el Informe de 
Contratación de Publicidad N° 42/12. 

Lugar de consultas: Departamento Administra- 
ción de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, Piso 5°, 
Oficina 5830 (1 086), Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 10:00 a 15:30 horas. 

e. 20/12/2012 N° 126071/12 v. 20/12/2012 



AFIP 

CONTRATACIÓN DE 
MEDIOS N° 23/2012 
Alcance N° 257.377/2012-1 

Asunto: Contratación de servicio de pro- 
ducción y adaptaciones de cartelería para la 
difusión masiva de la Campaña del Organismo 
"QR-DATA FISCAL" - BRAGA MENENDEZ S.A. 
DE PUBLICIDAD. 

Se encuentra a disposición el Informe de 
Contratación de Publicidad N° 43/12. 

Lugar de consultas: Departamento Administra- 
ción de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, Piso 5 o , 
Oficina 5830 (1086), Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 10.00 a 15.30 horas. 

e. 20/12/2012 N° 126090/12 v. 20/12/2012 



AFIP 

CONTRATACIÓN DE 
MEDIOS N° 26/2012 
Alcance N° 257.377/2012-4 

Asunto: Contratación de espacio publicita- 
rio en vía pública para la difusión masiva de la 
Campaña del Organismo "QR-DATA FISCAL" - 
PROMOVÍAS S.A. 

Se encuentra a disposición el Informe de 
Contratación de Publicidad N° 44/12. 

Lugar de consultas: Departamento Admi- 
nistración de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, 
Piso 5°, Oficina 5830 (1086), Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:30 
horas. 

e. 20/12/2012 N° 126092/12 v. 20/12/2012 



AFIP 
CONTRATACIÓN DE 

MEDIOS N° 44/2012 
Alcance N° 257.377/2012-22 

Asunto: Contratación de Espacio Publicitario 
en Vía Pública para la difusión masiva de la 
Campaña del Organismo "QR - Data Fiscal" - 
PUBLICIDAD Y NEGOCIOS S.A. 

Se encuentra a disposición el Informe de 
Contratación de Publicidad N° 45/12. 

Lugar de consultas: Departamento Administra- 
ción de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, Piso 5°, 



Oficina 5830, (1086) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 10:00 a 15:30 horas. 

e. 20/12/2012 N° 126076/12 v. 20/12/2012 



AFIP 

CONTRATACIÓN DE 
MEDIOS N° 42/2012 
Alcance N° 257.377/2012-20 

Asunto: Contratación de Espacio Publicitario 
en Vía Pública para la difusión masiva de la 
Campaña del Organismo "QR - Data Fiscal" - 
CARSTV S.A. 

Se encuentra a disposición el Informe de 
Contratación de Publicidad N° 46/12. 

Lugar de consultas: Departamento Administra- 
ción de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, Piso 5°, 
Oficina 5830, (1086) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 10:00 a 15:30 horas. 

e. 20/12/2012 N° 126077/12 v. 20/12/2012 



AFIP 

CONTRATACIÓN DE 
MEDIOS N° 29/2012 
Alcance N° 257.377/2012-7 

Asunto: Contratación de espacio publicita- 
rio en vía pública para la difusión masiva de la 
Campaña del Organismo "QR-DATA FISCAL" - 
APPROACH COMUNICACIÓN S.R.L. 

Se encuentra a disposición el Informe de 
Contratación de Publicidad N c 47/12. 

Lugar de consultas: Departamento Administra- 
ción de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, Piso 5°, 
Oficina 5830 (1086), Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 10.00 a 15.30 horas. 

e. 20/12/2012 N° 126094/12 v. 20/12/2012 



AFIP 

CONTRATACIÓN DE 
MEDIOS N° 38/2012 
Alcance N° 257.377/2012-16 

Asunto: Contratación de Espacio Publicitario 
en Vía Pública para la difusión masiva de la 
Campaña del Organismo "QR - Data Fiscal" - 
MPG AXES S.A. 

Se encuentra a disposición el Informe de 
Contratación de Publicidad N° 48/12. 

Lugar de consultas: Departamento Administra- 
ción de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, Piso 5°, 
Oficina 5830, (1086) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 10:00 a 15:30 horas. 

e. 20/12/2012 N° 126075/12 v. 20/12/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 25/2012 
Legajo de Compra N° 285/2012 

Objeto: Enlace de Datos a Internet. 

Monto total adjudicado: $ 246.531,48 

Acto Administrativo: Resolución de la Vice- 
rrectora a cargo de Rectorado 1857/12. 

Fecha: 05/12/12 

Adjudicatario: SILICA NETWORKS ARGEN- 
TINA S.A. 

e. 19/12/2012 N° 124334/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE SALUD 
DE LA NACIÓN 
SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/2012 

Objeto: Adquisición mobiliarios o/oficinas de 
la ex Adm. de Programas Especiales. 

Adjudicatario: EQUIPAMIENTOS DE EMPRE- 
SAS S.A. 

Monto: $251 .341.- 

LICITACION PUBLICA N° 10/2012 

Objeto: Adquisición 1 TV LCD 42" y Equipos 
de Informática. 

Adjudicatario: SERV. GLOBALES DE IN- 
FORMÁTICA S.A. 

Monto: $ 242.132.- 

CONTRATACION DIRECTA N° 33/2012 

Objeto: Servicio Enlace "Punto a Punto" en- 
tre Edificio Sede de esta SSSalud y la ex-APE. 



Adjudicatario: TELMEX ARGENTINA S.A. 
Monto: $114.210.- 

e. 20/12/2012 N° 125964/12 v. 20/12/2012 



Dictámenes de 
Evaluación 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 18/2012 
(DI RR02) 
Expediente N° 1-256.521-2012 

Objeto principal: Provisión e instalación de 
Señalética Institucional interior y exterior para 
edificios de la Administración Federal de Ingre- 
sos Públicos - Dirección Regional Rosario II. 

Se encuentra a disposición de los Señores 
Oferentes el Acta de Evaluación N° 12/2012 
(DI RR02), durante tres (3) días de publicada 
la presente, en la Sección Administrativa de 
la Dirección Regional Rosario II, ubicada en 
calle San Martín 702 - Entre Piso, de la Ciu- 
dad de Rosario - Provincia de Santa Fe, en el 
horario de 11:00 a 16:00. 

e. 20/12/2012 N° 125918/12 v. 20/12/2012 



AFIP - DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO I 
LICITACIÓN PUBLICA N° 25 (ADL1)/2012 
ACTA DE EVALUACIÓN N° 12/12 (ADL1) 
Expediente N° 1-256415-2012 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Automóviles para ser utilizados por la Admi- 
nistración Federal de Ingresos Públicos - Di- 
rección Regional Rosario I. 

Consulta de Expediente y formulación de 
observaciones: 1 o Piso, Alvear 149, Rosa- 
rio, días hábiles administrativos de 9:00 a 
17:00 hs. Desde el día 21/12/2012 hasta el día 
27/12/2012 inclusive. 

e. 20/12/2012 N° 125764/12 v. 20/12/2012 



AFIP - DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO I 
LICITACIÓN PUBLICA N° 26 (ADL1)/2012 
ACTA DE EVALUACIÓN N° 10/12 (ADL1) 
Expediente N° 1-256812-2012 

Objeto de la contratación: Servicio de Lim- 
pieza del edificio de calle Alvear 149 - Rosario 
- ocupado por AFIP Dirección Regional Rosa- 
rio I y Dirección Regional Aduanera Rosario. 

Consulta de Expediente y formulación de 
observaciones: 1° Piso, Alvear 149, Rosa- 
rio, días hábiles administrativos de 9:00 a 
17:00 hs. Desde el día 21/12/2012 hasta el día 
27/12/2012 inclusive. 

e. 20/12/2012 N° 125929/12 v. 20/12/2012 



AFIP -DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO I 
LICITACIÓN PUBLICA N° 28 (ADL1)/2012 
ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/12 (ADL1) 
Expediente N° 1-257108-2012 

Objeto de la contratación: Servicio de provi- 
sión e instalación de Aire Acondicionado Central 
para el edificio del Distrito Cañada de Gómez 
sito en calle Ocampo 942 -Cañada de Gómez-. 

Consulta de Expediente y formulación de 
observaciones: 1 o Piso, Alvear 149, Rosa- 
rio, días hábiles administrativos de 9:00 a 
17:00 hs. Desde el día 21/12/2012 hasta el día 
27/12/2012 inclusive. 

e. 20/12/2012 N° 125765/12 v. 20/12/2012 



AFIP -DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO I 
LICITACIÓN PUBLICA N° 29 (ADL1)/2012 
ACTA DE EVALUACIÓN N° 13/12 (ADL1) 
Expediente N° 1-257499-2012 

Objeto de la contratación: Provisión e insta- 
lación señalética institucional interior para el 
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edificio de calle Alvear 149 - Rosario - ocupado 
por la Dirección Regional Rosario I y Dirección 
Regional Aduanera Rosario de la AFIR 

Consulta de Expediente y formulación de 
observaciones: 1 o Piso, Alvear 149, Rosa- 
rio, días hábiles administrativos de 9:00 a 
17:00 hs. Desde el día 21/12/2012 hasta el día 
27/12/2012 inclusive. 

e. 20/12/2012 N° 125762/12 v. 20/12/2012 



AFIP - DGA 

DIRECCIÓN REGIONAL 
ADUANERA LA PLATA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 30/2012 
Expediente N° 1-256624-2012 

Objeto: Locación de un Inmueble para la Di- 
visión Aduana de Concordia - Tercer Llamado. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 
50 de la Disposición N° 297/03 (AFIP) y con 
relación a la Licitación Pública N° 30/2012 (DI 
RALP), se notifica a todos los interesados que 
se encuentra puesta a su disposición para su 
consulta durante el plazo estipulado en el artí- 
culo citado, el Acta de Evaluación N° 15/2012, 
en la Sección Administrativa y Financiera de 
la Dirección Regional Aduanera La Plata, sita 
en Calle 48 N° 343 - 1° Piso - La Plata - Bue- 
nos Aires, en el horario de 9:30 horas a 16:30 
horas. 

e. 20/12/2012 N° 125239/12 v. 20/12/2012 



AFIP - DGA 

DIRECCIÓN REGIONAL 
ADUANERA LA PLATA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 34/2012 
ACTA EVALUACIÓN 
Expediente N° 1-257017-2012 

Objeto: Provisión e instalación de Equipos 
de Aire Acondicionado para la División Adua- 
na Campana. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 
50 de la Disposición N° 297/03 (AFIP) y con 
relación a la Licitación Pública N° 34/2012 (DI 
RALP), se notifica a todos los interesados que 
se encuentra puesta a su disposición el Acta 
de Evaluación N° 17/2012, para su consulta 
durante el plazo estipulado, en la Sección 
Administrativa y Financiera de la Dirección 
Regional Aduanera La Plata, sita en Calle 48 
N° 343 - 1 o Piso - Ciudad de La Plata, en el 
horario de 9:30 horas a 16:30 horas. 

e. 20/12/2012 N° 125243/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL 

FACULTAD REGIONAL 

SAN FRANCISCO 

COMPRA DIRECTA N° 05/2012 

ACTA DE EVALUACIÓN N° 7/2012 

Expediente N° 323/2012 

Consulta del expediente: Av. De la Universi- 
dad 501, de 16:00 a 21:00 hs. 

Preadjudicatarios: 

Se adjunta el listado de oferentes preadju- 
dicados y detalle de renglones evaluados. 

En la Ciudad de San Francisco, el día 30 de 
noviembre de 2012, la Comisión de Adjudica- 
ciones con la presencia de los miembros que 
suscriben al pie, una vez estudiadas las pro- 
puestas, informes técnicos, etc. integrantes 
de la Contratación Directa N° 5/2012, acon- 
seja adjudicar de conformidad al siguiente 
detalle: 

ítem: 1 

Descripción: Placa calefactora con agi- 
tación - Modelo: MSH-20 Set - Artículo: 
DH.WMH03021. 

Proponente: INTERCIENCIA S.A. 

Cantidad: 1,00 

Precio unitario: 3591,250 

Precio total: 3591,25 

Motivo adjudicación: Se ajusta a lo 
solicitado. 

ítem: 2 

Descripción: Estufa de cultivo 30 x 40 x 30 
cm. Digital Dalvo. 

Proponente: AGUILAR EQUIPAMIENTOS 
SRL(NORCES). 

Cantidad: 1,00 



Precio unitario: 3995,900 

Precio total: 3995,90 

Motivo adjudicación: Se ajusta a lo solicita- 
do y es el de menor precio. 

Importe: 7.587,15.- 

Son pesos: Siete mil quinientos ochenta y 
siete con quince centavos. 

Detalle de los Renglones Evaluados 

Firma: INTERCIENCIA S.A. 

Renglón: 1 

Monto total: 3.591,25 

Firma: AGUILAR EQUIPAMIENTOS SRL 
(NORCES). 

Renglón: 2 

Monto total: 3.995,90 

Importe: 7.587,15 

Son Pesos: Siete mil quinientos ochenta y 
siete con quince centavos. 

e. 20/12/2012 N° 125881/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
SECRETARIA DE GESTIÓN Y 
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 127/2012 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 221/2012 
Expediente N° E-52468-2012 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Aceite Comestible Puro de Girasol. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N c : 1 

Descripción: 870.000 litros de aceite co- 
mestible puro de girasol. Según Pliego. 

Oferta desestimada: 

Oferente N° 1: NOMEROBO S.A. 

Fundamento: Por no ajustarse su cotiza- 
ción a lo establecido al Punto 10 del Pliego 
de Bases y Condiciones, que establece que 
se aceptarán cotizaciones parciales por un 
mínimo del 25% o múltiplos de ese porcentaje 
sobre el total del renglón. 

Observaciones: Renglón fracasado. 

Fundamento: Por no registrarse oferta va- 
ledera, ya que la única oferta recibida no se 
ajusta a lo establecido al Punto 10 del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 

e. 20/12/2012 N° 126033/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
SECRETARIA DE GESTIÓN Y 
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 137/2012 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 220/2012 
Expediente N° E-52773-2012 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Alimentos No Perecederos Enlatados. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferta inadmisible: 

Oferente N° 1: J.B.S. ARGENTINA S.A. 

Fundamento: Por haber presentado las 
muestras del producto cotizado fuera del 
plazo establecido, conforme lo consignado 
en el punto 7 de las Cláusulas Particulares 
del Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares y por no ajustarse la garantía de oferta 
presentada conforme a lo establecido en el 
Punto 11 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (la Póliza presentada no se halla 
certificada). 

Se deja constancia que, para que las 
muestras resultaran evaluadas, el oferente 
debía presentar el registro de producto que 
aparece en el rótulo, vigente y autenticado 
por la Autoridad sanitaria competente o ante 
escribano público, conforme informe técnico 
de la Dirección de Planificación y Evaluación 
de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias 
obrante a fojas 204, el que no fue requerido 
por su condición de oferta inadmisible. 

Renglón N°: 1 

Descripción: 2.000.000 de latas de 90 grs. 
de contenido neto de Conserva de carne tipo 
picadillo. Según Pliego. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 2: MIGUEL PIÓ URIBURU 

Fundamento: Menor precio valedero. 

Observaciones: Parcial por 500.000 latas, 
marcas La Negra/La Mere Michelle. 

Precio unitario: $ 2,20. 

Precio total preadjudicado: $ 1.100.000.- 

Orden de mérito: Segundo 

Oferente N° 3: MOLINOS Y ESTABLECI- 
MIENTOS HARINEROS BRUNING S.A. 

Fundamento: Menor precio valedero siguiente. 

Observaciones: Parcial por 500.000 de la- 
tas, marca Santa Elena. 



Precio unitario: $ 2,25. 

Precio total preadjudicado: $ 1.125.000.- 

Observaciones: Parcial por 1.000.000 de 
latas fracasado. 

Fundamento: Por no haberse obtenido ofer- 
tas válidas. 

Se recuerda a los oferentes que, ineludi- 
blemente, deberán contar con el Certificado 
Fiscal para Contratar vigente durante todo el 
proceso licitatorio. 

e. 20/12/2012 N° 126047/12 v. 20/12/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS GENERALES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 88/2012 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 223/2012 
Expediente N° E-30083-2012 
y Agregado N° E-30086-2012 

Objeto de la contratación: Contratación 
de un (1) servicio de control de plagas para 
los depósitos de Salguero 3451 y 3457 de 
la C.A.B.A., el depósito de la Ciudad de La 
Plata, los edificios de Misiones 71 y Huergo 
131 de la C.A.B.A., pertenecientes a este 
Ministerio. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Ofertas desestimadas en la presente 
Licitación: 

Oferente N° 1: AGUS FUMIGACIONES 
S.R.L. 

Fundamento: Por no acompañar antece- 
dentes legales de la firma, incumpliendo con 
el punto 5 d) de las Condiciones Generales 
establecidas en el Pliego de Bases y Condi- 
ciones Particulares. 

Oferente N° 2: SERVICIOS DEL RIO DE LA 
PLATA S.R.L. 

Fundamento: Por no encontrarse la oferta 
firmada en todas sus hojas por su represen- 
tante legal, conforme lo exigido en el art. 65 
del Anexo al Decreto 436/00. 

Por no presentar el certificado de visita 
obligatoria al edificio de Huergo 131, C.A.B.A. 
en debida forma, incumpliendo con el pun- 
to 4 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

Oferente N° 4: COPLAMA S.A. 

Fundamento: Por no acompañar compro- 
bante de retiro de pliego, incumpliendo con lo 
establecido en el art. 7 de la Res. 834/2000. 

Ren.: 1 

Cantidad: 1 servicio (12 meses). 

Descripción: Contratación de un servicio de 
control de plagas (desinfección, desratización 
y desinsectación) para el depósito sito en la 
calle Salguero 3451 de la C.A.B.A. 

Edificio de depósito y oficinas. 

Superficie total aproximada: 3000 m 2 . 

Según especificaciones del Pliego. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 3: COMPAÑÍA FUMIGADORA 
DEL NORTE S.R.L. 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a pliego según Informe 
Técnico del Área Requirente de fs. 915. 

Importe mensual: $ 21.120,00 (según 
mejora). 

Monto total preadjudicado: $ 253.440,00. 



Ren.: 2 

Cantidad: 1 servicio (12 meses). 

Descripción: Contratación de un (1) servicio 
de control de plagas (desinfección, desratiza- 
ción y desinsectación) para el depósito sito 
en calle Salguero 3457 de la C.A.B.A. 

Edificio de depósito y oficinas. 

Superficie total aproximada: 550 m 2 . 

Según especificaciones del Pliego. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 3: COMPAÑÍA FUMIGADORA 
DEL NORTE S.R.L. 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a pliego según Informe 
Técnico del Área Requirente de fs. 915. 

Importe mensual: $ 5.568,00 (según 
mejora). 

Monto total preadjudicado: $ 66.816,00. 

Ren.: 3 

Cantidad: 1 servicio (12 meses). 

Descripción: Contratación de un (1) servicio 
de control de plagas (desinfección, desratiza- 
ción y desinsectación) para el depósito sito 
en Calle 177 entre 66 y 69 de la ciudad de La 
Plata. 

Edificio de depósito y oficinas. 

Nave central y depósitos laterales. 

Superficie total aproximada: 6.000 m 2 . 

Según especificaciones del Pliego. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 3: COMPAÑÍA FUMIGADORA 
DEL NORTE S.R.L. 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a pliego según Informe 
Técnico del Área Requirente de fs. 915. 

Importe mensual: $ 17.600,00. 

Monto total preadjudicado: $ 211.200,00. 

Ren.: 4 

Cantidad: 1 servicio (12 meses). 

Descripción: Contratación de un (1) servicio 
de control de plagas (desinfección, desrati- 
zación y desinsectación) para el edificio de 
oficinas sito en Misiones 71, C.A.B.A. Consta 
de 10 pisos. 

Superficie total aproximada: 3.200 m 2 . 

Según especificaciones del Pliego. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 3: COMPAÑÍA FUMIGADORA 
DEL NORTE S.R.L. 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a pliego según Informe 
Técnico del Área Requirente de fs. 915. 

Importe mensual: $ 3.480,00. 

Monto total preadjudicado: $ 41.760,00. 

Ren.: 5 

Cantidad: 1 servicio (12 meses). 

Descripción: Contratación de un (1) servicio 
de control de plagas (desinfección, desrati- 
zación y desinsectación) para el edificio de 
oficinas sito en Huergo 131, C.A.B.A. Consta 
de P.B., hall, patio de comidas, patio, 1° Piso 
y azotea. 

Superficie total aproximada: 8.776 m 2 . 

Según especificaciones del Pliego. 

Orden de mérito: Primero 

Oferente N° 3: COMPAÑÍA FUMIGADORA 
DEL NORTE S.R.L. 

Fundamento: Única oferta de menor precio 
valedero y ajustada a pliego según Informe 
Técnico del Área Requirente de fs. 915. 

Importe mensual: $ 4.750,00. 

Monto total preadjudicado: $ 57.000,00. 
e. 20/12/2012 N° 126035/12 v. 20/12/2012 
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